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izadas, estrangeiras ou nacionais. 
de enquadrar todos os serviços em regula- CAR 
rentação Provisória da Inspetoria de Pon- 
. V.), Engenheiro Residente, Mestre de. 
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Não nos move interêsse subalterno nesse objetivo, mas, tão sômente a ne- 
cessidade de dispormos de elementos para informações claras e positivas, 


quando estas nos forem solicitadas pela Diretoria e por outros orgãos, o que . 


não acontece atualmente, porquanto iniciativas têem sido tomadas e realiza- 


ções levadas a cabo, sem que um orgão central coordene o que é feito e o que. 


se pretende fazer. 

Chega-se mesmo a ter o caso de ordens locais, contrariando dispositivos de 
ordem geral. 

Estações são inauguradas sem que haja um contrôle geral que possibilite 
conhecer a qualquer momento o número total de estações existentes na Estrada. 

Êste é um exemplo que bem serve para difinir as dificuldades que, de fu- 
turo, poderão apresentar-se. 


EXPEDIENTE GERAL DA DIVISÃO 


> movimento geral da Divisão, na- parte burocrática, foi grandemente au- 
mentado em consequencia da criação das Comissões de-Melhoramentos do Ra- 
mal de São Paulo e da Linha do Centro e de outros serviços. 

Além disso procurámos imprimir uma nova forma no andamento dos pa- 
peis, pois que a remessa dos documentos originais para colher informações 
constitue uma forma condenada; a transcrição de tais documentos, foi a mo- 
dalidade encontrada para rápida solução dos assuntos. 

Pelo quadro abaixo encontramos o movimento geral de expediente do Es- 
critório Central da Divisão, por onde, obrigatôriamente, transitam todos os 
papeis. 











ESPÉCIE DE DOCUMENTO Quantidade 
Memorandos da Diretoria .. 2. ne dm. cuco cas» 65 
Papeletas da Diretoria 1... Sud Gp. so cut 00574 DAR 139 
Contratos de empréstimos .. Jada pm 2 <.ir » 2po A 462 
Atestados de terço .. .. Rs 755 
Papeis das Inspetorias fichados no à Bicritório .. .. 2.4 10.960 
Processos de outras Divisões fichados no Escritório .. .. .... 3.578 
Ofícios expedidos pelo EscritóridS .. TX .. .... +... ca MA 107 
Memorandos expedidos pelo Escritório .. .. .... cc. 312 

Guias de papeis urgentes do Gabinete .. .... ..cicccca 267. 
Papeis arquivados ..'.; vo Bate RR o cedo. “+44 do 6.502 
Passes em tráfego mútuo .. .. Dae +24 é PAR 17 
Firmas inscritas à razão de Cr$ 500,00 . co e. 41 
Papeis encaminhados pelo Se de Comunicações. E 24.990 

Idem diversos não fichados .. .... cera des 212 : 

t 

TOTAL GERALE. *. 55 2 2» TA 48.407 





mo 


E Sea 


cm aid PT 


E Mel 


6 ii 


JA 





ii Ss 


a o q 





qui a am 
—— ——"———— 


E) 



















CAPÍTULO I 


nização da Divisão 
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pesos em desvios e linha corrida. 


u RR o único Eua elementos da Estrada 
Estrada pele Decreto-lei n. 5. 784, de 30 
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Percentagem 
sôbre o total 


1.531.986,85 37% 
445.448,95 | 11% 
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1.982. 65800 amd 
175. 467 20. cn 5%. 52% 
E 2. 1c8. 12520 106% 
| 4.085.561,00 ria 
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No quadro número 3, está mencionada a extensão dos Re 
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APÍTULO II 






m o ER a FER Fe q serviços, em E rande do Aa 
salários. Os: trabalhos da Via Permanente, Erige 


nos Aide a 50 Mo o paso por Ps passou a ser de 120; 
LO que, ou se mecaniza o serviço da linha, poupando o elemento 
e aumenta os Ep etolinas, sobrecarregando o custêio. 








e peço 





Este problema é básico e a observação dolorosamente nos capacita de que 
o maior número de acidentes pessoais em trabalho, tem sua origem no excesso 
de carga “per capita” no serviço de linha. 

Durante o ano de 1943, normalizámos a situação da classe de mestres de 
linha, considerando que o quadro efetivo estava se extinguindo, em consequên- 
cia do Decreto que concedeu autonomia à Estrada. 

Instituímos, por intermédio da Divisão de Ensino e Seleção, o Curso de 
Mestres de Linha, que durou 10 meses, e organizámos o quadro anexo. 

O programa para êsse curso foi elaborado pela Divisão mencionada, em 
cooperação com esta, pelo que conseguimos selecionar elementos de acôrdo com 
as indicações abaixo. 

Número Percentagem 


TES DAT DE o SD RT 81 100% 
ADOINRDAS é et VE dan SR 49 60% 
Tepcatalos 1. ssa ses E eia 32 40% 


Em vista da intensificação de serviços de tôda a natureza nas zonas servi- 
das pela Estrada, tivemos uma considerável fuga de elementos todos os se- 
tores de trabalho, o que nos trouxe em constante sobresalto e prejudicou acen- . 
tuadamente nossos serviços. 

De acôrdo com o Decreto n. 5.976, de 10/11/43, relativo ao aumento de 
salários, as diárias de trabalhadores sofreram a seguinte alteração: 








Antigo Atual 
Cr$ Cr$ 


REFERÊNCIA 





Penalidades 


Foram extraídas 95 portarias de suspensão, num total de 600 dias (qua- 
dro n. 5). Aplicaram-se punições a 132 empregados, tôdas convertidas em multa, 
conforme as determinações em vigor, atingindo, essa conversão, ao montante de 
Cr$ 3.220,70 (tres mil duzentos e vinte cruzeiros e setenta centavos). 


Admissões 


Foram feitas, na Divisão, 734 admissões, de empregados mensalistas, pre- 
; dominando, como era natural, a função de trabalhador. (Quadro n. 6). 














* Já dissemos que tios 588 trabalhadores e di DER amics 478, havendo 
do de 110 a nosso favor. 

quadros, entretanto, exigiam a admissão de mais 210 empregados, que 
ero de vagas de trabalhadores existentes em 31 de dezembro. 


. Aposentadorias verificadas em 1943 
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CAPÍTULO III “BI > 
Material DRA (e 


O contrôle de material da Divisão, criado em agôsto de 1942, te franco 
desenvolvimento em 1943, quando lhe foi dada uma organização provisória com | e 
o objetivo de controlar os pedidos: distribuição consumo é E Ea 
teriais. ”» : 

A questão do abastecimento de materiais às diferentes dependên nc: 













visão sempre constituiu um problema complexo, de difícil sie 

assim era, agora ainda mais se agravou em virtude da situaçã , crl gps 1 

Guerra Mundial, que dificulta e tolhe mesmo os movimentos. | DI 
Neste assunto, a luta estabelecida foi grande e não nos deu trégua, consi- tu 

derando que para os materiais da superestrutura não pode haver suce- 5 


dâneos. : 
A questão dos estóques nas turmas de conserva foi ventilado om 
cuidado, uma vez que a tendência geral é o armazenamento de. nc 
tidades para uso, não raro remoto. Isto acarretava, e em parte. la acai 
um empate de capital sem a menor remuneração, para não dizer que 
em certos setores havia uma iria de materiais, em outros se. so- 
luta falta. q à ss hai, a bas Pax 

Esta situação foi devidamente atendida; quanto ão preço” | 
ros de linha, assunto um tanto melindroso, prosseguem os estudos are 


mas de conservas, chega ao consumo geral da Divisão, aquila 
dade do material, pelo gráu de consumo do mesmo. 
Aproveitamos a oportunidade para insistir, mais uma vez, na criação do 
Almoxarifado especializado de materiais da superestrutura da linha e Ea 
trução civil, subordinado diretamente à Divisão, naturalmente sem o enc 
de aquisição, preço e pagamento, que devem, no nosso fraco modo de enter 
continuar num serviço centralizado. | 
Nos quadros anexos, damos uma idéia do movimento de matei a Di Ji 
visão. (Quadros ns. 8, 9, 10, 11, 12 e 13). Ro: 


Ferramental 












o móvel de Pentes macacos para 

e continuarmos a efetuar o soque macáânico, 
ação dos serviços de linha terá que . 

é É nd ue ad Re tim 





bitola E foi mudado, em 1930, do tipo 
tipo “C”, para o 49,800 kg — A. S.C. E. 
ad uma. carga de ae Eucido ns por eixo 


] linhas namo UE tipo 49,800 kg numa ex- 
“dessa extensão, -porém, apenas consideramos 
dee 













87 caido é ao tos de 85.569,050 de quilos e, 
de 105.4 930. em de quilos. 









34.978,0: E ES aÉ — - tipo 49, 800 am — e acessórios numa to- 
dsóam (quado n. 15). 
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STE = 280-6:43-—C'P-2 


STM — 280-6-43 — Cpd 





los dos quilômetros 235 c 282, respectivamente 


|| ç “1 . 
CPA e2-—— Trilhos retirados 


STM — 280-6-43 — CP-3 











| C P-3 — Trilho retirado do km 234 















rt capela nã a ES comentando; EVA 
ar osso material de acôrdo com o tipo Standard Ame- é 

de junção e seus dispositivos, recebendo só ta- a 
locação de parafusos alternados. . 


ite eniei VEá idos ao Eosilenta expe-. 
t 11 E A R. E. Ex —, » hoje definitivamente 
RE cen ver ver, seria | 


nto um 








veloz, não póde ter características de improvisação conforme ntece 
do com o material fabricado nas Oficinas de Valença. + PBR K Ria 2 
Tornava-se indispensável que, para as linhas principais, so so tráfego in 
tenso, veloz e pesado, tais aparelhos oferecessem a segurança necessária, tanto a 
mais que, pela sua natureza, constituem pontos fracos da linha. f 
Recebemos dos Estados Unidos aparelhos num total de 1 
kg, porém sem as características técnicas do tipo Standard Ameri E 
icons nad são as aee nicos ei EX 
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9 de 1:8 (esquerda) “5 
20 de 1:10 (esquerda) a 
20 de 1:10 (direita) (Quadro n. 16) hj 


- 20 de 1:10 (direita) 
30 de 1:15 (direita) 
30 de 1:15 (esquerda) + A 


PE at «4 
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EM 


e 
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Estudámos no correr do exercício a uniformização em relação ao » Stan 
Americano e, pela primeira vez, encomendámos aparelhos de 1:15, com cha 
de 6,80 m com todos os trilhos de ligação. ao 

Tentámos no corrente ano desvencilhar-nos da encomenda de cruza 
no estrangeiro, para o que encomendámos na Companhia Aço Paulista c 
mentos de aço manganez, tipo 49,800 e 42,173 kg, que já se acham. em serv 
mas ainda não temos tempo de dizer sôbre a qualidade dêsse material, er embo 
até o presente nada tenha acontecido de anormal, a- pesar-do tráfego a AR se 


acha êle submetido. (Quadro n. 16). 


Dormentes 


À situação das nossas linhas, com relação a dormentes, embora t 
uma melhora pouco sensível, continúa, a preocupar-nos sêriamente, 
além de termos um fraco número de dormentes por quilômetro — 1.400 — 
recebimentos não deram para as substituições normais. (Quadros ns. 17. e. 

Estimamos o “deficit” de dormentes de bitola larga até 1941, em 1.474.0 
tomando por base para êsse cálculo que a linha corrida, em vez de 1 
cisa dispôr de 1.660 dormentes por quilômetro e devia ter uma st 
de 227.000 anuais, na base de remodelação completa do madeir des 
cêrca de 9 anos, além dos 400.000 necessários para uniformizar a qu jantidade 
necessária já referida por quilômetro de linha. » Es " 

O “deficit” de 1943 foi de 397.000, considerando a substituição né 

ria atual e mais a quantidade para completar 1.660 por quilômetro. pus a 

Devemos acrescentar ainda o emprêgo nos desvios, que exigem 
"mais 50.000 unidades, na base de 1.200 por quilômetro. ra 
Assim, o “deficit” total dos dormentes de bitola larga atingiu 

em 1943. % 





, 
o 
eb 
do 


25 









SP C AssisTÊNCIA À TÉCNICA a 
a E as seção. 


Ra oo. 000: =, 













380000 | 
) 
A 
1 
I 
k 
» 
] f | Y 
— GS ,, b| , + s 
E E a es 
5 =. - - y mm 
Praca es = a ” w 4 “ No f AR 
o» w w w x " " w ; e 
a a a a a a a a ram 
os Dai; - E mm fo - 







ESTREOU — LARGA Omie—— ESPECIAL . a 


E ' “| BITOLA LaRGa 313.920 
mem mom | BITOLA ESTREITA 233. 201 Cj Menna sia 


hds dê 
da e cod “my Ee 
REA] 


É 
t500000 


3500000 
3000000 
2500000 
2000000 
1000000 

500000 


oo 
oo 
oo 
oo 
oo 
9 a 
qm 


7000000 
6500000 
6000000 
5500000 
5000000 
4500000 
- 4000000 








I- Te TILNIWIA 











SIININHOO 005 = 2000 PIroSa- 





TR E 











SOOVIZAANI q 


[=== e | 
“P99P7B 


















1943 
DORMENTES 


NECESSARIOS: RECEBIDOS 


a 


150000 





POR 
RESIDENCIA 


“*“rusoo 


A a o o: é 
é o! bo Dama na a PE 
fa Do. Es mo a e [+ e E ' 
4 * . lis 4 U o 
Ê - “CÊ se 
- q ay 
s bs 

. é » É 











«< 
45 
[ed E e E : 
+] > - ! 
— os 5 ro 
O 2 
1 ae 1 O 
' RS a is rs 





É 
” 


120000 
92000 
6 


4 


E 
; 


pr 


e ssa 













29 






am o ese exercício, Ena Divisão, por proposta da Divisão de Mi- 
também o estudo dos dormentes de bitola estreita, que devem ter 
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Ea x 020, ema 
014 x 0,20, 





er st cas. do tráfego, 


To bre foi eo parecer que a aquisição de pedra para lastro 
a de particulares, ou que arrendássemos as pedreiras da Estrada, tendo 
volu e de material a ser empregado, sob o ponto de vista de que 
a nossa MeQiics, deve concentrar-se nas operações necessárias à manu- 











T 
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ut 


MN PURE O o 





os conseguidos pelo mesmo pote confirmou nosso pont o de 
nos lisongeia bastante. Es o? Ca A 


Conseguimos empregar, em 1943, o volume de 66. 6108: 
13.421,829 m” adquirido de particulares. de ct 


O emprêgo do neto, na linha foi assim realizado: 


*  entresta O. AR 


TOTAL GERAL .. 





“carITULO I v. 


“Contróte Financeiro 


iam Eira da Divisão lá E os seus trabalhos francamente 
eu funcionamento é regula e Pega o Race rd da 


31.897.400,00 
LO Sbo 000,00 


sz. 202. 400, 00 


Deita | Cr$ 

Er ao elhe ..  143.312.000,00 

pelo Aquisições E materiais — Rs TRE 32.889.832,00 
19.800.000,00 


3.000.000,00 199.001.832,00 


250.204.232,00 


nta ante não E integralmente aplicado e controlado na Divisão, mas 
mM 
tos. que nos chegaram às mãos efetuamos uma despesa de. Cr$ 
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-|19.000000,00 
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“16.000.000,00 
000.000,00 
14000.000,00 —A— 
000.000,00 ua 
2.000.000,00 
AINDA. 
1.000.000,00]- MR bed El E E É. ma E 
ER. E - E EK — a 
É mé Naa 
RR RA 
MESDENCIAS 2 SM RISK 5 ES 





7 Vação JA 4 Er o 
DEIAS 7 RZATA OVESOTIAL g" 
| usada pele SUBSTIÍLÃO de dri 
| Zhos. 











CM. 


 ae5EM 19/6./4-4, 




























nas — Er à Meda EE caia geral que os nossos serviços an 
“deficientemente. A. comparação é possível considerando-se que, en- 
as Estradas de Ferro Americanas têem o material barato possuem, en- 
mão de obra cara, verificando-se o contrário conôsco. 


nça acima mencionada não implica em falta de recursos financei- 
sômente é devida às dificuldades oriúndas do momento que atra- 
em que; pio já o e e a falta de material e mão de doe foi 


: quilométrico de conservação de linha, obras de E e edifícios foi 
319.00, Paga deveria ter sido de Crb 325211,00' 






















Ee E oa EN na 
Desdobramento de obras em andamento. 

Desdobramento da conta Agentes Responsáveis (créditos e 
adiantamentos). 

Desdobramento do custêio do Exercício Ferroviário. 

- Serviços pagos a Terceiros 

Balanço da Administração. ! 

- Balanço das Comissões de Melhoramentos e Gabarito. 
Desdobramento das obras em andamento per conta da Pa- 
dronização. 

E Alaico das Mestdêndice de Linha 

Desdobramento das obras ' "em andamento por conta da Pa- 
dronização. 
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” 30 — Balanço da Ea À de Pontes. 
“ ” 31 — Balanço das Residências de Construções. , 
” 32 — Desdobramento das obras em andamento por contas. da] Pa- 
dronização. É 4 

O desdobramento geral, em detalhe, dos serviços “executados. nesta Div | 

são constam, em anexo; ao presente RELATÓRIO. | 
ba t 3 de 

Ee» b 





Adr que uma obra paralise ou sofra solução de continuidade em Canas De 
falta de determinados materiais que, por quaisquer circunstâncias, não chega- ; 
ram às mesmas. Não se compreende, também, que as obras executadas ao e rca 
de nossas linhas, recebam a quase totalidade de materiais do Rio de Janeiro, 
quando nas imediações há possibilidade de aquisição pronta e mais barata do 
ainda, na pior das hipóteses, pelos mesmos preços, considerando os transpor- | 
tes que a Estrada efetua e que dizem nada custar. 3 

O caso do tijolo é sintomático — compra-se tijolo na Linha do Centro Ra 
manda-se para São Paulo; compra-se madeira no Rio de Janeiro e remete-se à 
para São Paulo e Linha do Centro; compra-se fechaduras no Rio de Janeiro 
e envia-se para São Paulo e Linha do Centro, quando: nessas localidades, os. : 
mercados estão a mão. . 

Em 1943, adotámos o regime de créditos abertos em bancos para as aqui- É 
sições de materiais de emergência e o resultado foi ótimo, as nossas obras tive- 
ram andamento regular, sem as lamurias dos Senhores Engenheiros solicitando : 
materiais. 

No fim daquele ano já os horizontes se nos apresentaram sombrios e que s 
se me parece tornar-se-ão negros no correr de 1944, recem-iniciado. 

Finalizo, declarando que o adiantamento ou crédito para “obras novas” é 
questão de capital importância para o andamento das mesmas — sem isto te- 4 
remos obras caras e de terminação imprevisível. 

O quadro n. 22 nos dá idéia precisa do que foi em 1943, o movimento de | 
créditos e adiantamentos concedidos aos Senhores Engenheiros para o mca. 
mento de obras novas a executar. . 


TA o A pio Pd e ST = di o a a. 









CAPÍTULO V' 


Assistência Técnica 








sistência Técnica da Divisão durante o corrente exer- 
e aumentadas, não só pelo novo caráter que procurámos 
Ss, Ee abandonaram « o paro restrito de Era de 
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Foram consumidos 11.020,00mº de papel heliográfico nas cópias tiradas 


por aquela Secção, e, ainda, arquivados e catalogados 751 desenhos. 
A despesa total da Assistência, com todos os seus serviços, durante o ano 
de 1943, importou em Cr$ 568.337,92, assim distribuida: 


Cr$ 
Pessdal” Mo ed DEAR Do VE V 524.819,40 
Materialviço eds DOR a CRT É e Gee DA 43.518,52 

TO CERA E gs rir PE 568.337,92 


Dêste modo verificamos, sôbre o total, a percentagem de 92% na parte 
referente ao pessoal e de 8% na do material, 

A econômia de material no ano findo bateu o “record” sôbre os últimos 
anos anteriores. Não porque houvesse diminuido o serviço, ao contrário, a pro- 
dução aumentou sensivelmente, como está demonstrado na exposição deste 
relatório. 

As medidas internas, em boa hora tomadas com referência ao contrôle e 
distribuição do material, mediante pedido, perfeitamente justificado, com res- 
ponsabilidade pessoal do funcionário, permitiram chegar-se a êste apeciavel 
resultado, conforme os gráficos anexos, onde se evidencia maior produção e 
menor gasto. ! 


+. 


II) Serviços Técnicos Ordinários: 


Sob esta rúbrica estao incluidos todos os trabalhos normais das Secções 
de Topografia, de Projetos de Estruturas e Obras de Arte, de Orçamento e de 
Arquitetura. “ 

Infelizmente, ainda não foi possível cuidar-se da ampliação dêsses serviços 
com a reorganização dos trabalhos, criando-se mais uma Secção que se encar- 
regaria dos estudos prôpriamente ligados aos problemas de hidráulica. 

A falta de espaço e a escassez de pessoal técnico, não permitiram ainda a 
adoção dessa medida administrativa, 

A-pesar-disso, a Assistência vem resolvendo satisfatôriamente, com os ele- 
mentos de que dispõe, os problemas pertinentes ao assunto, sem descurar, en- 
tretanto, dos estudos de pôr em prática, quando oportuno, as medidas que pre- 
conisa. 

Igualmente tiveram as suas atividades aumentadas os trabalhos técnicos da 
Assistência, distribuídos pelas suas Secções. 

Pormenorizando êsses serviços, vamos encontrar no quadro anexo, a Secção 
de Topografia, com 152 desenhos: 64 projetos, 32 gráficos e 27 plantas e perfis; 
na 3.º Secção, que tem a seu cargo'os projetos de estrutura e obras de arte, com 
103 projetos de pontes, 16 de bueiros, 8 de túneis ou sejam ao todo 127 proje- 
tos, 105 desenhos diversos e, ainda, 54 gráficos; na 4.º Secção, que tem a res- 
ponsabilidade do serviço orçamentário das obras em geral, foram organizadas 
18 tabelas de preço para serviços por empreitada, conferidas 138 medições no 
valor de Cr$ 108.490.829,31 e 75 orçamentos na importância de ....... 
Cr$ 17.213.284,28; na Secção de Arquitetura constam 13 desenhos de projetos, 
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Sp no abeiicaao para o , 11º ditado e das garages para o rodo 
* viário de S. Diogo e de Engenheiro São Paulo. 

ad Êsses trabalhos técnicos aqui enumerados consumiram a área de 125,64; 
* 4,82; 13,40 e 14,11 m2, em papel vegetal, vegetal milimetrado, tela e milimetra- 
É do comum, respectivamente, tudo num total de 1o7, 97 m2. 


NI) Serviços Técnicos Especiais 


“Com éste titulo queremos nos referir às atividades não incluidas nos titulos 
eriores e que, pelo caráter especial de que se revestem, merecem menção des- 
ada, em separado. Seja pela importância evidente da técnica que possuem, 
| pela repercussão que possam ter, os estudos aqui alinhados devem represen- 
ar, como de fato representam, um esforço E ligando-se a uma soma 
bi “acentuada de meditação e análise. 

a a) Instruções regulamentares para os serviços da conservação da: Via Per- 
manente: — Cuidou, a Assistência de redigir as Instruções Regulamentares 
os serviços de conservação da “Via Permanente”, cometimento técnico de 
hecida relevância, que pretende estabelecer a orientação acertada para tôdas 
PR é foperações que se conduzem na conservação da linha. 
Para a organização destas normas, só agora conseguida, valeram -se, os 
: “seus redatores, do que, no estrangeiro e, especialmente, na América, do Norte, 
> considera correto, recomendando-se como prática judiciosa. Sem dúvida, hou- 
necessidade de uma adaptação criteriosa ao meio ferroviário da Central do 
sil, dada a iniludível diferença de padrão entre as Estradas Americanas, por 
exemplo, e as Brasileiras e, considerando-se, simultâneamente, a diversidade de 
“ambientes postos, nesse estudo, em estreita correlação. 

Não passou despercebida, portanto, a circunstância de serem aquelas especi- 
dr icações, em que se louvaram os redatores dessas Instruções, destinadas, princi- 
“pal mente, a estradas de ferro com elevado índice de conservação de suas linhas, 
“a par de um exército de trabalhadores, feitores e mestres de linhas, instruído de 
DAE perfeito nas diferentes operações em que se subdivide o fundamental e im- 
E “portantíssimo Serviço da Conservação da Via Permanente. Daí a contingência 
— em que se esteve de, em muitos casos, cuidar-se do desenvolvimento de algumãs 
HR regras, procurando-se torná-las mais explícitas, pela abundância de detalhes. 
| De outra parte, foram incluídas certas recomendações baseadas nas expe- 
» riências próprias colhidas nos serviços de linha no Brasil, ponderando-se os 
- recursos comumente disponíveis nas estradas de ferro nacionais. Não se teve, 
“* entretanto, a vã preocupação de introduzirem-se novidades, uma vez que seria 
trabalho improfícuo pensar-se em modificar aquilo que a bôa prática, em paí- 
ses de enormes possibilidades, aconselha com aceitável fundamento técnico. 
A técnica moderna da Engenharia Ferroviária impõe a existência de re- 
- gras uniformes, a aplicação de métodos padronizados, consagrados pela expe- 
“riência correta, já que a exigência de uma bôa linha se transforma, atualmente, 
“em uma questão essencial, primordial, na vida de uma via-férrea. Não se pode, 
“numa época de transportes velozes, econômicos e seguros, trabalhar com o em- 
pirismo antigo, empregando velhas regras e métodos obsoletos, que tiveram seu 
tempo, deram os seus resultados, mas que se mostram absolutamente ineficien- 
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tes nos dias atuais. A construção de locomotivas cada vez mais pesadas e mais 
velozes, exige trilhos também mais pesados, lastro escolhido, dormentes espaça- 
dos com regularidade etc. O progresso foi enorme neste setor da atividade hu- 
mana, e para que se possa sobreviver tem-se de reconhecer, honesta e sincera- 
mente, as nossas deficiências, promovendo, ao mesmo tempo e com tôda a ur- 
gência, os meios salutares que modifiquem as práticas até aquí seguidas. 

Todos sabem quanto é difícil combater-se um velho hábito, uma rotina. 
Mas se o trabalho é sabidamente árduo, se a tarefa é ciclópica, o objetivo, en- 
tretanto, é esplêndido. Vale a pena do sacrifício. 

A divulgação dessas Instruções acarretará, não pode haver dúvida, uma | 
orientação melhor dirigida dos chefes de serviço e, consequentemente. um le- 
vantamento do nível de instrução do pessoal, evitando-se e corrigindo vícios 
antigos. A questão da educação dos trabalhadores assume importância inegável. 

Não foi possível organizar, de um só fôlego, instruções para todos os ser- 
viços da Via Permanente, entretanto, regulamentaram-se os mais importantes, 
que são os indicados a seguir: 


1) operações de drenagem; 

2) operações de sobreelevação nas curvas; 

3) operações de lastramento; 

4) operações de soque (soca) do lastro; 

5) operações de emprêgo de dormentes; 

6) operações de pregação de trilhos; 

7) operações de colocação e conservação de ae de trilhos; 
8) operações de bitola de linha; 

9) operações de folga nas juntas dos trilhos; 

10) operações de aplicação de retensores. 

b) — Túnel da Marítima: — Foi estudada uma modificação do túnel da 
Marítima, sob o morro da Providência, tendente a melhorar as condições de cir- 
culação, permitindo uma área maior de gabarito. A secção transversal adotada 
possue uma área de 98m”. 

c) — Bueiros de secção parabólica: — Para atender aos serviços de remo- 
delação dos nossos traçados na Linha do Centro e no Ramal de São Paulo, em- 
prêsa arrojada, trabalho ciclópico que nunca é demais ressaltar, foi estudado 
problema de se projetar bueiros-tipo, econômicos e de construção rápida, aten- 
dendo, ao mesmo tempo, às condições decorrentes da situação atual do país em 
face do estado de guerra. Isto é, de maneira que fosse evitado ou reduzido o 
emprêgo de vergalhões de ferro. 

Em vista dessas considerações, cuidou-se de analizar o trabalho do arco 
parabólico bi-articulado, de concreto simples, já que nêsse tipo de estrutura, 
tais sejam os valores dos parâmetros, as cargas verticais, uniformemente dis- 
tribuidas, não despertam os momentos que, se existissem, deveriam ser cota 
tidos pelo ferro. 

O cálculo dos arcos parabólicos foi conduzido de acôrdo com o método Ro 
Dr. Bela Eneydi, de Budapeste, adaptado ao caso de arcos enterrados: 

d) — Viadutos de Carandaí e Bichanco: — Foi estudado o projeto dos 
novos viadutos, em concreto armado, a serem construídos nas variantes de Ca- 
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— Conservação "ordinária. 
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É O Dis » 
- - auxílio em. pessoal as. 28º e 29.º turmas — 108 homens em tôda a 
o extensão da Residência. Auxílio em pessoal para intensificação da 
conservação da 17.º turma; 


de Riquele: Ausílio dé o NERices para a conservação ao longo da 

* Residência; 

VW. — refôrço em pessoal para as turmas 52257 do 14º Distrito e 59 e 

60 do 15.º Distrito; 

à Auxílio de pessoal as 21.º e 22. turmas do 21.º Distrito. Auxílio 
k ar postava ção entre Sergio Macedo e Santos Dumont. 




















No quadro anexo, número 34, encontrámos os trabalhos. relativos à conser- 


Entretanto, de todos êles alguns serviços são reputados de capital impor- 
tância, inclusive a substituição de dormentes e trilhos, que se acha em caso 
respectivo. A E: É 

Assim, relacionamos abaixo a produção dos que julgamos mais PRE A a 
tes, determinando a percentagem, para qe se tenha uma idéia ritida dos mes- AE a 


Nivelamento de linha: 


Bitola larga .. 2... 2.00 751.957 juntas —! 100% (395,48) 
Bitola estreita .. .. .... 864.706 ” — 204% (421.605) 


“Regularização de espaçamento de dormentes: 


O RAR PR: " 81.94850m — 5,3% l ;: 
Bitola estreita .. .. .... 41.518,90 m — 2% ! + ER 
Apérto de parafusos nas juntas: «A 


Bitola larga .. ..... 2... 619.155 juntas — 157% (393.487) 


” 


Bitola estreita .. .. .... 283.524 ” — 67% (421.625) 


Capina da linha: 





Bitola larga .. .. .. .... 4.060.634,96 m (2 vezes a quilometragem) 
Bitola estreita .. .. .... troiano E vês j 
a x Substituição completa de chaves: 
Ra: 
4 Bitola' larga ,. 5. ,4,.0.1 55 chaves 
M Bitola ontreita -,.., 55 Dida 
, | sd 
j q x Conservação Extraordinária 
Lo ' 
] A Durante o exercício de 1943, cogitámos de imprimir aos trabalhos de con- 


serva uma nova modalidade, que, preconizada pelas grandes “estradas ameri- 
- canas, ainda não havia sido tentada entre nós, isto é, a execução dos serviços 
F. por turmas especializadas, para cada natureza de trabalho. (Quadros ns. 35, 
a 36 e 37). 
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* Desde 1941, embora incipientemente, foi organizada uma grande turma 
de transformação de superestrutura da linha, na 5.º Residência (Mogí das Cru- 
zes) que, devidamente aparelhada, transformava a linha na variante de Poá. 

Podemos dizer que sômente no transcurso de 1942 e 1943 é que a turma 
* desenvolveu francamente os trabalhos, tendo chegado à estação de Itaquaque- 

“cetuba (km 470 1959), aprontando o trecho do er 471 ao 497,630, ou sejam 
"26.630 km nesses dois anos. 

“O trabalho executado é ordt faiipénmênte o de uma nova superestrutura, 
em | que todos os detalhes técnicos foram atendidos rigorosamente. 

* Ainda não foi possível estender a outros trechos da linha o benefício que 
os. “serviços “das turmas mencionadas trazem, isto, porque a aparelhagem cons- 
t itue o maior óbice. 

Convém salientar aquí que os trabalhos afetos às grandes turmas especia- 
E zadas se caracterizam pela quantidade, qualidade e custo em coeficientes até 
então nunca atingidos, 

- Além disso, devemos considerar a possibilidade de uma rigorosa apropria- 
“ção sob um comando único, que não deixa negligenciar o menor preceito técnico de 
na execução. 

—  Criámos turmas especializadas para o emprêgo de dormentes em diversas 

* Residências (22, 42, 5.2 e 6.2), também com ótimos resultados. Foi aumentada | 
Já quantidade de dormentes empregados, além de'baixarmos o custo da mão de. 
“obra. 

— Assim, enquanto que as turmas dm árias de conserva têem uma produ- 

“ção por homem-hora de 0,55 dormente e o custo de Cr$ 20,60, as turmas. espe- 
" ciais apresentam uma produção (0,85 por homem-hora e o custo de Cr$ 13,71. 
À diferença de custo na unidade de serviço, não pode ser interpretada ri- 
" gorosamente, porquanto a variação de preço do dormente influe também. 















Obra de arte e edifícios 
Os serviços de conservação: de obras de arte e edifícios estão subordina- ae 
— dos às Residências de Construção, em número de 3, com os seguintes trechos: : 4 


1.º) D. Pedro II — Entre Rios e Ramais A Arq Ed ai a 
2 Ramal de São Paulo e sub-Ramais ; Fº RA 
3.º) Entre Rios — Belo Horizonte e Ramais imo sd. 


m 
t 


mara 


Semelhante ao que ac nnieE Ea na Via Permanente, estas Residências são di- 
vididas em Distritos, a cargo de mestres de obra. a 
O objetivo dessa organização provisória foi fazer com que os engenheiros o 
residentes da Via Permanente não distraiam suas atividades do serviço da A 
linha, embora esta solução não nos satisfaça integralmente. 
O que é certo é que os engenheiros de linha não devem ter outra ativi- 
dade que não se relacione com a conservação da Via Permanente. 
Os quadros ns. 38 e 39 nos demonstram os trabalhos dessas Residências, , 


na bitola larga e das Residências de Linha, na parte do conservação, das outras 
Divisões. 
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Nota-se qué: não há uniformidade de organização entre a 3.º Divisão é as. 
outras (Minas e Auxiliar). . 

Esta Chefia determinou que fosse intensificada, o que de fato aconteceu; a 
conservação das obras de arte, tanto correntes como especiais, isto porque 1 
nha observando que, gecalinento tais obras não estavam tendo uma assistência 1á 
compatível com sua alta finalidade. . ) 


É justo salientarmos que valo em 


Bueiros ... 
Pontilhões .. 
Foidaps ata 


solicitam mas cuidados. 


Na parte de edifícios também é vultoso o número de reparações, constru- — 
ções e reconstruções efetuadas. 


Muito mais temos que fazer, porquanto, conforme já oisotpades es sms 
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CAPÍTULO VII 


Inspetoria de Pontes 


Conforme aconteceu em 1942, continuámos a dispensar à Inspetoria de 


- Pontes (IPV) a maior atenção possível, uma vez que a situação de nossas pon- 


tes, viadutos e pontilhões nos preocupa muito, considerando que a idade de 


* tais obras e a tendência atual do aumento do pêso por eixo do material de tra- 
ção e transporte nos deixa apreensivo. t 


A grande relevância do problema da substituição de pontes obrigou-nos 


Y a cuidar dele com especial atenção. 


Das pontes substituídas, são dignas de miencão: 


a) Paraíso 
b) José Carlos (duas). 
e) Águas Limpas 


re duas primeiras estão situadas na à Linha do Centro e a última no Ra- 


ia de Nova Era. . 


Sentimos, durante a substituição dessas pontes, a falta de aparelhagem da 
—1. P. V. para êste gênero de serviço, visto o material disponível ser muito an- 
tigo e inadequado. 

Urge providências para o reaparelhamento da Inspetoria; entretanto, 


"quase nada podemos fazer, em vista de nos fugirem os mercados estrangeiros 
" abastecedores. Daí, as substituições das superestruturas metálicas exigirem um 
trabalho insano, obrigando-nos a interrupções prolongadas de tráfego, das quais 
- não podemos fugir. 


Um acontecimento dígno de nota foi o ocorrido na ponte de Serraria com 


“um trem de minério, em que a locomotiva ficou totalmente descarrilada e en- 
" gastalhada nas peças de ponte, obrigando a uma interrupção de tráfego de 


cinco dias, isto devido às dificuldades de aparelhamento e nas operações de 
levantamento da locomotiva da posição em que ficou para a situação normal. 
Um grande e bem aparelhado trem de socorro para Inspetoria de Pontes, 


“dispondo de guindastes, correntes, macacos, talhas e alojamentos será então 


nossa futura preocupação, em relação aos serviços daquela dependência. 

O levantamento de detalhe das nossas pontes, até então relegado a um 
plano secundário, foi atacado intensivamente e, atualmente, já temos 81 pontes 
levantadas, nos seus mínimos detalhes. 

A organização de um arquivo e fichário vai-se processando normalmente. 
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| D. id II a Belém | 
“Ramal de Mangaratiba 
Rubr ss " Paracambi 


Bi eim aa de Fóra . 


“Va jante da: Poá 


“Belém a Porto Novo (bitola estreita) 
Portela a Vassouras 
mo a ce Rita 


qe to (bitola estreita) 
| General Carneiro | 
“) Ramal de Nova Era 


Ramal de Ponte Nova 


“Ramal de Pirapora 


de Pintores: = - trechos da 1º a 6.2 PR Es + 
— trechos da 7.º 


a 8.º turmas de caldeireiros. 
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Relativamente aos serviços executados pela tometnciã, dl estão anexos osso 
guintes quadros: RE e 


| ! ' ! APP 
a) Estatística anual dos serviços da Inspetoria de Pontes; 
b) Resumo do serviço feito em pontes, pontilhões e viadutos em, RR 
c) Reparação de pontes, viadutos e pontilhões; 


us 


DS 


AR | d) Construção de pontilhões; Ago Sh var 
E. e) Pintura de pontes, viadutos e pontilhões. VA ao É s 


Pldniia 


O exame dêsses quadros nos demontra claramente tôdas as atividades da Ne 
I. P. V. e o bom resultado obtido. (Quadros ns. 41, 42 e 43). Pia ADIA 
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| CAPÍTULO VIII 


- Serviço de Águas 


ea muito necessitava de uma revisão E Rn que a “capa- 
C je de um tender moderno « é muitas vezes maior do que a das antigas loco- 


EA deficiência do dbntieimento de água acarreta maior tempo de parada 
los trens para a Fespectiva tomada e, portanto, um aumento no número dos 

























e aos casos mais RR ed nossa 
dão Da o pt ia São Paulo, onde já foi feita a instalação de. nove 
4 “bombas e operámos em 36 abastecimentos, além de termos efetuado uma revi- 
: Edo o completa nas adutoras. 


Eat” OS trabalhos realizados no serviço de abastecimento de água estão incluídos. 
“nos REA dos serviços de conservação de edifícios e obras de arte. 


Procedemos. a estudos e chegámos a conclusão de que as caixas Fr água 
r devem ter no mínimo 25,3 m e no máximo 50,00 m para ae o dido seja efi- 
o ciente. à | 
Com a remodelação a que estamos race dendl em nossas linhas teremos 
q oportunidade de rever completamente êsse serviço e, então, modernizá-lo de 
* acôrdo com as necessidades de um novo parque de tração. 


oh abastecimento domiciliar a que a Estrada está obrigada força-nos à. 
* conservação de uma grande rede distribuidora em tôda a Estrada, o que, em 
“muitos casos, prejudica o abastecimento das máquinas. 

As constantes sangrias procedidas nos encanamentos-mestres para aten- 
“der as penas domiciliares constituem um dos fatores para os quais voltámos. 
nossas vistas, lutando com a parte humanitária e de higiene do problema. 
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CAPÍTULO IX 


Trens de Lastro 





Constitue matéria pacífica a necessidade que tem a Via Peimitnente de 
dispor de trens de lastro para seus serviços. 

Quanto mais bem apasplhada estiver a linha nesse sentido, mais Escute 
Es serão seus serviços. 
ço. A Divisão, na realidade, possuia trens de lastro quando foi tentada a supres- 
são dos mesmos e resolveu-se o problema dentro de outra modalidade que não 
a consagrada e universalmente aceita. 

Com a devida venia, peço permissão para dizer que a supressão dos trens 
de lastro e o desaparelhamento das Residências de material rodante, seria o 
fracasso integral da Divisão. 

A falta temporária dos trens de lastro causou tal prejuizo às nossas linhas, 
E que desorganizou e desorientou todo o seviço de conserva hs Divisão, mesmo 
. no pequeno periodo em que foi posto em vigor. : 

Reconheço que não havia certo critério e, mesmo, organização nos trens 
de lastro: nem a que existia satisfazia a situação atual. 

Aproveito a oportunidade para declarar que, restabelecidos os trens a las- 
tro, ainda falta resolver o problema dos vagões retirados do serviço da Via Per- 
manente, porque, se por uma parte faziam falta ao tráfego, por outra parte, 
em compensação, êles mesmos trabalhavam para que as mercadorias tivessem 
tráfego livre e seguro. 

“Neste apéto, nossa deficiência é patente, porquanto um trem de lastro 
bem aparelhado exige material rodante especializado, o que infelizmente não 
temos. À carga e descarga de material na linha são feitas, sempre, por processo 
arcáico, quase sempre manual portanto dispendioso e, forçando interrupções 
prolongadas de circulação, frequentemente redunda na imobilização do trem 
de lastro, por falta do intervalo para o serviço. 

Organizámos os serviços dos trens de lastro, partindo do boletim diário do 
maquinista até o resumo mensal, que constitue o mapa do trem de lastro da 
Residência. 

Os elementos dditidos no mapa são os que permitem calcular o primeiro 
custo, isto é, material e mão de obra e outros clementos estatísticos, como a 
tonelagem transportada e o custo do transporte, que são os elementos princi- 
pais e, objetivos. 

Pelos quadros ns. 44 e 45 tendes o movimento dos trens de lastro. 









Estaleiro de Trilhos e Sucata 


X 
x 








Ea Divisão, al er superior, E ra para diversos destinos, na 
antidade de 1.268.001 550 os: a preços divercar: num total de Cr$ .... 
200,00.4 
Não conseguimos oa por motivos vários. reúnir todo o material encos- 
o ao “longo das linhas, que ReDARdta, eus Mona enta, alguns milhões 
cruzeiros. | 
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“Pelos quadros abaixo. EP podemos avaliar o andamento dêstes 
viços e a vantagem auferida. pela Estrada. 


dro po 46 — Estatística da quantidade de sucata recolhida ao e 
RREO to Juparanã (1942 - 1943). : 

47 — Quadro geral das diversas sucatas recolhidas ao Estaleiro de 

Juparanã (1943). - 

48 — Material diverso e E pelo Estaleiro de Juparaná. 

”? 49 — Material reaproveitado e em estoque no Estaleiro de Jupa- 
ranã. ; 

2 50 — Quadro de sucatas diversas vendidas a particulares (do Es- 

taleiro de Juparanã). 

” 51 — Demonstração da despesa feita com o Estaleiro de Juparanã 

e à economia realizada com o aproveitamento da sucata. 


” 
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Concentrámos também no Estaleiro de Trilhos a montagem dos nitendo é 

de mudança de via (chaves e oruzamentos), que são distribuidos às. a 
cias para emprêgo. E 

A montagem dos aparelhos de mudança de via no Estaleiro, foi feita com. 

o objetivo de controlar êsse serviço sob rigorosa prescrição técnica, iai 

“essa tarefa a cargo das turmas de conserva, deixava muito a desejar, notando-. 

E se mesmo erros de montagem, principalmente nas chaves sinalizadas, que re. 
querem uma ajustagem perfeita. É dada 
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CAPÍTULO XI 


Obras Novas 


o “programa de remodelação do traçado de nossas linhas em bôa hora de- 
rminado E Eca teve franco andamento durante o corrente exercício, no 



















E lou tros serviços. 
Este programa pode ser resumido nos seguintes dados: 


aros em construção 


Ny “Linha do Centro ED | variantes com 111.457 m 
Re “Ramal de São Paulo — 13 q PO SS DAS 
“Total Será a ariana o 24 444.982 m 


aa É Volumes a escavar 


NE ja, do) Centros les po co 6.648.085,00 O 
“Ramal de São Paulo 1. .. .... 0... 22.983.678,200 m 
“Volume total a ser escavado .. ........ 29.027.663, 400 1 m 


“Para se ter uma idéia do vulto das obras que estamos executando, basta 
ra uma vista de olhos às seguintes quantidades de cimento e ferro, ne- 
“cessárias às mesmas: Ê 


“Ferro e A E 1.856.000 kg 
' Cimento — 804. 000 Es E css oadeda a 33.768.000kg 


A mobilização de pessoal para todos os serviços é, aproximadamente, de 
“30.000 homens, o que evidencia a série interminável de problemas a atender, 
tais como : Riad Fa pe mento Eica tudo ERR até agora 
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Nossas obras estão sendo realizadas por empreitada, com exclusão das se- 
guintes variantes : 


Garganta de José Afonso 
Sitio a Sá Fortes 
Pindamonhangaba a Taubaté. 


Esses serviços estão sendo construidos por administração. 


No serviço de obras novas, trabalham firmas construtoras, cuja relação se 
acha no capítulo correspondente. 

A-pesar-do nosso propósito de terminar tais obras no menor prazo possi- 
vel, não pôde isso ser integralmente satisfeito, porque as dificuldades oriundas 
do estado de guerra protelaram o prazo de terminação. 

De um lado, a falta de materiais básicos para as construções ds obras de 
arte — cimento e ferro — e, de outro lado, a carência de mão de obra que, 
neste gênero de serviços, tem grande expressão, trouxeram algum prejuizo. 

Não foi possível o emprêgo da mecanização dos serviços de terraplenagem, 
dado o estado precário das máquinas do parque brasileiro, que necessitavam de 
acessórios, além da falta de óleo combustível, sendo que esta afastava qual- 
quer possibilidade de utilização. 

A redução no fornecimento de gasolina, utilizada no transporte de mate- 
riais para os locais de emprêgo, contribuiu, grandemente, para retardar o aca- 
bamento das obras, tendo havido mesmo momentos críticos: que quase nos le- 
vam ao desânimo. 

Como bem podeis imaginar, tôdas essas dificuldades eram evidenciadas 
tanto nos trabalhos da Linha do Centro, como nos do Ramal de São Paulo, 
pelo que tivemos de nos desdobrar em atividade para remover êsses obstáculos 
o que muitas vezes só conseguimos em parte, pelo estabelecimento de uma si- 
tuação que nos obrigava a atender, ao mesmo tempo e de forma equitativa, a 
diversos setores. 

Para a execução das obras novas, foram feitas as concorrências adminis- 
trativas abaixo enumeradas, com o objetivo de colhermos preços unitários e 
confrontá-los, com os obtidos pela Assistência Técnica. |. 

Nem sempre os preços obtidos em concorrências satisfazem, o que nos le- 
vou a adjudicar serviços ora por esta modalidade, ora por preços organizados 
pela Assistência Técnica (ATV). 

Não dispensámos também nesse aspecto o cotejo entre os preços compos- 
tos na À. T. V. e os obtidos em outras fontes para o mesmo fim, uma vez que 
o problema de preços unitários não se nos apresenta fácil como parece. 


Concorrências realizadas 


Concorrência para a construção de um armazem na estação de Barra Mansa — 
15/1/43; 

Concorrência para a construção de um armazem na estação de Barra Mansa, 
em virtude de ter sido anulada a primeira. 26/2/43; 

Concorrência para a construção de uma ponte com 150 metros de vão total, 
sôbre o Rio Paraíba, na Variante do Parateí, 2/3/43; 
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Concorrência para o recebimento e julgamento dos anteprojetos para a cons- 
trução de uma ponte sôbre o Rio Paraiba, na Variante do Paratei 10/4/43; 

Concorrência para o recebimento de propostas de preços prováveis e respecti- 
vos anteprojetos: para a execução dos serviços de construção de uma 
ponte sôbre o Rio Tieté, na Variante do Parateí, no Ramal de São Pau- 
lo. 15/6/43; 

Concorrência para a construção de uma ponte sôbre o Rio Tieté, na Variante 
do Paratei, no Ramal de São Paulo. 28/6/43; 

Concorrência para o recebimento de propostas de preços prováveis e respectivos 
anteprojetos, para a execução dos serviços de construção de uma ponte 
sôbre o Rio Paraíba, na Variante Floriano-Resende, no Ramal de São 
Paulo. 9/7/43; 

Concorrência para a construção de uma ponte sôbre o Rio Paraiba, na Vari-. 
ante Floriano-Resende, no Ramal de São Paulo. 19/7/43; 

Concorrência para o recebimento de propostas para os serviços de perfuração 
de túneis, no Ramal de São Paulo. 20/7/43. 





Quanto à responsabilidade na execução por parte dos empreiteiros, obser- 
va-se que, enquanto alguns se mostram ativos, apresentando coeficientes apre- 
ciáveis de produção, outros quase nenhum rendimento obtêem, o que nos obri- 
ga, para o futuro, a uma seleção rigorosa, baseada nas instalações oferecidas 
e, para que não dizer, na própria expressão financeira da firma candidata. 

Todavia, felizmente, está vencida a maior etapa da vida da Estrada, por- 
quanto todos os trabalhos estão em franco desenvolvimento, alguns em vias 
de terminação e outros já terminados. 

O andamento das principais obras novas apresenta o seguinte aspecto, re- 
sumido nos característicos abaixo: 


QUADRO DO MOVIMENTO DE ESCAVAÇÃO 











N. de | Volume estimado | Volume extraído 
| | Dependência executora Ê 
ordem | (m3) (m3) 
1 | Comissão de Melhoramentos rios. 
| da Lirha do Centro .. .. ..|' 6.643.985.200 | 6.068.806,758 
2 | Subchefia da Comissão de 
' Melhoramentos da Linha do 
| Centf6 272» dh po AD 384.134,150 | 384.134,150 
3 | Comissão de Melhoramentos 
| do Ramal de São Paulo .. .. 22.383.678,200 4.7771.143,000 
4 | 1.º Inspetoria da Linha .. .. 146.053,000 146.053,000 
B TOTAL a .. 29.558.850,550 REST 11.376.136,908 
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i 
| TRABALHO 
Lvorciara | 
à Escavação Alvenaria e conexos 
| Linha ro. 6.068.806,758 80.402,459 
| Ramal de São Paulo .. ..) 4.777.143,00 38. 605000 
"TOTAL... | 10.845.949,758 | 119.008459 





















E digno de nota o volumes escavado mensalmente nas duas Comissões: 


Ema do Centro ao Ml lo ur LU A a86 989.000! mi 
' Ramal de São Ea sa PR O E o Eai ETR SÕOS UA) m 


No relação às cbras novas, a seguir detales as atividades desta 
o em cada setor de trabalho, informando sôbre o estado das mesmas. 


LINHA DO CENTRO 


Os estudos dos netas ato da Linha do Centro foram terminados em 


qe a Cemtode DE es pátios para istalação do C. T. E: (Contrôle de 
a errados 


ra odnido da Linha do Centro no trecho crítico Santos Dumont — 


de minério e outras matérias primas para a Companhia Siderúrgica Na- 
1, além de satisfazer ao sempre crescente volume de tráfego que lhe é so- 


ração naquela secção e, com o objetivo de uniformizá-la convenientemente, 
taram-se as variantes do Túnel 23 a Santos Dumont e Fernandes Pinheiro 


aria e a do Túnel de Casal. 


Es foi motivada pela necessidade que terá a Estrada de atender ao trans-. 


do pela zona servida mais tarde, estudando-se as condições em que ia ficar . 
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Como já. soa foi pe em 6.643.985 

- plenagem na Linha do Centro e alvenaria e traba 
Durante o ra a entámo 


Administração: 


Espavagão TRAMAS 
Alvenaria asi ies ad ai er * 


— Empreitada: 


cd 
Alvenaria . a 


os trabalhos foram einaicaaos des dat forma que o ic da matê- 

“ rial escavado mensalmente foi de. fin o! due constitue um, índice bem | 

“apreciável. 

Nas variantes da Linha do. Centro gerida desta do catia 

- mneis com o comprimento global de 2.432 m e dois grandes viadutos — Caran- 
daí e o ne na hi aa e, e o E a psd de Maceco. 


OR a ARA a “oia 
k Edo (m) | total (m) 
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A aroaa 
| Ho 110158) 800 
2. | Pedra: do Sino -— Buarquel NA) 
3 , de. Macsdo ARO o ME Da IR | y 3 id y 930 ; 
S Sá Fortes — e | : Sd ds há 248 ) 
a UR O DO fada , 
5 ES do liado aj né pi “ea 300 A í 





Eu Comissão tem pi » ger saro a ERAS RC go Pi a 
6a Rn o Revo 















ra Linha do » Coto Ta 
Memorandos . nuno E rea A der do : Ho e, E ) Ses ly “810 e A ng 
' Telegramas .. . Pe ne, e ? “+ Prada “ Ps RC EE E: -280 o! ' F ] a 






É e diversos GE cf UVA Wap 








IN Hs + OLNCYI, 


o! 


PRA, bp 
Sia, 


1 
EO, ME 


Dial 


« 
= 


di 


' 
e“ 


Re Pg E 


Sa, 





8i. 


38 
RE tos 


120 
31 


89 
AZ 











ça s feitos pelas turmas de campo 
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- a Em - Para se ter uma idéia do que representa êste serviço basta dizer que fo- 


ram escavados 384.134,150 m' e construindo um volume de alvenaria de .... 
15.981,000 m', conforme se constata do exame do quadro seguinte: . 


"REMODELAÇÃO DOS PÁTIOS DA LINHA DO CENTRO 























| 

E N. de | P ; Volume escavado| Alvenaria cons- 
A ue | EU SATRA CORES 
RS ordem | (m3) truida (m3) 
E dee Tpiranica”!: MABRDO aba mio nem ge 8 413,000 719,000 | 
E RR Entro. RIOS goiana Rs MTP o] 51.541,000 458,000 
A 3, | Pesto Telegráfico 233.416 .. .... 24..302,000 89,000 
j 4 Fernandes Pinheito sr 19.209,750 | - 436,000 
1 a Serraria, SE ire fe nad Dea] 78.417,900 41,000 

GR | Sotza Agir pis ra an 8.301,000 129,000 

Re Paraibuna Arad, Me pg as ta 8.382,000 427,000 
“a Rm Afonso Armos Mn So de 30. 000,000 124,000 
H ro] Barão Nepomuceno; = do: 13.690,000 193,000 
ES: BEN Ca] AS O DT AP (io ARE As 41.062,000 582,000 
q as otegine” . kd E O 26.209,000 |  1.120,000 
f ER” Matias: Barbosay 2 MaBBE io. 3. 762,000 2.334,000 
“RE ES” | -Cedofeita (SS Do | 640,000 Es 
RR IS | | Jimz de Fóra piiirimo, — 120,000 — 
À RR | Benfica A gel RES DRE ue o. 40,500 20,000 
E. Hom | Chapéu Ulysses ns er. O 35.394,000 190,000. 
E, RR IM | Pontilhão = Km BOB; mL l2 o. -  832,000 8.934,000 

8: | Exybanck da Câmara cui. 41.818,000 185,000 
E | TOTAL | 384.134,150 15.981,000 

Ed do] 


Além dêstes serviços foram construídas, por empreitada, as cabines de Juiz 
de Fora e de Santos Dumont. 
Executámos blocos de concreto armado para sinais do C. T. C. já assentes 
no trecho Barra-Entre Rios e em assentamento no de Entre Rios a Santos Du- 
| mont. 
| “Pelo exame dos quadros abaixo mencionados temos elementos para julgar 
os serviços executados : 


Quadro n.º 52 — Despesas por serviços nas variantes da Linha do Centro; 
' ” 53 — Trabalhos de escavação nas variantes da Linha do Centro; 
2 54 — Quadro comparativo entre os volumes estimados e extraídos 
nas variantes da Linha do Centro. 
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Sempre com o objetivo de E o traçado de nossas linhas foram 
completados os estudos de campo do Ramal de São Paulo, dera em 1942, 
conforme se poderá ver pelo quadro que segue: E: 1. 


RESUMO DOS ESTUDOS E PROJETOS PARA A REMODELAÇÃO 
DO TRAÇADO. k 


DO RAMAL DE SÃO PAULO . 


+ 
e * h 
T Wei TO aaa a 
as - E “x , " Ê 
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| 
N. de | 





Extensão da bs 
a! VARIANTES : nho (m) |. projito (m) 4 
1 | Barra do Piraí — Saudade . 48.000,00 44.446,50 
2 | Saudade — Floriano .. .. .. 16.379,40 15.135,00 
3 | Floriano — Resende . os 17.932,00 15.670,00 
4 | Resende — Engenheiro Passos) 25.775,00 25.043,20 
5 | Engenheiro Passos — Queluz .. 11.508,00 10.688,00 . h 
6 | Queluz — Lavrinhas . .. 17.775,50 17.012,50 
7 | Lavrinhas — Cruzeiro .. -. -. 6.544 00 6.340,00 4% 
8 | Cruzeiro — Cachoeira .. - 13.104,50 12.107,50 a 
9 | Cachoeira — Pindamonhangaba 60.469,00 59.151,40 
10 | Pindamonhangaba — Taubaté . 18.636,00 14.872 E) é 
11 | Taubaté — Caçapava .. .. 21.409,00 pg 209.00 
12 | Caçapava —sS. ae pr Campos 22.659,00 21. 03900 
13 Paratei .. .. Sa 86.055,00 74. 811,00 





333.525,10 


| Totais gerais .. .. -. +». 366.246,40 








Os serviços de terraplanagem tiveram início imediato, qe. a ERP Kel. a 
aprovaão e locação dos estudos, o que poderemos considerar iniciados prática- 
mente em janeiro de 1943, sendo que a última variante estudada foi a de Enge-. 
nheiro Passos a Queluz. 


No relatório de 1942, já divulgámos as vantagens de remodelação geral oi 
Ramal, que, uma vez concluída, se tornará, no seu conjunto um dos melhores 
traçados do mundo, não havendo, nesta afirmativa, o menor MR né atendendo — 
às condições técnicas adotadas. “Ja 


Como geralmente acontece, a locação dos projetos, muitas vezes nos pos, É 
dencia a melhoria dos mesmos, pelo que foram introduzidas nos projetos algumas 
modificações com o objetivo não só de execução como também de melhoria das 
condições técnicas. 


Contratámos a Fera desses serviços com 4 finado ai rela- 
cionadas no quadro a seguir: 





Z a ER “ X Re 
RM; A) > s 
ERR 
ipa Ros 
CE a + a ud o A A 
, ' : Pode, E E 
fi ao. 
w SU O PARE, 
A , MR SD NS O 











Fotografias da Varicnte Barra-Saudade próximo a Vargem Alegre 










Fotografia da variante 
TAUBATE -CAÇAPAVA 
-—— Estaca 256. 








“Fotografia da variante 
“TAUBATÉ - CAÇAPAVA 
=— Estaca £I6. 





Fotografia da variante 
TAUBATÉ - CAÇAPÁVA 
— Estaca 189, 
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ha R dniao Kas gere; 





(4º trecho) no Ramal de São Paulo 


“- LAVRINHAS no Ramal de 5 Paulo 


| 


Fotografia ca varunte QU ELUZ 





: Engº Passos Queluz | 
- | Parateí 
2. . 
| Taubaté — Caçapava 
Pátio de Pulverização 
ão | Pinheiro | e 
Caçapava — so des Campos ; 
| Parateí à 


Shi ” 


Cachoeira — Pindamonhan- 
Eigabanaa E 
Parateí SAS ER 

| Floriano — - Resende | 
Parateí E: 
Tubaté GE Caçapava 
| Cruzeiro — Cachoeira 
Cruzeiro - — Cachoeira 
; Floriano. == Resende 
-«- | Mal. Jardim — Eng” Passos | | 
. | Pinheiro. ts 
Barra do Piraí — dedo 
Saudade — loriano 


- | Parateí 


Cruzeiro — Lavrinhas 
Queluz — Lavrinhas 


é 


| Floriano — Rezende | 
Pombal — Floriano 
Parateí 
Queluz — Lavrinhas 
Cachoeira — Pinda ; 
| Tieté. ; 
- | Pombal — Floriabo 
Paraíba 
| Pinheiro n 
Floriano — - Pombal 
Saudade — Floriano 
Barra Piraí —. Saudade . 
omero Silveira | 
aii Re] Náral Cruzeiro ese - Lavrinhas 


[Cruzeiro - cmo - Cachoeira. 
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A Comissão de Melhoramentos do Ramal, criada em 1942, superintende to- 
dos os serviços de construção, 
Para efeito dos trabalhos técnicos, foi dividida em 2 secções dó cóilicução: 


1º Secção — Barra do Piraí a Guaratinguetá 
2' Secção — Guaratinguetá a Norte 


Estas secções foram subdivididas em Residências de Construção em nú- 
mero de 13 a saber: : 


1º Secção — 6 Residências de Construção 

2º Secção — 7 Residências de Construção. 

Na remodelação avultam obras de arte especiais de grande porte, tais como 
as seis grandes pontes, quatro das quais sôbre o rio Paraíba, além de doze túneis, 
com a extensão total de 4.100 metros. 


QUADRO DOS TÚNEIS DAS VARIANTES DO RAMAL DE S. PAULO 


| | Comprimento 





ne LOCAL DA OBRA 
ordem | 
| De cada um (m)| Total (m) 
; 
à | Trecho —- Barra a Suudade =». 10... 1. 104 é 
E PR ” ERA PE», 220 
3 | 2 da "» DR dos sd 5 366 
4 | O DRE Ss 130 E 
| 1.260 
: | SA a a to ABRE no os 
8 » ” " A 
9 , »” ” »” 1.702 
| - 
10 | Trecho — Queluz a Lavrinhas .. .. .... 362 
11 | Trecho — Lavrinhas a Cruzeiro - 276 
12 Trecho — Parateí .. 500 
| TOTAI»->" «. 4.100 








O volume total de excavação é de 22.383. 678 200 m3, sendo que a produ- 
cão global de 1943 foi de 4.477,143 m3. 

Foi terminada a esplanada da nova estação de triagem de Pulverização. 

O movimento do escritório da Comissão foi o constante do aaa cons- 
tante da folha seguinte, incluindo os trabalhos técnicos. 





E. sui g e o e e ts ph Pia NR qe 
] Ea . o if nÊ ANT RRNCI : b 1º : 





ESCRITÓRIO 
































“pe INTRA TREE 7): As Recebido Expedido 
Rar at. 4 
Rd RNA to Ciro SP 
1 Epi STO PDDE eg E ia çE ERR A PU RR RR 300 350 
Z | Ofícios a EPP IR RO E A CD A e 520! 680 
= RENO CD LAR SM RES 730 918 
4 TEENS SAE peito DERA PR tr ob j RRER ER PR 582 582 
ER AME sxgaros Ep aia (os) pe JT emb E DEE PUDE E ADO RL 2 100 6 910 
RE RE teta sho atos RB rode Sa ps A SE 5 ana! Mn o soda 108 310 1 
TRABALHOS TÉCNICOS RAR 
X | 
; Am 
N. d | 
= Cad “NATUREZA Quantidade E]: 
E JM 
a | 
à | Levantamento topográfico oo Ep o SEM ore A | RD TA | 
à 2. | Perfis longitudinais .. .. Elo SsondeRa NG A CU PORS po jp 655 582,00 m | 
'8 | Cópias diversas em papel AREIA Sb RÓSA ESPE PESA E Da 165 48400 m E 
4 | Reduções diversas .. .. E 377 990,00 m || 
5 | Levantamento de túneis fecIETRes RR EE DA e RES 10 + 
EO | Levantamento de e a ts tado: Rei e per. 5] 
À | fi! de sondagem) . as to > Ate 12 | 
7 | Projeto de bueiro -. EA me ar6 Tai OR a PMES 33 = 
ERR RP noiçio: de montilhãos: ER SD, ro Sa 8 | 
9 Rca dE mos dE BRR TCE SE o ré 4 qm 
10 || Projeto de passagem inferior .. .. RR rir ce A 6 | 
11 | Projeto de pontes provisórias de madeira BBDO RENO. E 5 4 
12 | Serviço de desapropriação — proc.” organizado .. .... a Ea] 
13 | Desenhos feitos (área total — 409 853 m”) ... EA 87 ar 
14 | Número de casas cadastradas (área total de 5 687 E Ee 82 RE) 
OBRAS DO NOVO GABARITO Ro 
Os trabalhos para adoção do novo gabarito prosseguiram normalmente, nos E 
túneis 11 e 12, por empreitada, e 8, 9 e: 10, por administração, gesiios todos + 
êles na linha 2 — descida. Bro 
Em novembro, ficaram terminados os serviços na linha já: mencionada, nos g 
— túneis 8, 9, 10 e 11, a qual foi entregue ao tráfego, em tôda a extensão rebai- bt; 
“xada. A 
O volume escavado no rebaixo dos túneis 8, 9 e 10 atingiu a 3.732,496 m3 Zu 
“de rocha e 359,119 m3 de moledo no interior dos túneis, sendo que, a céu aberto, HA 
foram escavados 928,320 m3 de rocha e 3.234,070 m3 de moledo. | a 
O volume escavado nos serviços de empreitada, nos túneis 11 e 12, constam A 


do quadro da folha seguinte. A 













Co Ra: SD 
a é le E 4 f o o É 
E a PA 
- a 7 em Ê A 
E o j 2 ORE e É 
; x dr AS PRE TA 
1 A e, ” 
e Ee au 
' e fEaz E Ei ir 
N. de r a | e. x | Ré E a a E , o o 
dead MATERIAL — Túnel 11 | Túnel 12 TOTAL 
. — e (q 
| ; k k + E DS 
1 | Rocha dura .. .. .... vo vo) 15568396 | 10 cas 206 | 5585100 | 
2 -| Rota 'branda ' .. 00. "Sm ea 1 358,600 “| 1353600 
3 | Pedra solta .. 2... amoo») 8 437086 | 3 roms 656262 | 
4 Moledo .. .. «cn cce | 2 030.400 à ? 2 030,400 
6 | TOTAIS: 4. SA 0/28 00 /GR 12 BIAOTO | 9515362 


a e % f 





Além dos EN iara. ainda foi feito o o seguinte: 


Descitito lateral em rocha 


Tiaei 11.20 o PS, o O 
Dúgel 12 5.72. siçta jo ro prio e paid Pi E SO NR 


Total... Ee, ANSA... 2 A 2 830,620 mº 4 


O volume de concreto empregado no revestimento do piso dos túneis e ou- 
tros serviços foi de 2 612,061 m3. 

A Comissão do Gabarito teve ainda a seu cargo a construção da nova esta- 
ção da Rede Mineira de Viação em Barra do Piraí, encargo que esta. Divisão 
assumiu em virtude de um acôrdo sôbre permuta de áreas. | ' 


o 


MELHORIA DE “GRADE” NA 1º RESIDÊNCIA 


Tendo em vista os trabalhos de eletrificação do trecho de Nova Iguaçú a . 
Bélem e como a relocação da linha aí acusou grandes deformações, em planta e. 
perfil, foi necessário modificar o “grade”, para eliminar tais defeitos e, ao mes-. 
mo tempo, relocando-se as curvas, melhorar a colocação da posteação da rede 
aérea. 

Sendo de tôda a conveniência a adoção do entre-eixo de 4,25 m. — entrevia 
de 2,50 m —-também fomos obrigados a aumentar a largura da plataforma nessa 
parte da linha, passando de 7,00 m para 10,00 m. em média. 

Aproveitou-se a oportunidade para suprimir a rampa de 0,012 m nas Pro: 
ximidades de Queimados, SPD A o trecho nos de rampa máxima de 
0,005 m. | 

O trabalho de levante da linha, que atingiu em ailicos pontos 1.50 1 m, che- 
ou 2:2,50 im na altura do PRBUDADAIO DRA CO 
12 mm, já referida. 
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1º. RESIDÊNCIA DA LINHA — Serviço de regularisação do “Grade” no trecho 
entre Kms. 49 e 54. 
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“Guaratin guéta -. 


[Mogi das. Cruzes ee 


+ Mariano Procópio .. 


» 


' Barbacena . 


“Belo Horizont= 


hd 


“| «loo gns0r - 


DESVIOS 


1/48.903,52 


11 54.828,92 


1, 


11 76.686,00 
sa 39.488,30 


124.653,95 | 


1/34. 74234 


137.027,36 


| 


“QUADRO N. Ee E 


295.728,95 


229.796,52 


244.477,92 


156.653,95 


247.780,00. 
216.488,30 


235.719,34 


 222.410/36 


247.662,00 


º 
MEO ADO ME | 


OBSERVAÇÕES 


Gamboa | 
Marítima 

S. Diogo 
Mangaratiba 
Austin 
Paracambí 


S. Paulo 
Paracambi 


Bananal (B. Est?) 


Piquete 


Lima Duarte 


Piranga (B. Es*) 
do Morro da Mina 


“ Bitola Estreita 
Ramal de Ponte Nova 


E EE di RD SE SS E 


Y 


"DRA LINHA «a. E vo. 








E. F. CENTRAL DO BRASIL STÊENCIA DA LINHA (A. L. V.) 
3.º DIVISÃO QUADRO Nº 1 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DAS RESIDÊNCIAS 









































lb IM LP ERS EXTENSÃO | 
N. de| Res | | | | a | SER :S 
ordem | dências SEDE Eitola OBSERVAÇÕES 
| LINHA PRINCIPAL | RAMAIS | VINHA CORRIDA | nESvIOS TOTAL 
| I | | 
| | | Fa ce 
| 3º DIVISÃO 
| 
1 tm S, Cristovão “1,60 km Oao 644000 | 192.700,65 103.028,30 295.728 05 | 
| km 0430540 0+948 | Ramal de Gamboa 
I | | km 0+67]0 ao 1+254 | | | Vo PARA 
| km 0 370 ao 1+ 661 | | e " S. Diogo 
| km 224 a 640 | "o Mangaratiba 
| km 44 4 543 no 49 + 603 | | Wo Atin 
| | km 614531 ao 64 + 000 nix "Paracambi 
à gl | 2" Paulo de Fron in «= 1,60 km 64 + 000 ao 193 + 000 | 180 893,00 48.903,52 | 229.796,52 | 
| km 108 + 388 ao 109 + 000 » vw S Paulo 
km 644000 40 70 + 259 | PR E | 
3 3 Resende 1,60 km 108 + 000 ao 270 + 000 189 64900 | 54.828,02 MA ATT O2 | 
R [ | | | 
1,00 E | km 156 4 086 ao 182 4735 | | | o Bananal (Bi Est) 
4 IV-Pr' | Guaratinguéta | 1,60 km 270 + 000 ao 384 4 000 | 132.000,00 24.653,95 15665395 | 
| | km 280 4 381 = O ao 18 + 000 | [om Piquete 
5 4" Mogi das Cruzes | 160 km 384 + 000 po 409 + 157 171.094,00 76 686,00 247.780,00 
6 5 Mariano Procópio 1,60 km 193 + 000 ao 317 + 000 | 177.000,00 39 488,30 216.488 30 | 
O | km 288 4 000 ao 341 + 000 | | [| Lima Duarte 
7 6: Barbacena ja s0 Jem 317 4 000 ao 461 + 000 | 200 977,00 | 4 74234 235.710,34 
| e | 
| | 100 | | km 324 + 175 ao 381 + 152 | E "Piranga (B. Es *) 
8 Ta Belo Horizont 1,60 Jem 461 4000 qo 090 + 490 185.383,00 37 027,36 222 410,36 
| | | | km 4634-709 = 040 04 807 " do Morro da Mina 
| | 
| | Ses | | 
| ] 1,00 km 478 + 173 ao 4784400 | me = e Bitola Estreita 
| | DIVISAO DE MINAS | | 
| 
| | 
9 8º | Oura Preto 100 | km 4784400 ao 562 4000 | 228.770,00 18.802,00 247 662,00 
| | | > | em 498 4 000 ao 643 + 170 Ramal de Ponte Nova 
10 | 9º | Sabará 160 | km 562000 40 590 4 800 225:84800 | 12:59395 258.496,95 
|] 
| 100 | km 582 + 303 «o 752 4608 Ramal de Nova Era 
| | km 590 + 226 ao 604 4000 " B, Horizonte 
| | km 639 + 499 ao 644 + 603 B. Horizonte — Horto 
km 644 + 598 ao 652 + 098 | Ramal de Matadouro 
bu] 10+ Pedro Leopoldo 1,00 | km 590 + 800 qo 851 + 600 260.800,00 22.541,39 253.641,39 
12 11º | Corinto -- - 100 km 851600 ao 853 +000 | 205 012,00 12.776,66 317 788,66 
| | km 852 + 175 ao 999 + 700 Ramal Diamantina 
km 852 + 175 no 1.008 4 700 "Pirapora 
12º Buenópolis 100 | tm 853 4000 «o 1.116 + 000 | 263.000,00 14.094,00 277 004,00 
| [ DIVISÃO AUXILIAR 
| | 
1 13º | Triagem | 160) um O ao 684000 265.283,00 26 255,81 291.598,31 
re] Ramal do €. do Porto 
| | 100 | km O ao 5 280 "Rio D'Ouro 4 
| | km 7-+982n0 60 +272 " Xerém , 
| km 27+ 699 ao 58 +215 o "Tinguá = 
km 38 + 420 qo 56 + 246 » Repreza q 
| | 1 Km 40 + 800 ao 524900 " Mantiquira 
| t km 024602 ao 024578 , as im 
I | km 54 + 992 40 56 +085 Deodoro 
| | km 19 +521 ao 23+221 *— Teresópolis 
| | km 54000 ao 37 + 690 
15 14º | Prof. M. Pereira -.| 1,00 | km 684000 so 240 +000 204,859,00 26. 24687 231.105,37 
| I | “| km 1124000 ao 154 + 687 Ramal Vassouras 
16 15: | Valença -. == =| 200 | km 1574815 ao 258+328 160 283,00 15.51636 | 175.799,36 
| | ] km 183 4080 ao 242 + 850 "a Ramal Afonso Arinos 
| , 
| | | 3º DIVISÃO 
mw | 16º | Realengo - | 160 | km 224640 ao 10347 60 | 121.098 20 ao mis 153.499,62 
| I | km 91446843 ao 31455303 Cirenlar Bangú 
Í | im 55 + 000 mo Mai | 
| | | km 55402680 ao 55 + 238 Ramal Zepelin |] 
l — 00 |——————— | 
,, | | | TOTAIS obis re renciêns Rr PM) AQUA AA AM 620 91685 | 4.085.561,00 " , 








CENTRAL DO. BRA) ND) 
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de Bang. e ee 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL 


3º DIVISÃO 
























BITOLA LARGA 
N. de E e sn 
ordem | dências 
| LINHA FRONVO BASES|S 
1| 1 152 428,00 S 55545 
2 2º 161.187,00 7.527,00 
3 Ey 160.974,00 
4 (IvV-Pe — 114.000,00 
5 | 4“ — 171.094,00 
6 se 119.779,00 53.000,00 
7 6 144.000 00 — 
8 , 157.457,50 8.307,00 
9 se = = 
10 9 = = 
n 107 = — 
12 us sz x 
13 12>+ — . - 
14 13º — | — 
| 
15 ue -— += 
16 15º — — 
E 16º = 117.887,00 
E Totais - à 764 851,50 CSOLIAÇAS 


1 NOTA: — Deixou de constar a E. F. Maricá com unia extensão de 158.42200m de B, E 
Com q presente quadro ficam corrigidos “as anteriores. 
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QUADRO GERAL DA EXTENSÃO DE LINHA “CORRIDA EM 1943 





SUN-MASAIS | LINHA 
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Islll 
E 
E 
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227,00 
3.600,00" 
28, 800,00 

260.800,00 
1.400,00 
263.000,00 
122.720,00 


RRCARENE 


— 162.192,00 
— 100.513,00 
3,211,20 — 





21.211,20 | 1.029.252,00 
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ASSISTÊNCIA DA LINHA (A. LE. V.) 














QUADRO N.º 2 



































J TOTAL OBSERVAÇÕES 
RAMAJS | FUN-UAMAIS LINTEA TRONCO RAMAIS SUD-PAMAIS 
— a = 171720 Es 192.700,65 
e 24 cm 12.179,00 a — 180.893,00 
26.649,00 | 2.02600 | - 189.649,00 
— | — na bo 132.700,00 
ie | Fê — — bs 17109400 | 1 linha da Variante de Poá 
, foi incluida em * Ramais” 
o ” — 4.221,00 — - 177.000,00 4 
seo |.  — = EE — 200.977 
pet ) — 21.391,50 q rd 185.383,00 
145.170,00 | - — — 228 770,00 
180.020,00 | + — 17 023,00 22584300 
= 0 = 280 “00,00 
303.812,00 | = Cl 305.012,00 
= | E =— — - 263 00050 
94.541,00 | + 39.042,00 5.980,00 7 265.283,00 sd linhas de Rio d'Ouro é 
au E 4 = -sópolis foram considera- 
204 25900 | SP e 















29.746,20 


As circulares de Bang c de 
Matadouro foram aneluídas 
Em raças 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL ASSISTÊNCIA DA LINHA (4. L. V.) 
3º DIVISÃO QUADRO N.º 3 
QUADRO RESUMO DOS DESVIOS DA 32 DIVISÃO, POR RESIDÊNCIA 
DENTRO DOS PÁTIOS DAS ESTAÇÕES 















































| COMPRIMENTO EXTENSÃO DE TRILHOS CAEACTERISTICOS DOS 
Ah 8d APARELHOS DE MUDANCA 

Ne 

RESIDENCIAS Emaves | Covrasmetos 
comi 
Um Tor a su c D E ETTA EST PR VS 
360 | 500 | 15 | 15 | 110 | 115 
1 juiy | 05.720.52 103.038,0 - 0.041,07 163.453,31 as.n0202) 123] 492) 21] amo) xt] 25 
2 |2ºLY 1! aa 976,00 46 nol7 — 3.768, 85.204,00 TAS “5 us 5 22 104 5 
a [as | an q22es s3.70002 2.70h84 521540 SI .57040 s.01820 | as| 127) 3) 3] 08) 4 
4 | Ix-Provisbria. 19.028,00 24.053,95 - — 49.307,00 — 55) 53) 4| 19] 48), x 
5 [48 L Vac 53.875,50 so 22050 - - 192.787,00 5.05400 | 164] 158) 4) 110) 114) 03 
5 | 6»L Vo. 4 25 88070 ETR — F.36940 69.548,30 — o) q8]) 1] 38] so] 1 
jo 

Tt |esrv. | ap.27278 20 375.24 - 12:231,08 47.38240 — o) q) — | a9) 70) as 
E | ZA Ty ds o 4 39.443,50 — qLessa o 52.088,40 116200 | ss) 73] —| 20] 03) 3 
0 es Vaca 20.990,81 :— 1.068,54 As 050,08 | sosm92| 38) 150) 2) 34) no) so 
Tras. EN! 47-453,00 | Tu sau | o9.00775 | 755 [1.358] 42] 081) 017] 456 




















1 DO BRASIL TENCIA DA LINHA (A. L. V.) 
di laço | | QUADRO N.º 4 
QUADRO RENCIA a 


— COMPRIMENTO — —  CARACTERISTICOS DOS | 
ad | | APARELHOS DE MUDANÇA 
a Craves | CruzavenTOS 
ToradiNo | E TERRE | : : 
? l | 3,60] 5,00 [15 à, 


3.973,95 
4.187,10 
6.231,50 
2.501,00 





o. pas 





E. F. CENTRAL DO BRASIL ASSISTENCIA DA LINHA (A. L. V) 
3º DIVISÃO QUADRO N.º 4 
QUADRO RESUMO DOS DESVIOS DA 3! DIVISÃO, POR RESIDENCIA 

FÓRA DOS PÁTIOS DAS ESTAÇÕES 





COMPRIMENTO EX TESSÃO DE TRILHOS CARACTERISTICOS DOS 
Os DE MUDANÇA 








Ne um — - — 
- RESIDENCIAS | | 7 Cnczasteros 


| am tecer | Anceciiso 


uoEM 


390,20 ao 108740 H | E- 
ERRO remo 625,80 140400 | | = | 

678250 = TAG 10, 224,00 | i -— 
a.v7ã95 , vas,eu vu 429,90 | 

AISTãO ER 1300 | E - 
DRE ER sstoao sss6,22 amou Lo | 126.00 ER 











2 501,00 2 Too 50080 | | - | - 
| 





cas. wu 





DAMOS a 65900 A ar siDar | 200 | Tostão 129,00 | 208400 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL CONTROLE DO MATERIAL 
3º DIVISÃO QUADRO N.º 8 


DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAL POR RESIDÊNCIA DURANTE O ANO DE 1943 
TRILHOS E ACCESSÓRIOS DE LINHA 
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1 [Agulha tipo E di 
2 |Agulbo tipo E d 
3 [Agulha tipo C do 3 
4 Agulha tipo O de 5.60 usada 
5 [Agulha tipo E de 5.00 
8 [agulha tipo O de 5,00 usada 
7 |Agulha tipo LR do 3.60 
5 |Arrods paro linha de 3/4 
» |Arruclo para linha do 7/8 
10. |Arruela paro linha de 1 
11 |Calço de seullsa do chave 
ço simales 1) 
(Calço paro esntra trilho 1 ou € 
(Chave tipo B de 3.50, 
(Chave tipo"B de 5,00 
(Chave tipo € de 3.60. 
Chave tipo E de 3.60 usado, 
18 Chave tipo Cd 
19. [Chave tipo Cd 
Chave tipo P 
[Chave tipo Di de 3,50 
[Chave tipo D de 5.00 
[Chave 
[Coxim de ferro fundido usad 
[Coxim tipo G uimples 
m tipo € duplo 
Goxira tipo C simples usud 
ra trilho tipo 8 
anta trilho tipc € 
antes trilho tipo 14 usado 
ontta obavo de sgulha 
oração tipo 3. 
Coração tipc C do 1%, 
Coração tipo € de 1:15 
oração tipo C do 1:J0 usado 
[Coração tipo C de 1:15 usado. 
[Coração tipo C de 1:10 
vração tipo D de 1:15 
ação tipo D de V& 
Coração tipo D de 1:10 usado 
[Cruzamento tipo C de 1:10. 
[Crusamento tipo € de 110 usado 
(Cruzamento tipa C de LE 
(Cruzamento tipo C de L15. 
(Cruzamento tipo € de 110 duplo 
[Cruzamento tipo € de 1:15 usado 
(Cruzamento Lipo C de 18 usado 
(Cousamenta tipo C de 18 duplo. 
(Crumrmento tipo C de 1:5 
(Cruzamento tipo D de 1:10 
(Cruramento tipo Ri 1:15 
[Crusamento tipo D 1:16 
(Cruzamento tipo D 15. 
(Civramento tipo D E-10. 
Coluna de manobra usada 
Dormente de bituls larga 
[Dormente de bitola est 
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“CONTROLE DO MATERIAL 
QUADRO N.º 9 
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CONTROLE DO MATERIAL 
QUADRO N.º 9 
















3º DIVISÃO 
DEMONSTRAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS POR RESIDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 
FERRAMENTAS E UTENSILIOS DA LINHA 
Nº ve ESPECIFICAÇÃO Unipar | CMREP | LV=1 | LV=2 | 1V=d | Uv-s | EVAD | LVoS | INT | Vos 
ouDEM 
1 JAlavanea do cunhr Vain 2a = = = = Es. = 
2 |Mavanes do unha. Uma 16 1 14 2) — — 1 “ 
o |hreo do pus para Unta. Um mn) — 16 b| = — r 
4 |Aeeo da marea para linha E Um 3 A = 3 = = = 
6 |Broca do NR" para atos do pua Uma, 20 151 o 170 ae E E es 
6 litros da 4! pura area de pus. Uma — — = — — = E 
7 [Nívea do 7/5" para aroo de pum. Vmn — — “2 a ENO - — 
x Broca do 1º quem mao do qua Vs E E — = 15 pe = e 
0 |Broch para catraca do Uma 1 — a sr) — — — 1 
10 [Broca para Catraca da 58. Vim. - = É a Ee 
1X [Broca para catraca do uma (1º) Vrum — — — " 
12 |lroca para catraca do 3/4 Uma a 
13 |lroca para entraam do 1/ Uma — — — = = 
1 Um “ ao 12 m| — - — — 
15 Um 1 5 — — — — — — 
16 Um — = Ee = = Ea Es = 
Y Um — o EA 5| — — = 10 
1% Via - uu) — 5 +] — — 1 
19 Via — — a = não = e, E 2 
20 |Chave para tirefon Uma — a) — | — = = = - 
24 [Cabo para onxada, — = = = — = = = = 
22 |Chavo do duna biócna para Minho Um — 1) — ç 1| — — - — 
28 [Cabo paes muerato. o. Uma = = = = = Es = = 
E) Um — = = = 
Um E = E 
Um Es = = 5 
Uma — “0 10 o 
Um a! 108 2 E — = 
Uma a 7 1 x 1| — — 
1 7] 7 aa Wm| — — 
Um — — = = PR = 
Uma p a2o 2 ss 19 — — 1 
Um — — —, —- = = = cs 
Um = -— — -— — -— — = 
Um = and — e! — — am — 
Um - — E E — = = 1 
Um = — 1) — — 
34 |timetão dundrad Ums. - — = = = 
30 |Macado para cotar Moda, Um — 1 = 
40 duna do Ro ne Um 2 — 
41 |Muchado Uma + — — E) 
«4 Um a — — — — — 
as Um a — — E REA Es, 
“4 Um — — — = ch E = 
as Uma 1 — »l 4 = Ea ce 
au Uma — — — -— — — 
EA Uma 103 165 Ko E] = = O 
as Uma — — = = c& = 
E Uma = “us É mi) = - RÃ 
o ma — E 
En Ed = or ar] am = a 
mm. ve | = = 
E Umh — - > = ES = 
E ma — = = RE 
88 [Sar vm 1 = si) bai = = 
56 |Trado de Um = a = = E 
5 [prado de — =| w| — = = 
do |icado de = Re =| = poz 
00 [Tendo — - = = E = 
01 |Trado - = | = = NE = 
02 |Trado — = = a = 
08 | Tens = = = = e 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL Es 
3º DIVISÃO QUADRO N.º 10 
AÇO, METAIS DIVERSOS E MATERIAIS DE OFICINA CONSUMIDOS PELAS RESIDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 1943 
Ne DE 5 Ux- 
ESPECIFICAÇÃO wa | Iva Ives | IVA INS | IVO | AVSO | IX | IVA | ava | vais | tvs | Ivo | Ives | tevz CMLC [CMISP | orar 
onnes DADE | 
1 [Ago esmum no gprb, tipo 1 em barro redondo. de- k 
ss Quia — - — - - - — 150 sem | — m2| — — | 4105 
2 Quilo — — — — — — / — — — — — 2% 
8 Quilo — — eta =. a um 380 | 4.001 be? EA 181 = SM 
4 Quilo — — - -— ss ss sea a a — vos ame a | o sos Gard E 1.000 11.201 
5 Quilo 2 1) — - — 3) — | 10] — 12 m| 2000) — — og) — 43 | 14.870 
G Quilo — 4 — - — — — so — am B - — || — — 12.08 | 13.431 
z Quilo 25 - E) — — 4) — | axa — || 4.956 E) 3.20 | 12771 
s Quilo E! ta — 1 ro — — se 4 e id À aco us ms TO 
p Quilo me my mz - — — wo 1 vu Ee PE e = = — 1.925 
10 Quilo. — — — o - — = = Es || at = = = 4 
n Quilo a so) 14 - 51) — 3) -— — 0) — = || 2081) 275] 1.044] 2070) 450) G8ã0 
12 Quilo - — Ea = = pm E | a = = as — Aus 
13 Quilo 5 10 - 10) — 75 | 11161 | | — — | voz) — | qu835 
tá Quilo - — — = — = — - — — — | Ea] — | ai 
15 Quilo — o) — - — — — - — m| — - - — | ua) — — | Leo) — | sm 
16 º no pre es Quilo — — s| — — = — — — - - = - — — S - — — — - 5 
47 [Ago comum am barra rotangular des ] l 
13X Quilo - — — — - - - - — E = EM PE E = dpi = “a 
18 x Quilo — — — — — — — — — — — — — — — 7 
19 x Quilo: — — — - = — = — — — — — — = | Gal — ER 
ay x Quilo — — — — — — — - — — -— — - — — — — 12 — 12 
a x Quilo — — — — - — — — -— — — - -— — — - — 7 — mw 
= x Quilo - — - — -— - — O — — — — — 0 
E x Quilo - — - - — — - — — — — — a 
“ x Quilo 20 — o — -— 10 — a e ” a 14 ui 
35 x Quilo SE - - — — = = e—- 15€ = — — Ea + — — 156 
2 x Quilo - - — - — - — — - = — - — — - no = - — - 22 
2 x juílo - o - - — — — - = — - - — - 20 - — 20 
= x uilo —| — - - - — — — — 109 - — 100 
E x E Quila - - — - — — - — 85) x 152 
E x Quilo — - = - - - - Ea - - = ET 
E x Quilo - - — — - — — - — = - - — - = | san - — — | som 
a x Quilo — — = a - — — — = so — - — - — — - so 
3 x Quilo — — — = — - - — = = — “ — = n 
ET x uilo — EO 10 - — — — - — — — — — so 
3 x Quilo — = = = — — 102) — — +15 — vp o — E 
3 x Quilo. wu) — - = — - 16) 210) — — E - Ho) — 738 
E x Quilo — — — — | — — — — — — — a) — no 
3 x Quilo — 1] = — -— = — — — - — - — — 1 
39 x Quilo - - — — - - oa — oa 
“9 x Quilo 50) — — — — - a 
a x 1 Quilo vm] — - — — — 31) — — 32 
«2 x Quilo 99] — — — — — - — = - as | — — IL 
as x juilo e 208 -— = pe = = = = - = = ss = 28 
ET x uilo = — - — - = 5 = = — = = 15 
4 x uilo == = = = > — -— = Ji — — 162 
ab x uilo — | — - = = = = E = = “o 
Ev x Quilo 7 — — — = ao = E = = =. ea Es = 104 
as x Quilo “ — -— = = = per Es -— <= = — = = -— = = = 29 29 
4 x Quilo 4) 336) — — = = = — — — = — so - - — oo 
so x E ' ==») Quilo E = (=: = = po = = e = E = = = = = = = = sa 
» OA pe ã Quilo r 12) — = = -— - =. - = =— — = = = = = E o) 
52 | ço comura no carbono Tipo L em barro soxtaveda de! , 
31 é GN ; “| Quilo 150 — — - = des -— aee — e e — — -— — + — = e Re E 150 
53 aura mola dec E 
D, ag =4.000+| Quito — — — — — E 5 = — -— = — m| — — = — — — = =, 220 
54 [Aço comum para ferramenta em barra sextavado per- 
furado des 
; Quilo E — = = = = a = = — = — — — -| = 2) — 10) — 120 
55 asd uito — = = = E — = = 85) — = — we) — — — - 18) — as 
sa 3s1 uilo = — = — = = — — + — — Pe RES = = = ES so 
57 Quilo -— — — = Es a = -— -— — = 2 ns — s = = a om 
Quito 3 = = = = = E = ES = = = = E = = =. = — 101 
m 
Quilo = = = a = = E. Ea 78) — = = E -s) = = 
o | 7a RE 7] quo E E E - = ms = = E = = = = E Ea = 
ço comum par ramenta em barro rotangular de Ê 
CE “.0-) Quilo = = = = a = po — - — %) — — — — — 
02 [Aço comum no carbano tigo E em barra quadrado de: 
E 03... 5 PRperac orar Quito - = = - —- = = = = 
s ME == LE a RE = IS = 
ss — Bo 15/] qe = > pot = 
= 18) = “| = = M = 
| é sp pa = E 
2| — = E 
o 16 0 Es = — 
= aa E “mu 
= = = EE 
z A = Es 
Ex — — ss 
= = = E 
[RR = E pa 
Jog, = 185 
a Ea = 
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ESPECIFICAÇÃO 











Acido eloridriso. 
roms apra fun 
[= vegetal. 


[Gore tem chapa micalhia do: 308 X 
[Corbursto de eálcio, 
(Chumbo em barra 





Pando para polda:-. 1: 
Espoleta comum n,* 6... 
vergalhão de: 
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Esquidro de é luloldo para desenh ' v| 1 
Estojo pars desenho 1 | 1 | mad 
Ficha DME | 1a | 1000 | No 
Vicha DMF-S ] -— | E 000 Ao 
e 0 0% | DE | 2.000 1 | vzio 
49 |Ficha GE4 Uma | 90% 10 | mo 2 000 | u:20 
e y a | [=| Tamo =! | | 1500) 
t | 20 200 ma | 20 | - 1100 300 oo - 4.400 
ário É quud 10 Um | = Ee] o 
Fisador para desenho Em 1 | . | = — | a 
Ficha em cartolios bravos Um — — ] - Cana 
Ficba de protoces. | Um 2 | | = - | >| —| | a uoa 
Ficha VE-L-. Uma | 5 | = | = = = — E] 
Ficha VF- | Uma | 6 | | = E E - | go 
Eicia EIS | Uma | 1 | | | — ES! e pg = = =| O 
ela VE-6 Uma E í == E E = = = = - 
Picha VP Uma 1 — — — = — -— — H Rn: 
Picha VE-I8 Uma 1 - - — — — - — - — e 
Ficha VF-21 Umas ! | — — = | — — — — — — — - 10 J 
Piebn VF-22 Uma | 1 | E E E = = = E = - - | 1.000 
Ficha V F-23 Ums | 3 | =|| — | =| -| — — - — — — - a 
Ficha VE-34...) 22.0. me Uma | 1 =| =| = E E E s = = = = = =| 

67 |Ficha VF-25, . Ums 1 = = =| = | — — — | -— — — — - — ooo 

08 [Ficha VE-Z6...... Uma LO =| — = | — — — o» — = = E => 1.000 

69 ficha VE- Uma | 1 - — = = = x = e E. E = = =|4 

Ef Uma 2 — - — | — pao = - — = — Es Es 3 

E SA Uma | — — = [= = Es = Ep = = z — Eua) 

É Uma 5 1 E) ! E 4 às | =| - ; | 1 

78 [Fita para máquina do esleular Ums | bles - - — — - - 

74 |Eurador para popel Um, — - — | 3| E = e = = 3 e rm 

75 [Fechadura pjarmário .... Uma - — mo — - — — — mo ma EE: 1 

70. |Pechadura pfweretária á Uma = = =, = : q E = = Es =: ES 2 

77 [Pinna para limpesa Uma E = = = = = = + = = Es E 

78 [Grupo estofado......... Um E - = = = = - — = = = = 1 

78 Graxa mineral, ....... Um — - - - | o | — | — — — — — — 1 

&O [Giraspo pimáquins de grampesr | Caixa Ut = — | = É = E = t2 

81 (Granço pipapel sortido. Caixa — 14 + — - — — — — — ns 

n (Gramaador pipapal. Um - — 2 - — — — — — - — 5 

s dona Arábico Hquido Vidro 7 | 1| E = — — — 5 18 = 15 

om arábica em grão Quilo - =| —| — -| — 2 = — — - = Es 

85 [Guias 3376 Uma | =| =| | = = = = = = 150 

ér (Guias JO47] Uma | = = E E = o = 5 = = 4 
87 |Miposullito de múxdi Quilo | — — - - e —— as -— = Es e om ! 
ES (Unsticido. atã0] — - - | — = — — = = E 
Sm Jmpressa Inst. Regulamentares Fit, dl linha 1 — — = | — = Em = E E 1.500 
DO Hmipirensa para total de folhn ! 1 E E = = = = E = = =| Uso 
O |lmpresso poletim de frequência... ..e = Iê = E = E = =| 2% 
sz |opresso GI E) = — | = — - - — 40 — 3.240 
93 [Impresso GIZ Rr) 2:600 | 3.000 sa — 1010 | 1.000 | 8:200 — | 22487 
94 |lmpremso GI-3. | aa | |] sao 00 — - Soo 260 | 2.200 — | 16.576 
05 |Einpreso GL | 2.000 | 2000 E | - | 1.400 — | 1.500 - - 1.000 | 1000 | 3.100 — | 16422 
a frios ne | 2100 | - | -— | 1.000 — 500 — - 1000 -— | 4300 19 mma 
impteso GI 100 | 1.000 700 — 1.000 — 500 — — 400 | 1.000 — — ) 
08 (lmrpemo GI-7 | 2 e me = = em = E = < = ES = 2s 
om | Emrpemo GT = | E = E E = = = = 100 

100 [Impresso GI-14, - | = & = = = = E = - = 200 a 

OL (mor pesso G-24 — = E = e = 100 z E = 100 

TO2 [lingpireamo G-2% : E = e Es = 100 z = a 100 f 

10% Uinnresao (312% Es = = “q PE= = — = E= 100 = = = 100 

108 [Leigos 61 200 e E E E > = 5 Es = - = E 200 

105. |lmproso Gi-27 = E = p= = E ES = E = = = 100 À 

100 [impresso G1-30 10 1 | LI — s - - — 3 — “o so — 134 

Jor |Empempms CA1-4 Do | man) 400 | - = gnt = e ta É às E =| 20% 

Tas |imprrenms 1-5 E = = E Es 20] = a E Es = Em 200 

Top |mpremss G1-147 suo | — | — - - — — — o | - — 3.000 

NO Iropresss Gt Í | 10 | 5 | 5 28] — so - “4 — — 30 5 e RE) — am 

im (postas Gra | ] | 1 | 10 Mi — sa = | — — - — 01 — mn 

J2  fimpremes GTZ | ão 78| 167 15 o] 28 E mv) — | — | ml dt o) mo) — “oz 

113 [Impresso GTA ii hsm Be. Ps E. = | A Ro EA = A 

Na |Emipremo 7-1 | i'E = = — = e =| Sl g = = se 

Mb empreses 74% | nao | q VI = SÉ = E = | voo 

ME, ihorrtado Ad, RR a — — ano — | | 109 - ER 

147 |mpremo Acs ad Ê — , Es eu o ot ! = = dê 

MA mpross VEs — E - — =| = | sum = => = 1.382 

No |mpreso Vi-1z Nes =. = = s = = | = vo = = E E 

Vão mpreno JR | S1600 = E E E = | D base) 2000 x = | 7.800 

EUA o | — - — 188 | 1.200 1 =| emo] 2800 = 5.088 a 

28 tmpr mo | - = | 300 ca — o -— - Por as — EUl 
1E3 |Imçamem VI-Z0 - = = = =| mo = = E = = | To: 

326 |Imgirçeno VL-7 v.800 z 4 (Ai = ca A E = = Ru RE 

dai senão UA - ao) col Jos] o] — | amil em) vas] — - = = =| sms + 

AR cereal - | 24 200 | 1.08% | 1.550 — | 2:80) 1.400 | 240)  — - — - = — | zo 

preso Vi, - | 1.800 00 | 2470, 1.000 | MUNDO O 200 = = 100 z = — 6.870 
Va errada Via rc PL pla = = = ni = = = E cá E DO : 
impresso VI — ER — 100 — -— o - — - — — — 2,250 
EA ramos E-900 - — — o - RR o! = E = Ea = = | 10900 a 
" 131 (Umpreeso VI 000 — qua E = -s — — go = — Es ms — = 6.000 
X 132 (impresso VIA me E = a pe E = | sv e = = = = > E our 
133 |mprevs Vit — = = gal - -— E cm - - = a = a a 
138 mprcams Vis a | E q | E | =p RR O e = = — = EA 
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135 |eupremo VI-162 t | 
Topiremo SFI-1 
Himpreso SPI 
o SPL 
 SPL2U 
po SPL-DI 
ato SPI-M 
PIS 
es EST-1 
ET 
+ VT 

















[Livio VI-11 
[Livio VI-IS 








Máquina de este 
Molhader de vid 
(Oleo pesa mi 
Papul tels 4 
Papel Osalind M 100 x 15 3 - | 
Papel Do omemt 1 
Papel Joia 1 x o 6| E | pe 
Papel matria qara mimeoe 15 - | 
Papel abeorvente qara mimo rafo F 29 
| Roz 15 =] E | E 
el 2, vim azul | 4000 = | E 
apel registi Ni = = E E 
Papel fotogr 10 — = EM | 
apel quadriculada E) = = 
[Papei 350-L O - | —| | | | 
Papel 2344 | 100 =|| - | | E 
Papel K-75 | so Í | 
[Papel pimáquins de eserever 22 16.012 | 1.000 | 10.800 | 3802 
[Papel pimbquina de escrever 2* vin 13-082 | 1.000 | 1.120 - 
[Papel pimáquins de escrevvr de 33 Folha | 1.200 — = — 
[Papel pimáquina de escrever 6% X Fóloa | — - e s1 
(Papel milimesrado. Folha 9 
[Papel vegetal fina pidesmaho 10,00% 1,00.| Fólha 10 
Papel vegetal gro Rólo — 
Papel beliográfico amonia al | Rolo 
(Papel tipo R-75 Pólha - 
Papel pars cópia Blo o 
[Papel nas tinado BR nsul Folha 
Papel pars oficio (cópia) Folha 
[Papel para embrulho. Folha 
(Papel Roial bon zo Folha 
[Papel de catolina com mea (Pasta) Uma 
(Papel mais-borrho Folha 
pel estbono 22 X 23... 0.. 
pel carbono 24 » 06 
Pons para excita 
Perlurador para papel 
cam P-2 
[Para para desenho 
Pen, Gilot 404-F. 
Penas Gilot 303 
[Penia pars desenho 850. 
[Pais Giics-*, 
Tughos 477 
D, Leonard 
(Pena Pi3,....... 
mata pra limpar vidros Tuho 
Votass, comercial Quilo 
[Pranebeta para desenho. . - Uma 
Deroeveja de no a Caixa 
[Protetor de vidro para lamiparina Um 
'arafuso borboleta nº 6 Um 
Piso para papel Um 
Prelongadores do lápis 
PÁ para lixo. ....... Uma 
Parafina... 
Palha de aço n 
Pano velho... 
Page higiênico 
Pasta da cartoli 
Quer seno 
Tio de borracha. 
Negus de borracha. o. ps é 
Sebro liquido 
[Balão aim pasta 4 
[Sabonete am bola... 142 
[Sabio em basra. 14 
[Sabenvto em barra 19 
[Ea punáces os 
into preta Dara exerita E 
20 [Tinta esmo... 
201 [Tinta pars arimbo vi 5 
262 [Tinta nquar, Ia para desenho ar 
263 [Ninta ranquim para desenho 72 
26% [Nintoro duplo de vidro F] 
205 [Toslhs tipo ' 58 
206 |Tintal pers mimeiernto,.. E 
267 [Th pars desenho de 10m E 
248 [Tinta Silvas Carter 1 
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74,00 | 25.640,00 69.644,00 | 152.696,00 | 





E. E. CENTRAL DO BRASIL ASSISTÊNCIA DA LINHA (A. L. V.) 
QUADRO N.º 14 


DIVISÃO 











DE CADA TIPO DE TRILHO E PESO POR METRO CORRENTE 





Ka, 5 n | Ko, h Ko, Dm S E Ko Do Ko, 
34,000 E E E 4 an 074 É 24800 aavjo | az 
3 Sucção r Fr 24.800 c 
E Sao 


us 170002 
Mertim 


Coloni 








sEsaes 
RE 


E 
E 


110.354,00 


suar 
sm 


— su 60000 
72 17,69 


CORRRRRR 


H manso | a am | 
70,00 — — — 25 419,00 - Nas use ,00 


E 
E 


1 u 
DO CRRRRERE= 





É 


sure 

SE 

UFA TA À 
E 





25 PAD | MO 045,00 | 152 000,00 | 








o 
E 
s 
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! 7.084.530,40 














“9 21,00 6% asa | 1 49.70400 | 1840100 | 28.070,00 | s05.314,00 TE GITAD | 425 0800 | 228.674,00 


o, 
Mitola Mista diversas tredhos ds linho, — 
e entensão do 1, ARS o sejam GA TO de Elo de 24 808 poe moto 





pa DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


Ao 


“DA AMÉRICA DO 


UNIDADE 


1 | Trilho ipo 49,600 .. .. ..| 7 — eo.9se1o 


O MR! | 
j | Placa de apoio 49/6005,. A [o ss soe 45, a di 


| Tala de junção .. .. o ol ; s.284 | 208. sopra | E 
Ml Parafuso Vosso vio cas 4 a E May - Tr 39.050 H] & 2. 79 Do 


EUA 


PAMiATe lan dado Dodo E RA la A * 71.820 | r ; 3. msi Ê 
E? ; Eu a] 
Re Pare Ton) so! = RS aa 473.185 
Ati IRGtenBos os Ai aa J | 33.014 


TOTAL - 








QUADRO GERAL 
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32 DIVISÃO 


ESTRADA DE FERRO CENTRAL 


DO BRASIL 





CONTROLE DO MATERIAL 






















































QUADRO GERAL DOS DORMENTES MENSALMENTE RECEBIDOS PELAS RESIDÊNCIAS 
BITOLA LARGA QUADRO N.º 17 
JANEIRO FEVEMERO MARÇO AMB MATO JUNTO JuLmo | aGostOo SETEMBRO OUTUBRO. NOVEMBRO nezemeno | TOTAL 
mm — — y a 
| | 

am = - 6.554 | 4.999 = | 3.867 - ] e 342 | 1.922 | 38.441 
n 4 680 6.634 2490 | 3,544 8.885 | 331 674 | E — | eo | 21.749 
1.272 30 2.107 8.276 | 954 4.202 | 4.344 - [ se — | 349 | 26 532 
4.696 14,458 11.655 — | 4.000 - - | anca re | Em 43.164 
109 I 2.262 456 0.014 930 | 2.976 1,297 235 423 150 27.601 
703 4.720 335 4721 | 5.297 3.808 692 42º | 64 - | 706 | 23.904 
1.049 am 27 292 | 250 746 4.633 6.844 | 2.657 sm 83 | 18.583 
ms 136 e — | = E o — | = = | == | 136 
— — — — | 157 220 — — | 454 — | — | 831 
— — — - | — — — 126 | — - — | 245 
— sea — = | — em — — | 956 = [ = | 1.349 
oc no: == e o + e, | E = = 408 
3.283 1.861 | 1.520 1.580 | 58 e 1.040 1.100 80Z 230 | ss, Í 12,498 

= E E EE = Ea = E EE Eq E 
— — 3.354 2308 | 59 1.998 — 7,5 | Boa 1.281 | 1.647 13.146 

E = im Ex ie —- — = pa = | Es EE 
E a = Ex pos E | DR TGADE, | 7.428 
— — — — — — — — — Cof 956 
11.719 27.085 28.114 32.620 l 80.552 15.284 25.911 10.228 | 6.167 3 543 | 3.543 236.969 
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pec ms = 





3.º DIVISÃO CONTRÔLE DO MATERIAL 
DÊNCIAS EM 1943 
QUADRO N.º 18. 








N. de | | | 
ordem | | SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | TORAL 

j a | | | 
E a E E a E | =+ a | = | 1.828 
E em vo 1.345 | 160 | tao ns 2.591 
ESA IVi a Der e ty a do E 
o. 1.461 | 1.978 4.205 3.497 20.208 
id a [aci 2.500! - | 4.301 VE SORA 2020p/) “aaBiaoz 
ERRO IVA eras 1.800 | 1.264 3.608 |. 5.389 | 21.969 
Rai IV aa | 2.843] 1.389 205] 5.114 | 25.149 
PRE IV: Es | 6.423 pedágio] 1.796 | 13.990 
RR IS TV qo a 2.393 | “1.462 2.840 | 648 | 18.574 
IVO ae HE 500 +] 1.385 3.233 4.800 | 23.034 
11 | do RIVO A re | = Ei 215 | 16.618 
| | — > (2 O or 
| 12.892 | 18.362 | 19.678 | 23.659 | 170.813 

4 | | | 














3º DIVISÃO 


ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


CONTROLE DO MATERIAL 














10,292 10.14 12.665 
| 





) 





QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOMENTES RECEBIDOS PELAS RESIDÊNCIAS EM 1943 

BITOLA ESTREITA QUADRO N.º 18 

] i 

N. de | | | 
ordem. JANEIRO veveREIao arARÇo Amil | siso JuxHo! JULHO vzmsTa TENHO otro sovESmRO  pEZEMRRO TOTAL 

Í | 

l | | | 
RI 40 — — 142 389 | = e 1.263 - | - — 1.825 
2 | — 165 - — 236 | 215 162 160 | 1.345 160 142 2.591 
3 | Í | am — | 50 =— — - 5a 
41 1.815 2.458 226 | si 1.360 | — 1.538 1495 1.467 1.978 4.205 3.497 20.208 
5 | 2.725 27 | 1.058 3483 | 1.998 sm | 3.001 78 | 2.500 4.301 4.301 2.200 | 26.802 
6 | 1.291 1.358 1.280 | Seo — 2.365 — 3.164 | 1.800 1.264 3608 5.389 21.969 
7 3.447 902 | 3.753: | 38 | 830 1.600 | os 4735 2.843 1.889 202 5a 25.149 
8 | — 200 | 2121 | — | e79 -— | — 1.534 - 6.423 1.147 1.796 | 13.090 
9] 1.406 500 17% | era 1.953 2.916 — 2.008 2.303 1.462 2.840 648 | 8.574 
10 | — 1.120 183 | 3.859 876 3.828 | 3.599 356 500 | 1.385 3.283 4.800 | 23.034 
az | — 800 | 2319 | 3.011 3.208 — | 4.682 2.283 = | — — 215 | 16.618 
| ! ] | E es E Ee |. 
I | 9.539 11.388 11.390 | 12.982 17.722 | 12.892 | 18.362 19.678 23.659 170.813 

l l 











E. F. CENTRAL DO BR 
3.2 DIVISÃO. 


| | 
N. de | N. da 





CONTRÔLE FINANCEIRO 





| D É 
ordem | conta | B 
| | 
o | 
| | 
e GR O07S| Orçameno aC) 
2 | 6.008 | — €/ 
eo (o DP, 
4 | 6.022 | RRRÇE 7 
ae | 
| É SOM 
O | 4.006 | Lucros Diversos | 
6 | 4.007 | Superviniência Ati 
7 | 5.030 | Agentes Responsá 
| | C/ de Adeaj 
8 | 6.000 | Divisões, Departarl 
[ | C/ de Movil 
9 | 6.005 | Exploração de arei 
10 | 6.014 | Obras Novas Con 
; | | C/ de Comp 
11 | 6.100 | Serviços Anéxos: 
| | C/ de Movi 
12 | 7.000 | Inspetorias e Resi 
| | “C/ de Movi 
13 | 7.101 | Inspetorias e Resi 
| | C/ de Tran 
SOM 
| — C/ de Saldos 
14 5.000 | Linhas Férreas el 
15 | 5.030 | Responsabilidade 4 
16 |5. E | Material em ser 
17 | 5.0 a Obras em andame 
| 


[o 


32.989. 792,70 





12.860 .057,70 


16.939.92000 | 130.393.465.80 


189.887 .462,50 


QUADRO N.º 19 
PESSOAL MATER[AL AMORA 

Cr$ aa Cr$ 
15.118.147,70 27.031.431,60 42.149.579,30 
258.831,90 155.345,20 414.177,10 
42.657,30 2.032.406,60 2.075.063,90 
15.911,70. “153.049,90 168.961,60 
4.834,00 11.729,30 16.563,30 
95.828,40 9.607.834,60 9.703.663,00 
31.346,00 74.234,90 103.580,90 
78.275,70 5.277,00 83.552,70 
— 308.313,90 308.313,90 
15.645.832,70 39.379.623,00 56.025.455,70 
— 7.248.112,00 7.248.112,00 
— 6.204,00 6.204,00 


12.860.057, To 
147.333.385,80 
[Eenoe tC tog d 


222 473.215,20 















































E. F. CENTRAL DO BRASIL CONTRÓLE FINANCEIRO 
3º DIVISÃO BALANÇO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 19143 QUADRO Nº 19 
g ; =| T 
cem PS DSBITO RRESOAL MATERIAL TOTAL ii ai CREDITO | PESSOAL | smeação TOTAL 
| eso = SRS E, Í j be - = 
| I | | aa 
[A Cr$ Crs | | Cr$ cs Cr$ 
16.007 | Orçameno — C/ de Pessoal - E 15.953.205,70 — 15 953.205,70 | 1 Custeio do Excreleio Ferroviários. «| — 15-118.147,70 27 031.431,60 42.149.579,30 
2 | 6.008 — C/ de Material .. - == 84 022 863,60 84 02286360 | 2 Próprias dados em arrendamento: “o 258.831,90 155.345,20 414 ATT O 
3 [6.011 | » — 7 de Encargos diversos-- — 51 75450 61.754,50 | 3 Trabalhos e fornecimentos q terceiros = 42 657.30 2.032.406,60 2.075.063,90 
4 | 6.022 Mo — C/ de Inversões -. -- + 13.142.880,00 — 13 142.880,80 | 4 ) Federal Pá, 15 91170 158.049,90 168.961,60 
| —|— 5 Govêrmo Estadoal ah 4.834,00 11.729,30 16.583,30 
! ] SOMA - 28 096.086,50 84 074 61810 | 113.170.704,60 6 Divisões, Departamentos e Serviços 
| C/ do Movimento 5 A 95.828,40 9.607.834,60 9.703.663,00 
5 | 4.006 | Lucros Diversos .. - — 26 916,50 26.916,50 7 | Obras novas cqncluidas «+ 0. ce co vol 31.346,00 74.234,90 103.580,90 
6 | 4,007 | Superviniência Ativa — 16 467.472,90 16.467.47290 | 8 | 6.100 | Serviços Anéxos: 
7 | 5.030 | Agentes Responsáveis: ! C/ do Movimento «. «vu co uu 78.275,70 5.277,00 89.552,70 
| C/ de Adeantamentos .. =. = o = 3.624 31080 3.624 310,80 9 | 7.000 Inspetorias e Residencias: 
S | 6.000 | Divisões, Departamentos e Serviços do: Movimento dois DR — 308.313,90 308 313,90 
| C/ de Movimento .. -. - 302,80 57.191 55290 57 191.855 70 | 
9 | 6.005 | Exploração de areia para fomecimentos - — 9.004,40 9.004,40 | E 
| 10 | 6.014 | Obras Novas Concluídas: -, 
| l C/ de Compensação -. «. .. 0. = 26.780 70 19 164,80 45 945,50 
[11 | 8.100 | Serviços Anéxos: À e 
| de Movimento .. «0. ces — 1.454.380,20 1.354.980,20 + r 
2 | 7.000 | Inspetorias « Residências: of E 
: | C/ de Movimento .. «co E 2.360 143,10 2.960.143,10 
13 | 7.101 | Inspetorias « Residências k 
| C/ de Transferência oco = 300,00 — 300,00 
SOMA o |  29-128.17000 | 165,127.864,00 | 194.251.034,00 “ Ss E EE= 
| E ] | SOMA a: eo > ima Sead 15.645.832 70 39.979.623,00 56.025 455,70 
| = de Satã = M | ] 
| — CY de Saldos — 
15.000 | Linhas Férreas e seu Apre Bgtiata =: 6.820.593,90 6. mo. 593 do 10 | 5.000 | Linhas Férreas e seu paletas E, — 248.112,00 248.112,00 
5.030 | Responsabilidade a apurar - 172,5 11º 5.080 | Responsabilidade a à gpa É É — 6.204,00 6.204,00 
| 5.081 | Material em ser .. o 3 12 | 5.081 | Material em ser o «o co = — - 860.057,70 “860.057,70 
33 | Obras em andamento E 56,50 151 13 | 5.088 ! Obras em andamento -- 16.939.920 00 393.465,80 - 833 ,385,80 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
3.º DIVISÃO CONTRÔLE FINANCEIRO 
es RESUMO GERAL 
DESDOBRAMENTO DA CONTA N.º 5 033 (OBRAS EM 








“ EXERCÍCIO 1 943 QUADRO N.º 21 
a% ORÇAMENTO 
| N. de TOTAL 
REFERÊNCIA GERAL 
à ordem INVERSÕES INDUSTRIAL 
NTE A De AE ISTO O SE TAS ce 
| 
l Cr$ Cr$ Cr$ 
1 | Residências de linha.. 23.931.667,80 4.869.703,70 28.801.371,50 
2 = de cons- 
na 849.441,40 745.174,50 1.594.615,90 
3 Pr da pontes a 705,10 705,10 
o Comissões — Melho- 
| ramentos e gabarito 116.936.693,30 -— 116.936.693,30 
| TOTAIS .. .. -.| 141.717.808,50 5.615.583,30 
| TOTAL GERAL 147.333 .385,80 






















Adolpho Fr 













































1 
2 Alberto Bitt 4.250,00: 
3 -|Idem idem./96,30 — 
: 4 Idem idem 28,70 — 
va 172.742,50 
| 5 Antonio de 
|! E rea idem, ER 
l Pd 22.6€0,00 
e | 8 Arrigo Wer E 
E | ie. 
RE Idem. idem. di 
"ss 19,00 o 
: 798.875,40 
10 | Idem idem. 
11 Idem idem. 
| a Ritnenta Willi a) a 
] e 5.198,00 | 
j 14 Francisco Foi 
| 15 José D'Avil 
[o a José Custódi 
| 17 | lídem idem. 8400 E 
| DE 
| 18 | Idem idem.. 
| 19 Idem idem. Eq 
| . 20 Idem idem. Te 
I o fem idem. E 
dy RR de 201.926,00 
a 23 João Luis R g 
| 24 Idem' idem. bo | Es 
| 25  |Idem idem. 0: Ts 
| 26 Idem idem. POCO CA 
| Idem idem, PRUSA CH 
| Idem idem. og | 600.000,00 
|, 29 Luciano Feio ; 
| ao Idem idem. ==? 
! Idem idem.. 250.000,00 
32 Victor Figuei 
33 : 89,30 mm 
* | jldem idem. ooo | - qu. 775,20 
3º — |Mario August 
35 Idem idem. P0,00/ EL 
36 — |Idem idem. 20/00 E 
37 JIdem idem. kr E 
38 Idem idem.. ER O d 
39 [Idem idem. Es 
Idem idem. +a'00 963.970,90 
41 Ruy da Costf, 
À ri Idem' idem. .E700 MZ 
bio idem oo 15.227,50 
44 Waldemar Mg y 
4,70 — 
45 Idem idem.. 
N 46 Idem idem. 57:40 RT 
NR A | Idem idem... | es 
ht po €,90 | — 
% [Idem idem. . Ex. 
PN 3,50 era 
Ro E ti 1,20 a 
em idem..!,, j 
49 : 2,80 | — 
ão Nie idem: doom [DA ami 4esr10: | 
51 E 


ER 


93.213,60 |———— 





“| 3.624.310,80 











PARCIAL 


Cr$ 


4.703,70 
73,30 
22.480,50 


2.282,00 | 
57,40 | 


| 





631,00 
211,60 
0,10 





[| 


2.379,50 


2.€78,50 
200.000,00 
5.000,00 





[1] 


710,70 


239.513,10 


to 


400,00 
3.000,00 
€5.29€,10 
99.027,00 


772,50 





mm 


23.625,30 | 


2,60 
7.000,00 


93,10 


70,50 
38,20 


14.527,20 
- 132,40 








RECOLHIDA 


o e 





ToraL 


Cr$ 


750,00 


27.257,50 


a 
[=] 


HERE ALI ES E a pi 


| 


1.124,60) 


20.000,00 
22,00 


[UI] 


240.223,80 


1€7.723,10 


] 


772,50 


[1] 


e be EA 


pI 


45.535,90 
715.822,80 











DATA DA 


(x) 


Comprovação 


23-12-43 
30—- 4-43 

3 9-43 
15-12-43 


7= 5-43 
30- 9-43 
28-12-43 


27-8-43 


13- 8-:3 
31-12-43 
31-12-43 


30- 9-43 


22--12-43 


28-12-43 
8-12-43 


A 6-43 


30- 9-43 
30- 8-43 
30- 9-43 
23-12-+3 


20- 743 
17— 8-43 


10-: 443 
11- 5-43 


29- (-43 


29- €-43 
9-10-43 
30- 8-43 


28-12-43 
20-11-43 
28-12-43 


26- 8-43 
18-12-43 


9— 443 
12-11-+3 
12-11-43 
25-11-43 
15-12-43 
31-12-3 
24-12—13 


9- 8-43 
2 9-43 
29-12-43 
13- 443 
13- 6-43 
19- 7-43 
7 8-43 


2- 10-43 


20 10 43 


28 12 43 
30 12 43 


Dara DA Con- 


TABILIZAÇÃO 


9-43 


9-43 
12-48 
12-43 

6-43 
12-43 
12-43 

6-43 


9-43 


9-43 


12-43 


9-43 
9-43 


9-43 | 


9-43 


10 43 | 
12 43 | 
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E E | A CSM o .r 
VT “Dn tação 
E! “DO BRASIL CONTROLE FINANCEIRO 
DIVISÃO QUADRO N.º 22 
DESDOBRAMENTO DA CON — 5030 — “AGENTES RESPONSÁVEIS 
IMPORTANCIAS 
REFERENCIA E T 
Nº ve CLASSIFICAÇÃO EMPENHADA DISPENDIDA RECOLHIDA Dura vu Dara 0a Cox- Paono 
NOME DO RESPONSAVEL SERVIÇO y 
ORDEM ORCAMENTARIA = r Ez e RR a Comprovação | raniLiZação misação 
Parcias Tora Pancrars Tora Pancist TorsL 
Dura Espeno 
Cuns Cus Cos Cas Cos Eus Cns 
E dA — Eu al == —— - a 
1 JAdolpho Froitss Madeirs (Const. Abrigo de Trolls e Materiais | OINVO OM - 5.000,00 — | 4.240,00 | - EO 28-1248 | 1243 n15-2 
2 Jalberto Bittencourt Ilzford [Rebaixo dos Túneis 8 O e 10 OINV. OM 30.000,00 — — | 5 900,80 - 4 708,70 443 843 1.105 
3 idem idem, Idem idem, Tem io 50. 000,00 - 49,520,70 73,30 - va8 | “43 1105 
+ Idem idem. Idem idem Idero idem 100 000,00 | 200.000,00 | = Tab 10,50 2 450,50 | 15-12=483 | 1243 1.105 
8 lantonio de Oliveira [Administração OIND Voba 2 1 /'% 000,00 - — | 25718,00 - 2.282,00 | - 7- 543 12-43 2.100 
“ Idem idem Idem Idem idem 10 000,00 — 10.000,00 = = so 0-43 1243 2.100 
7 Idem idem. dem Idem idem vo 000,00 9.042,60 22 01000 am 2 33940 | 2s-12-43 1243 2.100 
8 larrigo Werneck Row Variante Pindamanhangata — Taubaté 00 | OINV-OM-NSTN OO 000,00 + E - | - | 1102 
- — - — 1 
| — -— = Ve 
| - — - | — — 1.126 
— - — | - — 1133 
Sm -— — a 1 204 
| — = 231,90 - 27-8-48 sas 1.209 
“ Idem idem Adimanistração da CM RS TP | Tom Idem idem 100.000,00 — — — me = dou 
E= E e = 2 
| — — — — | 1107 
- 25 470,00 — - | — = 1.133 
| — 210,00 — | — — 1.2 
| p= i 22.441,50 99 819,00 | | qr 1.208 
| C9OO,00 | 290.785,40 | — 1.209 
| a | | 109,00 | “98 099,00 031,00 13- 843 043 1.505 
| — |— — | 211,00 — JI-I2A5 12-43 1.104 
10 |idem idem Variante Pindamonharasba — “Taubaiá 9-4 | BASSO | Lie idem | 300.000,00 = — | gzos ao = ouo 124,00 ara | 12-43 1.601 
n Idem idem Administiação da CMRSP 1N-10-43 4508 Jem idem 109.000,00 Soo 000,00 | — | ao, 03.219,60 |=-——— 
———— — —— | — — 30 943 ea 1.104 
Ernesto Willy Froitaheins [Terraplenngero de Fat, Ergo Mainor 1-0-43 +38 | OINV-OM a — — — — -— — Era] 1243 1.109 
Idem idem Amsentamento de tuilbos = 1. = 22-11+45 5803 | Idem idem 23 219,00 - - 3. 195,00 
y — 20.000,00 | (x) 28-12-43 
Francisco Fortes Alves de Andrade. Aquino de Materi NaPror. 10-41 4.505 OJINV.- OM =No 7d - 20.000,00 -— |] a, 22,00 sra | 123 mis 
D'Avila Lins sen bado Passagem auperior de Pat. Reslengo. nas s.070 DANV-0M - Ns cd ss 2000 = | 
[José Custódia Carvalho Drumond [Oeansperte hrs SH Variante Sitio Ná Fortes 032 1.014 OINV-0M = No7%% 50. 000,00 — ] 04s IO 
Idem idem. anita. Idem. idem “ Ta 3.104 Idero idem SO 000,00 = 06. 2ui do es 1104 
+ = 1.101,00 Eus 10-43 1.125 
= = JO 154,30 = | 1.208 
— — 80 — 9-3 1.505 
a = 30 pus 43 1.208 
Idem idem, Administração CM LO 3.h45 Idem idem 27.000,00 -— — as 1,101 
1 dem idem Recepção Oficínis Alunos da FM 4.364 | O IND - Varbas Noé 15.000,00 - - ao- 8-3 1243 1104 
20 lidem idem Transp. Km. 31 Varieute Sítio Sá Fortes 5494 | OINV.-OM -Ny 85.000,00 — — so 048 
Eu [dem idem. Dessprop. ma Variante 8. Macedo 8. Drumond, 1.487 Idem idem 200.000,00 - — B-12=3 
22 idem idem. Estudos n Ramal de 8. Marbara. 241 | OINV.-OM- 5.000,00 | 412.000,00 — 210.074,00 ma 
— V7- 843 
E lsoão Luis Ramos Quitito Remodelação da Linha ns LV —4 18 | OINV-0M — 100:090,00 — E - 3 11 
HM [idem idem... oo, Idem hem... 1.168 | Idem idum 100.000,00 = - 10- 443 ss La 
25 fidem idem Renparelhamento da pedieira de Babaúns.. 2.008 | Idem idem 109. 000,00 — — n- 3 Lam 
26 fldem idem Remodelação ds linha... > 219 | Idem idem 100.009,00 — - 29- (43 0=43 ram 
27 (ldem idem Resparelhamento da Pedreira de Sabaúna 3.648 | Idem idem 106 009,00 - — 20- eg 10-43 LIM 
25 idem idem Praça [Remodelação da Linho. ES 8.540 | Idem ídom 100.000,00 | 800 000,00 — oa 53 Lam 
30 |Luciano Feio de Magulhsms Resparelhamento da Pedreira de Sabadus... 440] OINV-OM =Notd! | 100.000,00 - — - 243 1.125 
30 ldem idem [Remodeloção dm Linho... ra 449 | Idem idem 100.000,00 — — — a8-12-43 ua 117 
d |idem idem qu Gênuros Alimenticios.. 0,000 6.801 | Idem idem BO 000,00 | 250.000,00 - — mira 1243 1.501 
32 |Vietar Figucira de Freitas Alargamento de Cortes da LV 7 2.382 | O INV -0M 5.000,00 - — 71070 — X 10-43 1.101 
lidam idem z ERtps 4 Lastramento de Linhs....,.. aa 4m2 | OINV-OM— 300.000,00 | 0%,000,00 230 918,10 | 220.229,80 2 3a 1243 LL 
JE |Mario Aurusto Castilhos do Espirito Sante emod. Suparatrutura da Linha E Vos] o. 1010 | OINv-OM — — — — 59 Lim 
mo Jidem idem E E Remodelação do Páteu de Belém. . 3815 | OINV-OM = = + Sa O 443 u=3 1.104 
na Idem idem à pede à 500 | Idem idem — — — — 12-13 nas 1104 
a Idem ter f 6.850 | dem idem — - — 1e-n-d4 143 104 
a [Idem idem, E 6.300 | Idem idem - -— — 25-43 1243 1.104 
= demo idem. y 5.508 | Idem idem — — — 16-12-43 1243 1.104 
5 BT | OINV-0M =Ny7 id! 700,00 — 1e7 72810 a1-13-3 12-43 1. 
a 187 | OINV-DML=Nya E 
lom idem f 
E ne ASIC| OINV-OM-N-4 7 772,50 2 048 
“ Remodelação de páleos de estações... 2] OINV- OM -Noã 
mm idera, g : 18-548] 1.015] Idem idem au 000,00 ce 19.057,40 = 
Desaprapriação na Est : ai=3-48 LT | Idem idem 7.000,00 — E = 
[Remodelação de páteca de vstuções ias 2185 | Idem idem 30 000,00 26.004,00 E = 
- 3.000,00 | 20.00e,00 — 
dem idem s7=8 a. 105 idem 70 000,00 — 






- [Remodelação do 1 à 
x Remodelação de pútess de 
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CONTRÔLE FINANCEIRO 
QUADRO N.º 23 








| Nº DE 
| ORDEM | I. C. V. 2a GA: da EG Vi SUB-TOTAL LBV. É. CENTRAL “PoxaIs 
| Ê Cr$ * CR$ Cr$ Cr$. Cr$ Cr$ Cr$ 

2 [70.384,60 159.771,20 176.495,10 | 1.106.650,90 142.413,80 | 1.882.616,50 4.646.660,82 
; 3 4.267,60 = 1.445,20 5.712,80 = = 931.917,89 
; 4 — -— = E — -— 70,50 
5 4.821,00 600,00 | - — 5.421,00 == — 1.896. 182,74 
6 79.777,50 rea == 7G.777,90 5= 1.115.717,00 2.618.552,10 
7 30.076,00 E Re: ) 36.076,00 = = 81.945,30 
8 163.772,90 CO. 297,10 193.477,80 317.547,80 | 1.059.327,40 = “1.511.136,50 
9 E 597,60 == — 597,60 12.733,30 E 3.785.714,97 
10 — —  — -— =— = 16.615.324,21 
11 a a=a Es =" -— = 708.642,60 
12 3.737,10 — — 3.737,10 1.798,40 | = 438.929,11 
13 500,00 = = = 00,00 2.235,50) es 5.008.766,43 
; 14 18.910,60 1.384,50 = 20.295,10 == E 246.526,76 
os 15 9.097,90 10.695,10 6.296,70 26.089,70 80.910,10 e 122.648,70 
: Ec16 — — POPA — -— 28.035,80 == 38.044,51 
RÁ 56.162,20 62,536,30 59.073,40 384.771,90 3.609,50 — 350 451,10. 
18 412.768,00 "126.671,30 | 45.198,10 284.637,40 26.370,80 = 376. 262,00 
19 14.007,10 “25.142,90 29.300,40 68.450,40 2 851,50 = 71.472,70 
20 05.514,90 49.021,20 40.832,00 195.368.10 = E 197.628,40 
21 46.859,30 125.335,20 43.441,00 215.635,50 = = 259.327,87 
k 22 | — — | — — = = 320,60 
', 23 | 7.482,60 315,50 1.559,20 9.357,80 == = - 10.780,50 
24 118.752,00 So 2.076,10 20.828,10 85.516,20 = 107.054,20 
25 74.326,70 1.756,80 == 76.083,50 165.711,20 === 941.890,34 
26 14.792,30 2.756,20 7.324,50 24.873,00 5.857,80 =. 230.166,39 
27 83,30 = — 83,30 =— = 83,30 
28 2.857,60 1.351,00 1.979,60 6.188,20 = = 11.922,70 
— — — .— — => 898.656,06 





38.991,20 6395. 191,90 608.499,10 | 2.882.642,20 1.617.371,30 | 2.998.233,50 
. q 42.149.579,30 


































































































CONTROLE FINANCEIRO 
QUADRO N.º 23 















































ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
3* DIVISÃO 
DESDOBRAMENTO DA CONTA 5100 (CUSTEIO DO EXERCÍCIO FERROVIÁRIO) 
RESUMO GERAL (PADRONIZAÇÃO) 
] | 
Ne me | Ne pa 
REVERENCIA 1 Ly. 2iy sLv. 1 1y AY 821. “LV JS Ly Lvr SuneroraL ev Ley 
ONDE | CONTA | | | 
| cms Gus cus cs | cs Cos Cas jo Cu O | o CuS eus Uns 
1 2100 (Orçamento Industrisl. ” | 472.280,60 189.517,00 PRA 151 180,80 | 50.201,20 162.084,20 2M 04202 8 009,00 | ROTOR FIO SMA ÕO | 159,771,20 
a [2101 es 5 e 182.920,10 | ST.0SS.1O MB OI2AD | 0840020 | 10909300 | ATIGANÃO | 12188070 | SSZLOD | 029 205,90 4: 207.60 
a [200 : e c + - = ie) 7030 0A8 + | o | 
+ 2 101-2 E, 5 22.018,30 208 004,10 435.150,10 205, 1545,20 120. 72540 220.970,80 A TITOU 150.838 44 63.070,00 1.890 100 600,00 
5 2102 estas . 94 205,50 NIS IOIAO 1148, 205,00 850,20 156.800,20 250.573,80 77.200,50 88.060,00 ut Lag | 
o a 103 x e. — 17.583,90 16 TO440 8,00 SMA o ps = — = a 0 | 40.076,00 
H 21M “a d em. . 4.308,30 o Moo 1.428,70 TU. 188,50 243,00 1.385,30 1627,70 UM 261,30 | 0 772,00 | 
s 21006 bo . . 288 675,90 335 828,40 MO M5,ãO 5 800,70 MI, 182,00 200.858,27 106.165,00 | 4 772 424,07 -— 
u 2107 +) E . 1 MI 820,30 BSO GOZO | ITA .TEIAO 403 087,60 | 118 4 O 12 MS TI | 2 021465,70 | 10 615.324,21 “ 
28 bo E 225 28590 nz 03420 | 226 F7LVO | 2021900 | 25.671,70 9.004,00 3 UU 50 | 708 04260 = 
E oa pi a VO SA AD 15. SB$AO | 29.197,50 IAM | 126.168,00 RETA 5,00 | 489.393,01 | o 8.737,10 
2u0 pi gem" 671.595,20 Tarado 421.500,50 ANT ASTAO STO. 704,50 + oas 140.329,30 | 5.000.040,03 00,04 
aut : k so 721,00 MOBO | IZAZIO | TITANGO | 427000 | SAO | 220.29,06 | as 00,00 
2u2 a ' , de 1.691,00 = 86,00 ERA ATT O | - | 15 408,00 0.007,00 | 
2u3 E w semnadas 29.00 140 -— a.osaso 2.085,01, 2 ] 10.008,71 | = ] 
Zn] ' 3 Ê 2 voou st 4] 2.090,70 0.162,20 | 
2132 Aa - ' 1o.61h70 12.780,90 1.530,00 | 10.311,89 - ! 35.253,80 768,00 | 
2 1133 8 ke: divs MIMO -— - ZOO | — o ] 170,80 JA 0070 | 
2 118-4 — — 2,20030 | | 2.260,40 | 305 514,90 
2 us Pe 200,50 agaão | 2soão | rt 465,00 95217 43 O92A7 | 40 899,30 | 125.385,20 
210 s — - — a20,90 — | — 
218 g a E - = — - sas 20 - vaa,20 Tas | 315,50 
2188 PTE ” - — = 159,00 - 154,00 = TOMAO | 15 75200 | - 
214 a y pera = IBLCSSAO | GO BIRIO |  AB44ASO| TOMO | D5.70030 89.508,00 | qIamaTa | 
ER E As Ê AGR 014,00 | TS 207 A OTISO | 1.820,80 8288, 80 TOSA | 20 MNAGO 
2208 a E Es e LARLSO - — — 4.253,00 = 1.151,00 
ano = " Ee Cl asajmaão | ao vr7ao | no ias TU 2.057,30 | 5810800 | ISSSTLSO | 1495160 = 
dad avtgis to (| 4.109,489,40 | 3.971.608,80 | 4.332.082,50 9.902.834,70 | 2.249.070,50 | 3 105 05280 | 1.570 489,20 03) 28530 | 1.898 051,20 | 085.191,90 | 





























Uns 


1.100.650,90 
80 





5.321,00 











TIRAM: Ko Cem Lerrata 
Cns Cns | 
VAZ ALSO | 1.882.010,50 | 


1115.717,00 | 
| E | 
l 








Toa = | 




















- TO | ) 
| 200,00 SS 70,45 
] 20,25,10 215.520,76 
0.20,70 20 089,70 So.910,10 
E = | mas 38.044,51 
50.073,40 384.771,90 3.600,50 | SD 4SLIO 
45.198,10 2 Tão 56 370,80 | 70 262,00 
29:300,40 | 08 450,40 2 851,50 TI 472,70 
40,/832,00 105 36810 - 
4344100 | 215.035,50 - 
1.559,20 457,30 — 
20. 828.10 85.516,20 
7h 084,50 | 105.711,20 - 
24.573,00 5.897,80 - 
- | 83,30 - — 
1.979,60 9.188,20 — — 
008 409,10 | 2.582.042,20 | 1.617 971,30 | 2.908,233,50 
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E. F. CENTRAL 
32 DIVISÃO 








ToraL GERA 


CONTRÔLE FINANCEIRO 
QUADRO N.º 24 


CONTA DE MATERIAL) 
CONSTRUÇÃO | 


TorTaL 


Cr& 


346.956,20 


133.972,50 


492.566,70 | 


957.558,90 
906.652,70 


1.864.211,60 


1.088.968,10 
* 926.650,30 





TERRAFLENAGEM 


Cr$ 


133.572,50 


429.638,40 


834.104,50 
831.458,10 





1.685.562,60 


2.233.622,90 


RESUMO 


OsRAs DE ARTE 


SUB-TOTAIS 





Cr$ 


326.956,20 


62.928,30 


103.454,40 
75.194,60 


178.649,00 


279.229,20 
926.650,30 


Cr$ 


346.956,20 


133.972,50 


492.566,70 


957.558,90 
905.652,70 





1.864.211,60 


2.512.852,10 
926.650,30 


2.015.618,40 


5.217.778,40 
4.983.220,90 
4.159.956,80 
4.589.421,90 
1.652.717,70 
3.316.906,00 


23.920.055,70 


3.692.872,10 
4.581.196,90 
286.864,00 


3.912.153,80 


RCICIO DE 1943 
Nº DE é 
felt == : 
“pda DBRAS DE ARTE 
Cr$ 
LIA 
TunEL DE Casal 
1 |Gerson de Salles Cod 346.956,20 
“TRIANGULO EM É 
2 A, Dollabela Portella == 
VarIaNdDE FERN: 
3 JA. R. Giannetti & € 62.928,30 
| VARIANTE ToNEL 
4 —|Emprêsa Construtoral 103.454,40 
5 |F. Marinho de Andrs 75.194,60 
Soma E SA 178.949,00 | 
Var ante Dx, 8! 
* 6 |Socimbra, Soc. Const] 81.566,40 
tê Luiz Villela da Costa] 926.650,30 
SOMA. ap no 1.098.216,70 
VarIANTE BARBA 
8 | |Rezende Costa & Cia) 435.699,60. 
9 | |França Simões & Cia] 621.370,80 
10  |B, CG. Villanova.....J 318.353,90 
11 |Soares Mattos & Cindy. 011.275,80 
- 12  |Barbosa Mello & Sea: paia 
13 Ademar Rodrigues. ..| 587.891,90 
SOMA... 975.592,00 
VARIANTE Camas] 
14 |), O, Machado & Cid 378.701,50 
VARIANTE PEDRA 
15  |Emprêsa Construções | 483.7925,7 
Ponte DE SABAR 
; 16 [Carlos Rocha & Cia. | 286.864,00 
VarraNTE GeNER 
17 | |Ajax Corrêa Rabelo.) 176.854,20 
a Bope ER 7 . 898.487,60. 


41.246.467,90 








.564.474,50 
.961.981,60 
.222.375;00 
. 154.525,10 
. 652.717,70 
4.807.049,00 


nana 


29.363.122,90 
4.250.730,70 


5.261.938,80 


4.639.109,70 


47.997 .698,50 


635. 182,90 
995.944,90 
628.361,10 
1.204.373,70 


935.919,20 


4.399.781,80 


416.699,90 


528.436,90 


286.864,00 


“250.103,40 


a 
na 
Pl 
<o 
[o 7] 
» 
S 


33.762.904,70 








4.697.430,60 


5.790.375,7 


286, 864,00 


4.889.213,10 


“7.676.299,00 


59.673.997,50 








E. F. CENTRAL DO BRASIL 
3” DIVISÃO 


“a 


15 


16 


DESDOBRAMENTO DA CONTA — 6008 


EMPREITADAS PAGAS POR VARIANTES EM CONSTRUÇÃO 





REPERENCIA 


| LINHA DO CENTRO 
Poxa e Casa 

Gerson de Salles Coelho Punel 
Turasguro um Serio 


x, Dollatata Portella 





Vamtasere Frames Pesmeno — Semssnto 


FA E Glunmesti de Cimo Lida 


Name Nest 2% — Fsração Sesros Denver 





jprides Cunstratra “Delta! 
Marinho de Andrade — Túnel 








varasre Du, 86 Poeres — Iiosnacexs 





s Tudo 






Soeimbrs. Soo. Comstro 
Luis Villola do Costa Tim 


Tripod 
tio 








Soa 
Van eserk Ramais — Camasmat 


Tezendo Costa 4 Cio Eblo 
(Erançm Siraões & Eur Toto 


Vienna nO Siao 


19,0, Machado de Cos Etada 





Vauresrr Deva po Sixo E Mao 
serio Beda 








Emprisa Construções 
Poxa De Ssnanã 
(Carlas Rocha de Ci tdo 
Vamtesore Cesar Coreia — Pose pt Trois 
|Njas Carris Teslello Ê 
Tora ne à 


Morar ema 


(ORÇAMENTO CONTA DE MATERIAL) 





TRÓLE FI 
QUAD 


NANCEIRO 
RO N.º 24 





EXERCICIO DE 142 


seas | Uvas a Arerie 





Ous Gus 











2815 453,90 
TA OTA ÃO 
SO 06720 
195.097,00 


as 





ao 
SIS tema | 1424 189,80 


980,500,10 | NS ÃO 
1.164 407.60 | 44.711,20 
003:810,10 


12 646 71820 | LoiTsiIÃO 











Tora 


Cus 


1423 884.00 


LAB ssa | 1.007 401 








CICIO DE 1943 


RESUMO 











za sas ção 


1.209 178,80 


TT 05,80 





| 













































































Vemmariesaoe | Omtas Dx AnTE orar DennavLEsa dE | Onnas pe AnTE | Sen-rarare 
Cus | Cus Cns Cus Ens Cns 
346.046,20 — sab 054,20 200.956,20 
133 972,50. — 183.9) 133.972,50 
ERRA 02 925,40 “92 560,70 ae. 088,80 2 025,40 492 500,70 
I 
r 
ss at so 057.655,90 5 105,50 | 109, 457,40 
TRENTO 006 85270 Sa 42810 | 75 192,00 
1.655.50200 SpL2Nõo | Inss 020 | 178.049,00 | 
1.007 40170 81,500,40 1.058 06810 | 223902200 279.220,20 | 
— 065030 925.650,80 — 02.650,30 
| 1 008.210,70 OI 61840 | 1.205.570,50 
437 DO,0O | 5.217 77840 564.474,50 ua5. 152,90 
DRI S70MO | 4085 220,00 067.981,00 00% 944,00 
315.353,00 | + 150.056,80 222, 375/00 025 36110 
1OLLZ758O | 4.580.421,90 | 6.15 05,10 | 1.204 978,70 
— «052. 1.652 71770 — 
8.316.008,00 | 4.507.049,00 | 995.919,20 
SABADO | 20 0440870 | 297569200 | 23.920,05570 | 20.808.122,00 | 4,300 751,80 
2 sLM 170,00 S7S TONSO | 9 0028T3ÃO | + 250.780,70 IG 699,00 a 57 480,00 
4 007 471.20 ay 725,70 | 458110600 | 5.261.045,50 Os a36,00 5700 aTaTO 
= 286.864,00 sh SA 00 — 2sG 864,00 256.854,00 
ERREI CO 1TG.M5420 | 991215880 | 4.039.109,70 250.104,40 4,889 915,10 
o ET RSA | 5 SOS 48700 | 41220 207,00 | 47.007.608,50 | 7.076.200,00 
OTA 007,50 




























F. CENTRAI 
32 DIVISÃO 


CONTROLE FINANCEIRO 
| | QUADRO N.º 24 
NTO CONTA MATERIAL) | 
CONSTRUÇÃO 







(BRCICIO DE 1943 | RESUMO 


| Osras DE ARTE ToraL TeeraPLENAGEM | Osnas DE ÁrTE SUR-TOTAIS 













Párro DA 1 





























































































































































































1 |Carneiro de Re 175.013,70 1.177.458,50 1.002.444,80 175.013,70 1.177.458,50 
& VARIANTE : : 
2 |J, Janot Paches “828.655,50 5.241.852,90 | 4.413.197,40 828.655,50 5. 241.852,90 
3 |J, Janot Pache 2.606.273,20 2.606.273,20 — 2.606.273,20 2.606.273,20 
SOMA... 3.434.928,70 7.848.126,10 4.413.197,40 3.434.928,70 7.848.126,10 
SUR-VARIAN | 
4 J, Janot Paohe; 150.480,80 695.922,00 545.441,20 150.480,80 695.922,00 
à |Socimbra Soc, O 133.543,60» 755.229,70 621.686,10 133.543,60 755.229,70 
«6 '|Cia, Auxiliar de ee 316.222,30 | 316.222,30 316.222,80 
Soua.. 284.024,40 1.767.374,00 1.483.249,60 284.024,40 1.767.374,00 
VARIANTE ] : 
7 | |Pegado Souza — 518.039,90 518.039,90 — 518.039,90 
VarraNTE H l 
S |Edgard M, Rod| 14.191,30 741.215,10 727.023,80 14.191,30 | * 741,215,10 
MARECHAL 
9 |J. Cardoso de 174.083,50 |  1,228,930,10 1.054.846,60 - 174.083,50 1.228.930,10 
: VARIANTE 
"10 |Rezende Costa j 53.405,10 | 2.095.273,60 2.041.868,50 | | 53,405,10 2.095.273,60 
VARIANTE À 
11 |Pomneu Camarg = 226.278,90 | 226, 273,90 — 226.273,90 
VARIANTE 
12 |Paulo R. Fragos — 35.000,00 35.000,00 =— 35.000,00 
13 |Eudoro Prado L 12.713,30 300.287,30 287.574,00 12.713,30 300.287,30 
14 |Fernando da Gal 206, 424,80 206.42:480 = 3206.424800 
Sona..|| + 12.713,30 “541.712,10 528.998,80 12.713,30 741,712,10 
| Vanrtante O | 
15 |Construções Civi 322.805,90 | 1.215.321,10 | 892.515,20 | 322.805,90 1.215.321,10 
VAREANTE 
16 |Ossar E MERa 77.011,60 | 1.015.229,30 938.217,70 77.011,60 | 1.015.229,30 
17º |Barros. Valente 126.202,40 | 1.819.128,60 1.692.926,20 126.202,40 1.819, 128,60 
SOMA. . 208.214,00 2.834.357,90 2.631.143,90 203.214,00 2.834.857,90 
“ 
Vartante C 
18 | |Cia, “aa 20.798,80, 1.171.822,10 1.151.023,30 | | 20.798,80 1.171.822,10 
VARIANTE D á 
19 [Cincinato Cajadc 310.472,20 6.214.664,20 5.904.192,00 310.472,20 6.214.664,20 
20 |Plinio Botelho d 611.947,90 3.760.438,40 3.148.940,50 “611.497,90 3.760.438,40 
21 |Ulysses Pas de E == 674.003,00 674.003,00 | — 674.003,00 
22 [Tavares e Pinhei * 34.393,80 1.086.432,20 1.052.038,90 | 34.393,30 1.086.432,20 
23 | |Soe. Técnica Co 56.210,20 1.548.174,00 1.491.963,80 56.210,20 1,548. 174,00 
2a. Eng.º Mattos e — 1.106.803,40 1.106.803,40 a 1.106.803,40 
25 |Cia. Serviços e 81.848,10 3.435.398,50 3.353.550'40 81.848,10 3,435.398250 
26  |Soc. Construtora 11.397,60 622.06'50 610.058,90 11.397,60 622.056,50 





















18.447 .970,20 17.342.150,90 1.105.819,30 18.447.970,20 


39.813.874,60 


1.105.819,30 


5.800.998,00 


Soma..| 




















ToraIs. 34.012.876,60, 5.800.998,00 









TOTAL G 39.813.874,60 





dao a a E Asól 
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EMPREITADAS PAGAS POR VARIANTES EM CONSTRUÇÃO 
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XENCICIO DE 191 EXERCICIO DE 1 o 
Ne ve 
NEERMINCIA 
ont Peas ria uas | Onnas ve Amro Pora Densa Area Terras Der r 
l 
| Cas Cos [o Ca em Cah | Cnh Cuá es 
HAMAE DE SÃO PAUDO | 
| páreo da Estação nx Fuivasszação | | | 
4 |curtmiro de Frúsemle & Cia ê | | Logz asso 125.01970) LATTES 0] 1.002.444,80 173,01870 7u458,50 
| | xpantinera Tianha Do Proa — rima | | 
| 
2 ti Ja Css, Lida. 4 [241.852,00 | 4 414.107,40 S2R, 059,50 
a 3 Mont Cs. Tudo q 1 | 006.273,20 2005 ao 
| see | “ TSM IZOIO | AMA AOTÃO | AA DIR TO 
Eva For | | | 
«Jutuat Paste | E vía. 180.80 134.480,80 
ocsmilira Sox, Co vetuddora Brasilia Leda. | sa 10 133, 543.00 LEE SAS | 
Cia, Abxilias de Serviços de Administesção. | | E) 016.222:40 | | 
| Eus a | tis LAO LT07.97 LARS 34,00 284 02540 
| | | 
Vautysrk SAUDADE — Frontaxo | | 
7 JPegado Souza de Cix, Ltda SE 090,90 [o sas umao 518 030,90 | sis:a30,00 
di I | 
Vamante Prontas — Eesexns | | 
» lfdessd Mr, Ivdiigues d Ga 02280 Detonção | TOLEDO | ar 02280 DADE, aO TALZ15,10 
Mamecmas Samira — Evo Passos | | 
ho vu Jd Cardoso de Moeda Sobrinho - — - 1.054.840,00 NTÁLOSSAO | 1228 MOO | 1.051.846,00 | 174.083,50 | 1.228, 930, 10 
; Vantaxee QurLce — Lavursias | | 
10 [Resende Costa d Ci - 2 005 273,00 33/1050 | 
Vamtaste Laveisnas — Crúnano | ] 
US a iDomipad Cs motim 6 Elagiero Sitreira Ltda... - E s20.273,00 220.273,00 | 226.278,00 E 
| Vassasme Coneiioo (xcmorana | 
1 auto Eepaus (Ante necietom — - 45.000,00 15.000,00 | 23.0c0,00 
Eudoro Prado Leques - mo 300,257,30 28T.NTA DO | 12 719,30 300.287,30 
vu mando da Guns Todi - — 209,424,50 DO AZIARO | = | 3205. 484800 4 
po) Sons - - | SA .TIZIO 528, 008,80 12.713,90 TH TI2N0 
Vamsxre Cormostna — Povos | 
1 [fun ençies Cóvis Lida — — 922, 805,90 a21,10 802.515,20 22, 805,90 1 4 
Fo Vantexte Tárnere — Cagarara. é , 
18 [Osssr Americano Ltda - — — sas 21770 TI-OMLOD | 10Ls22040 as 217,70 1ot5.220,30 E, 
17 fMtámria Valente & Cia - — — 1.002 920,30 120.202,40 | 1.819.128,00 1.519, 128,00 
2a E É dica gd ia Les a 
Sows Er — - 2 081.149,90 208.914,00 2.814 857,00 4 
Vanguvro Cavarava — São Jost nos Caros D) 
1» (Gis, Comtrutors Pelernesnos SA - tur a do t51,029,30 20.705,80 NATE Sao 1.151 02230 
Namtasere Do Parsert 
10 |Gsteinato Cajudo Brazs - - — 5904, 102,00 a10. 472,20 
am Tento Botelho do Amaral o — = ERTEITE SEL 47,00 
BL (ips Pas de Barros — = - 874.008,00 — º 
22 [Tavares e Pinbeiro Lts = 1 - - 1.052-08890 | 44.909,00 
24 |Sor Técnica Comercial Anhunquera Lado — = = 1.491.003,80 58 ,210,90 ] 
ã ã PE ie eo e = 1 A. = Ec] BLBASIO [.8 
A o. Serviçns a Liienho: . = | = = 353 L “35.208,50 BI SABIO 
Bo (Soo Construtores ml Imóneis RA — — = STO. 668,00 1E.07,60 te 0050 1.907,60 y 
BO ses > , Ar =" 1 — | transam | 1105/8000 | 8447 raso JOS SIO3O | as tIT TO 20 
6 do o a “S Es = MALOLB STO | 58000800 | ORIENTADO | GA DIZ STO, 80040800 | à A 
pára, ORAL mean oo sã 39,8 875,00 À 














CONTROLE FINANCEIRO 
| QUADRO N.º. 24 
CAMENTO CONTA DE MATERIAL 

TES EM CONSTRUÇÃO 





















| EXERCICIO DE 1943 | RESUMO 
Nº DE f 1 + , 
4 
ORDEM ; À 
RAPLNEAGEM | OBRAS DE ÁRTE ToraL TERRAPLENAGEM [OBRAS DE ÁRTE SUE-TOTAIS 
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ CR$ Cr$ 
1 |Eudo = 2.685.809,60 2.685. 809,60 E 2.685.809,60 2.685.809,60 
= 2.685.8C9,60 | 2.685.809,60 | | — 2.685.809,60 — 
2.685.809,60 
E AÍ 































E. 
3a 
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DESDOBRAMENTO DA CONTA — 6008 














Terras 


Murat musa 


Ne dx 
MEP EIRENCIA 
coupe 
| 
| 
LENHA DO CUNTRO 
ext. mo Curas 
1 JGermn ido Sallos Coelho — Tunel 
| rmassero rm Sireu 
2 UM, Dollabela Posted 
Vantoes Penxasuis Prvitetio = Senmsnt 
do JAM Cimnesti de Cia Lida 
Vanzasve Mixei 26 Pstação Sector Dove 
8 liaiprões Constratisro 
+ [PE Marinho do Andrnd 
| Sousa, 
| Narcasre Dm Bh Nuneres = Ramnvceva 
6 (Soimbrs, Sos Construtora Importadora Nrssilio Ttdu 
7 (Luis Villeta da Costa Pinto —— Túnel 
| Sinea 
| Vamreere Bemmaciva = Comamsl 
& Revendo Costa de Cio Tuly 
1 (Frango Simes 4 Cir Pitt 
10 |8€ Villanova. 
A [Sonros Mattos de Gis 
12 |Nnebora Molho & Sesrpelll — Túnid 
13 [Ademar Rodeicims 
Suyia 
Vamtssere Camasist — Nena no Spa 
Ma O, Machado de a. Ltda 
Vaurasre Penna nO Sexo 1h Macio 
15 [Empross Construções Gurniv tela 
Poxa ny Sananh 
16 [Carlos Rocha de Cir Ltda o 
Vanrasre Geeuar Canino — Poco ma Iteas 
17 [Ajas Corea Ratualho 


EMPREITADAS PAGAS POR VARIANTES EM CONSTRUÇÃO 





























CONTROLE 


(ORÇAMENTO CONTA DE MATERIAL) 


FINANCEIRO 
QUADRO N.º 24 











































































































| EXERELCIO Di | EXERCICIO DE (943 RESUMO 
| E ã | = E Re 
] | E ] ai 
Penmancema ces | Cumas my Are | orar | essoem | Onmas or Axe Sen-zoras 
Cus Cor Cus [ Cos | Cos Cs | Cns 
| | 
| | 
— MO 950,20 20 96,90 — 36 050,20 | o 956,20 
| | 
| | 188 072.0 — 153 193.674,50 a 14 
| 
| | 
| | aa Gas 40 02.025,40 seo 038440 | 
Í | [ 
l 10250 | 103 /454,40 ss 108, | 
o sab sssão | 78.104,80 | SIL 810 | 
E a) o x É 
nbs caro | ras ano | 
| 
| | 
| NOT BOLSO | pampas oo | 1007 amo | 
Co vem NOTES | LABS NSHOS | r mo AMtzO | 
| [ | | 
| 
[o c178 [ 10X 484,30 07880 | 035 182,00 7190, 65740 
| : no ti NA: = Ro ROO E 044,00 0057 26,4; 
R Tedo SO.067,2 02,00 ss 359,00 028 491,10 & SDO TIO O 
EE 193.097,00 LAGO | OL 2760 1208 87870 | guie 0880 
— ] Tugo | = Ra TITO 
as 027ão | vaz 00sm | Os, 10 EST. SU, O0 “45.010,20 2 (08/20 
f E E Ha [ainda att io 
Tam isoso 0 842.849,00 | sto | “som 751,80 E TO2 004,70 
| ] 
| 
|] “6 00,10 | ar nos ão STA sis 30 a SIM ATO, 00 78.701,50 a ua sT210 a qa0ç70 | 410.690,00 “vo amo no 
| | | 
| Eos sa700 | ERR Ts raso | 4 MT 471,20 | asa pesto 4.581.106,00 5 261 038,50 ses. 430,90 5.700.475,70 
- | — 280.864,00 286.564,00 — 2 804,00 284,864,00 
sos 810.10 73240,20 VTT.05N0 | a 745.209,60 17685420 | a orB nao | 4.690.109,70 250.109,40 4850 213,10 
12 640 715,20 SELAO | 14.427.529,00 & SOS ASTOO | AL 2620780] 4700700850 | FUTURO = 





y à | h É | | | | tiza 07,50 
e O MOO sm Oo A a) comia 


cida ) 
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 EYESTRADA DE FERRO CONTRÔLE FINANCEIRO 
| 3.2| QUADRO N.º 25 
DE 1 943 
N.de|N. da | | 
ordem | conta | | - PESSOAL MATERIAL TOTAL 
E | 
d | E Cr$ Crê Crê 
1] 6.007 | Orçamento =). .... 1.607.395,20 1.390.838,30. 2.998.233,50 
2 | 6.011 E EIROSO so « = 442.704,90 442.704,90 
3 | 6.022 | ” E 
| | are: 65.530,00 pm 65.530,00 
E] | RE 77.090,00 77.090,00 ; 
4 | 4.007 | Superviniência 
4 | 5.030 | Agentes Respa 
| | C/de Ac 
6 | 6.000 | Divisões, Dep 
“Mi | C/ Movl 
“7 | 6.100 | Serviços: 
| | C/ Mov: 
8 | 7.000 | Ens natanoo e 
| - C/ de j 
A | a E EE | 
| SR Orr 1.750.015,20 1.833.543,20 3.583.558,40 
E PE gs | 
io A 
9 | 5.000 | Linhas Férreas E 632.235,80 | 632.235,80 
Re pé | —— 
Ea? | | TOTAL. 1.750.015,20 2.465.779,00 4.215.794,20 
aa | [ ; 
: E 
É 
ni 
cu 
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BALANÇO DO CUSTEIO D O EXERCÍCIO FERROVIÁRIO, RELATIVO AO ANO DE DE 1 943 
ESCRITÓRIO CENTRAL 
N.de| N, da de | N, da : 
ordem | conta DE BI TÃO PESSOAL MATERIA! TOTAL rdem | conta CRE Ir TO ro MATENTÃ TOTAL 
] Cr$ | Cr$ Cr$ Cr$ Cr Cr$ 
2 |8.007 | Orçamento — C/ de Pessoal 1.433.382,60 - 1.439.382,60 | 1 | 3,100 | Custeio do Exercício Ferroviário 1.607.395,20 1.390.838,30 | 2.998.233,50 
2 | 6.01 | p — C/ de Mercados Diversos | 39.088,00 30 088,00 2 3.116 | Trabalhos e Fornecimentos a Terceiros 7 442 70490 | 442.704 90 
8 | 6.022 | pr C/ de Inversões 316 632,60 — 316.632,60 | 3 | 8.000 | Divisões, Departamentos e Serviços | 
| — — — —— | / Movimento 65.530,00 — | 65.530,00 
SOMA 1 015,20 39.088 00 1 4 6.100 | Serviç Anéxo: 
C/ Movimento 77.080,00 77.080,00 
4 | 4.007 | Superviniência Ativa «! | 442.704,90 
4 | 5.080 | Agentes Responsáveis | 7 
D |; | C/de Adeantamentos | 22 660,60 | | 
k 8 | 6.000 | Divisões, Departamentos e Serviços [ | | 
C/ Movimento 1.921.741,20 1.921.741,20 | | 
7 | 6.100 | Serviços | | 
| C/ Movimento - 7.337,90 7.397,90 | | 
8 | 7.000 | Inspetorias e Residências | | ) 
| [ C/ de Movimento — | 10,60 10,80 | | 
] | — — -— — | — -— - — | 
| | SOMA 1.750.015,20 | 1.833.543,20 3.583.558,40 SOMA 1.750.015,20 | 183354320 | 3.583.558,40 
| | | 
|— Cy de Saldos — | | — Cyle Saldos — | | 
l | | | 
8 | 5.000 | Linhas Férreas e seu Aparelhamento — | 632.235,80 632.235,80 | 5 | 5.000 | Linhas Férreas e seu Aparelhamento — | 632.235,80 | 632.235,80 
| — + | | 
| TOTAL GERAL 1.750 015,20 | 2.465.779,00 4.215.794,20 | TOTAL GERAL 1.750.01520 | 248577900 |  4.215.79420 
l Í | l l | 








ae ITO 
ti RE ! ! 
| IN. de | N. da | 

or SRP a) 


Orçamento 
Serviços : 







Superviniêr 
| Agentes R| | 
C/ d 
Divisões, 
C/ d. 
“Serviços A 
C/d 
Inspetorias . 
C/ d 








— €) de 


Linhas Fér . 
1 | Material e .. 
a! Obras er 4 


| 
o 
| 
| 
ul 
| 
| 
Sl 


| Moita 


a terceiros .. 


elhamento .. 


PESSOAL 


Crê 


11.205.889,70 
11.205.989,70 





108.697.101,00 


CONTRÔLE FINANCEIRO 
QUADRO N.º 26 











HATERIAL TOTAL 
Cr$ Crê 

309.385,70 “309.385,70 
76.545.70 — 6.545,70 
1.648,60 1.648,60 
43.881,50 43.881,50 
431.461,50 431.461,50 
1.459.787,90 1.459.787,90 


4.706,00 4.706,00 
1.070.442,00 1.070.442,00 
105.730'.703,60 116.936.693,30 . 


119.903,090,70 
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32 DIVISÃO * BALANÇO DAS OBRAS NOVAS, RELATIVO AO ANO DE 1 943 QUADRO N.” 26 
























































Et sê 
COMISSÃO DE MELHORAMENTOS E ADAPTAÇÃO DO NOVO GABARITO 
N. di | N.d | In. ae/ Na | 
. de | N, da [3 N. da , | 
ordem | conta | ERG IO PESSOAL MATERIAL TOTAL | ordem! conta CR SAUM TO pessoa. | uATmtAL | TOTAL 
! | | 
[ I | | | 
| | cs Cs cs | | Cs Cr5 | cs 
| | 
| 
1 | 6.008 | Orçamento — C/ de Material +. o 0000 o Es 83.812.05210 | 1 | 3116) Trabalhos « fornecimentos a terceiros - 309.385,70 | 309 385,70 
2 | 6.022) — C/ de Inversões e. «o es 7 748.407,00 83.812.05210 7.743.407,00 6 | 6.000 | Divisões, Departamentos e Serviços | | 
| | fm — C/ de Movimento — | 76.545.70 | 76.545,70 
| | SOMA «o +» co assuma metas 7.748.407,00 Sã 812 05210 91.555 459,10 T 6.100 | Serviços Anéxos: | | 
| | C/ de Movimento == — | 164860 | 1.648,60 
3 | 4.006 | Licros Diversos -. =. cs ss cs ces “Eb — 26 298,00 26.29600 | 2 7.000 Inspetorias e Residências: | | | 
4 | 4.007 | Superviniência Ativa =. «e cesso os — 158 757,10. 158.757,70 €/ de Movimento -- — | 43 88150 | 43 881,50 
5 | 5.030 | Agentes Responsáveis: | | | | 
C/ de Adeantamentos «ve se cs +] — 1.605 008,00 1.8605.00800 | | im SR: | 
6 | 6.000 | Divisões, Departamentos e Serviços: | 
C/ de Movimento «o o — 4.826 923,90 4,826 923,90 | 
7 | 6.100 | Serviços Anéxos | 
] C/ de Movimento -« »e ce ve ceu er — 286 540,50 286 54050 | 
5 | 7.000 | Inspetorias e Residências: | | 
| C/ de Movimento .. =. «e css as es — 787 375,30 767. 975,30 | | - | | 
| | SOMA es — 431.461,50 | 431 461,50 
SOMANDO Rust aa us te o 7.743 407,00 91.482 95350 99 226 460,50 | | 
| | | | — Cide Saldos — | 
| = Cy de Saldos | 
| | 5 | 5.000 | Linhas Férreas e seu Aparelhamento | — 1,459.787,90 | 1.459.787,90 
B | 5.000 | Linhas Férrcas e seu Aparelhamento - se] — 1.252.431,50 1.252.431,50 6 | 5.030: Responsabilidade a Apiai — 4.706,00 | 470600 
10 | 5.031 E] Material er Berias no er dafar ara o! — 273 259,20 273.259,20 7 | 5.081) Material em Ser. o | — [o 1.070.442,00 1.070.442,00 
11º |5.038 | Obrás er Andamento «- +. -- -»= | 3.482.882,70 15.688 456,80 19:151.039,50 8 | 5.088 Obras em Andamento « - =. | 11.205.889,70 | 105.730.703,60 | 116.936 693,30 
| | TOTAL GERAL -- su we cu corro | 11.205.989,70 | 108.69710100 | 119-903.090/70 TOTAL GERAL .. do | 11.205.989,70 | 108.697 101,00 | 119 .903,090,70 
| l | 








N. de | 


O01 Dont nH 


N. da 
ordem | conta 


RARA 


REA qua qa 


“HANNAH R 


.100 
.101 


-102 
103 
104 
.105 


.106 
.108 
.109 
e o) 
112 


114 


-115-1 
.115-2 
-115-4 
.116 
.120 
125. 
.126 
.129 
.206 
.208 
209 
501 


502 


504 
.505 
508 
133 












OR 














TOTAL, 
GERAL 


Crê 


495. 
406,00 


7.823 


58. 

2. 
87.234. 
16.446. 


438. 
238. 
2To. 
10. 
579. 
6. 
160. 
35. 
O: 
dk: 
21. 
up 
112. 
51. 
97. 
62, 
54. 
2.352. 


12.0 
323. 


5. 
26. 


116.936. 


127,27 


319,90 
234,50 
328,05 
525,04 


566,76 
953,00 
271,70 
157,20 
470,59 
190,40 
367,30 
825,90 
070,50 
107,40 











CONTRÔLE FINANCEIRO 
QUADRO N.º 27 


EM ANDAMENTO) 
ONIZAÇÃO 


O Bs; 


1.051.414,20 Saldo de 1942 da C.M. R.S. P. — 


2.068.485,00 Saldo 1942 da C. M. L. €. 


43.658.60 Saldo de 1942 da C. O. G. — 
14,427.529,60 Saldo 1942 da C. M. L. C. 


526.707,20 Saldo de 1942 da CM. R.S. P. — 
1.034.244,90 Saldo 1942 da C. M. L. C. E 
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4» DIVISÃO QUADRO N.º 27 
DESDOBRAMENTO DA CONTA 5 033 (OBRAS EM ANDAMENTO) 


RECAPITULAÇÃO POR CONTA DA PADRONIZAÇÃO 





















































I 
N del No da are y 7 7 | ; TOTAL | e 
DA ota REFERBNCIA e. ENG: CMT MA SM AR STR GERAL | | OBS 
a - — E] II — = 
ces Cr$ ces Cr$ | 
1 | 1.100 ORÇAMENTO DE “e 1.354,30 4429147 420.451,50 495.127,27 
2 | 1.101 p du URRO — 2.282.107,10 5.591.208 90 7.823.408,00 | 1-051.414,20 Saldo de 1942 da CM RS Po — 
2.068 485,00 Saldo 1942 da CM. Lo € 
3 | 1.102 aj al q! PR e E 22 809,90 35.510,00 58 319,00 
4 1.103 o bs pk 5 k n — 2.284,50 | — 22345 
5 [1.104 M al a» ve. 77.510,50 | 55 761.325,85 31405 48270 |  87.234.32805 
6 | 1.105 a pe q 4.201.912,90 34 57104 8.748 04020 16.446.52504 | 43.58.60 Saldo de 1942 da C OG — 
| 14.427.529.60 Suldo 1942 da CM. LC 
7/1106 K hd e .. “r - u02 TO846 45.828,30 438.566,76 
Ss 1108 o o bh — 238.053,00 — 238.953,00 
9 1.109 n HA x -— 275 27170 | = 
10 110 ak ) — — 
NM 1.112 > há » E = | 
12 114 Re E dq Rr — r] — |] 
13 11151 PR . + 51.764,80 108 60250 — 
14 | 1.115.2 4! + cry a y 35.826,90 — ] 
15 [11154 Jr o A — 10.070,50 — 
16 | 1.116 n pe — Se, sa 110740 E 
' Et é e : — 21.204,80 = E 
h 18 de a — 1.101,00 — ” 
À 19 E, . — R2 618,70 30.365,50 i 
, No R = 51 57140 Es ; 
' 2 nd ?) -— — 97.677,00 4 
ad 22 1” a q a — | 40 15430 22.450,50 p 
« ag a E n ” Ne Ep Ea ] - 54 301,00 | 
” 2 k Ea E 4 er qeodEm Ea 207.050,40 1.921.463,40 823 51630 526.707,20 Saldo de 1942 da C MRS Po — . 
pamer ? 1.034.244,90 Saldo 1942 da C ML € 
Bs “a N RP -— 12.000,00 = ; 
E Es õ . rm 160.052,80 T1.86040 1 670,90 
3 á , ANSA -— 298,80 169,00 
j 28 “ ” Et Ro R 6.137,20 Es E à 
ENA 2] E pé) Ha em ro ga — 418,40 25.660,00 
4 “ — Edi = 
à a a Ê, 4 704.821,90 64.744 49220 47.397 .499.20 116.936.693,30 
á E sed Fá q 








NE TS 


E | 





ap | cont 


Oy 00 Se e 
o») 
es) 
fe) 


8 
E 
RB 





AO ANO DE 1 943 





O 













Ei PESSOAL 
| | 
; | A Cr$ 
1 | 6.00 ER ! 
2 |66.00/viário 11.152.153,00 
3 | 6.02jmento .. e * 2.900,90 
a Dercelrosim - toi 42. 204, 00 
444] RR PRE A e sect 15. 23170 
| DAR ER AS TR 4.834,00 
| 4.00berviços 
| 2 RE E 11.592,30 
Ie 4.765,80 








e 6. 104 
| 
| 7.004 
E) | [= ES == ==" "005" 
RR co UR sadias TO 
| Ee à o | 
di | | 
10) |5. 004 elhamento .. .. +. Eai 
EUR SRS 030.4: ia a oia es 
12 5.03]... ce so al eso 
| PTI te. ERR RR 4.830.340,00 
| Ena MEO e o 
| 16.064.021,70 
, 
1 





CONTRÔLE FINANCEIRO 


QUADRO N.º 28 





MATERIAL TOTAL 
Cr$ Cr& 
23.469.179,30 34.621.332,30 

384,80 | so 
1.011.825,40 1.054.029,40 
153.049,90 | 168.281,60 
11.729,30 16.563,30 
8.965.84210 | — 8.977.43440 
64.61200 | - 69.377,80 
1.912,00 1.912,00 
258.607,40 258.607,40 
33.987.142,20 45.170.823,90 
3.878.477,00 3.878.477,00 
1á E 1.392,00 
8.125.703,90 8.125.703,90 
23.971.081,50 28.801.371,50 





69.913.746,60 


85.977.768,30 
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3º DIVISÃO BALANÇO DO CUSTEIO DO EXERCÍCIO FERROVIÁRIO, RELATIVO AO ANO DE 1 943 QUADRO N.º 28 
RESIDÊNCIAS DE LINHA 
Node UN da | | 4 
à | | rdem | conta 
ee] conta | ARS tg O | vessoar | exriRiaL | TOTAL q. de | N. dy Ro PESSOAL SIATERIAL TOTAL 
PERAMES migo A 1 A á | k e E ns 
) | | | 
| Cs | ces | Cs ] | cs es | cs 
| | l | 
1/6007 Orçamento mem 10" 48:07. || OPOR e DRA o 1.453.841,80 | 11.455.941,50 1 3.100 xereicio Ferroviário 11.152.153,00 | 23 469 17930 34.621 332,90 
2 [68.008 de Material “RD — 210.811,50 210 811,50 2 13.101 em Arrendamento - 2.90090 | 384,80 3 28570 
3 | 6.022 à — de Inversões .. . 4.609.879,40 | 4.609.879,40 8 | 8.116) Trabalhos Fornecimentos a Terceiros 4220400 | 1.011 :82540 1.054.029,40 
| — ! - —— & | 5.014 Governy Federal . a 15.28170 | 153.049,90 168 28160 
I | SOMA 16.063-82120 | 210.811,50 | 16.274.63270 5 | 5.042 Estuloal 4.834,00 | 11.729,30 15.563,30 
| 8 | 8.000 Divisões, Departamentos e E vid | 
4 | 4.007 | Superviniência Ativa -. ERRA qe — | 15.840.363,90 15.340.363,90 Movimento «+ so | 11 59230 5.965.84210 | 8.877.434,40 
5 | 5.030 | Agentes Responsáveis : | | 7 | 6.014 vas Concluídas «» | 4 785,80 6461200 69.377,80 
C/ Adeantamentos .. .. BRR. — | 1.876.216,70 | 1.976.21670 | 5 6.100 s Anéxos: | | 
6 | 6.000 | Divisões, Departamentos « Serviços: | | , C/ Movimento + — 191200 1.912,00 
€/ Movimento .. Ei - 45 86906620 | 45.869 966,20 D | T.000 | Inspetorias e Residencias: | 
768.014 | Obras Novas Concluidas: | ! €/ Movimento 7 | — | 258 60740 | 258 607,40 
| C/ Compensação . 200,50 9.541,90 | 974240 | | | 
8 | 6100 bi RE | | | Eta 
| imento -- mA ab eR vo an) — 763.150,00 763 180,00 | — 
9 7.000 Inpe sidências: | cas | 
MONICA) as Gu eo MS Sl rs, — 1.588.142,20 1.533.142,20 | = |=—— - 
— = — — SOMA :058 11.233.68170 | 3399714220 | 45.170 823,90 
SOMA 16.084,021/70 65 703 22240 81.767 24410 I | | 
| — C/ Saldos — 
— CY Saldos — | | | | 
10 | 5.000 | Linhas Férreas e seu Apareihamento = 3.878.477,00 3.875.477,00 
Jo | 5.000 | Linhas Férreas e seu Aparelhamento - — 3.677 20960 3.677.209,60 | 11 | 5.080 | Responsabilidade a Apurar | E «| — 1,39200 1.392,00 
21 | 5.030 | Respansabilidades a Apurar de 26 be = 146,00 14600 | 12 [5.031 | Material em Ser -- .e 00... t + 8.125 703,90 8.125 703,90 
12 15.081 | Material em Ser .. .. E Sra — 598.168,80 533.168,60 | 13 | 5.033 | Obras em Andumento -- -» | 4.890.340,00 25 971.081,50 28.801.971,50 
| 
RODAR ORRAI; o 10 data RR 16 064 02170 69 013.746,60 85.977.768,30 | TOTAI GERAL -. 16.064.02170 69.913 746,60 E5 977.768,30 
! 


—=—— esa Id. 








= dd ndo 
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1 É e CONTRÔLE FINANCEIRO 
- JBRAS EM ANDAMENTO) 


! 
| pe PR par QUADRO N.º 29 
| 


| | | 
| Jização) | 7a sr 
Pam ; 3 Io ToraL 
| [RR EV 6a 1, V. Ta IV 132 1. V, 162 1. V e 
' E ProvisoRIA GERAL 





Cr$ Cas Cr$ Ce$ Cr$ Ca$ 
— Es -— da Ea 8.581,20 
— — E = mi 159.636,90 
— — es — dt Es 15.565,30 
433,30 38.261,10 105.666,60 689.597 30 10.41450 626,90 2.484.945,30 
=— = 22.847 80 Eos Ex 116.275,20 
| dm, 210.811,50 262.120,70 4.876,90 26,00 491.783,10 
414,10 |- == == = = = 1.414,10 
- 1371,80 340.412,50 1.586,00 74.773,00 121.415,90 21.042,50 2.629.668,40 
150,60 4.272.308,70 12.887,00 181.399,80 11.696,90 3.057,90 17.752.960,10 
92820 363.797,70 6.338,00 61.943,10 a E 74780270 
- 040,00 1.099,50 22.608,00 16.767,70 269,50 92,40 1.192 216,20 
429,60 102.029,90 87,80 144.003,50 55.520,00 58.944,20 2.573.295,70 
=, cs 2.273,70 | = 339,30 39.020,40 
-= «é “1.049,80 = = 3.937,00 
=— = 2,509.00 = a 3.009,90 
= =o 7.707,60 = = 7.707,60 
mas =— = ea Ee 11.699,00 
— — 3.17 ,70 SE — 2.171,70 
ad da E Ex = 3.773,00 
+ == 21.143,50 ES e 21.143,50 
pis Ee Es Bm da 48,10 
IR Ro E 15.920,90 Es == 55.806,90 
É | 545,00 =. 3.402,50 ds E 217.891,30 
IR amis É — — = — 385,00 
| — == 130,00 Ea = 852,20 
| Ea SE E ge = 73.663,30 
IR =—s — -— = — 70,00 
Em = e = Es E 185.048,40 
| lres20 5.118.454,40 359.984,70] 1.510.261,10 204.185,70 84.129,20 28.801.371,50 










Nenm | Nº na 





conta 


ESBREBNESSSSSARSRZEcasc->euu- 












3º DIVISÃO 
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ne 





[Oicuento de Nrivetades 





MMENCIA 
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|DESDORRAM, TO DA CON 








LA — 5033 (OBRAS EM ANDAMENTO) 


RESUMO GERAL (PADRONIZAÇÃO) 


QUADRO N.º 29 
CONTROLE FINANCEIRO 
















































































| ! | | Ea ToraL 
LV al V da, V se Ev | LV. 7 Lv 13 1. Y 162 1, V 
| Poovisomia Gem 
Uns Cns Cos Cas Cub Cas Cng Cus Cas 
e Tndosteial E - Ê = E 
O 78.010,20 — — - = 
273,50 - — 
7 ou | 290. (MD,80 5 493,90 105.066,00 10.4 1450 
De.92700 | - + e - 
— | 13.048,00 a 210 811,50 4.575,00 
É = - dis 
E 2 422,00 072.510,80 787.3 + 686,00 121.415,00 20.608,40 
4,269 150, 12.887,00 11.096,90 17752. 960,10 
A 10,028 6.338,00 — TAT.BO270 
' 1.078,00 1.040, 25.608,00 269,50 1.193 216,20 
SIM, 81,10 Bam. 429, 7.80 55.620,00. 2.579.205,70 
h» 109700 a — — 39.020,40 
at 2.950,00 q = — = 
= : o AT O. 
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DESDOBRAMENTO DA CONTA — 5033 — (OBRAS EM ANDAMENTO) 
RECAPITULAÇÃO POR CONTAS DA PADRONIZAÇÃO 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL CON 


3º DIVISÃO 
DESDOBRAMENTO DA CONTA — 5033 — (OBRAS EM ANDAMENTO) 


RECAPITULAÇÃO POR CONTAS DA PADRONIZAÇÃO 
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Cr$. 
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11.653,40 
1.356,40 
2.235,50 
19.317,30 
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1.193,50 
23.078,20 
2.851,50 
36.663,60 
65.076,60 
5.428,20 
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7.733,20 


676.237,30 
1.079,90 
442.00 


61.592,80 


5.208,80 


2.416,00 


33.29260 


48.852,60 


“100.634,60 
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CONTRÓÔLE FINANCEIRO 

QUADRO N.º 30 

PESSOAL MATERIAL . TOTAL; 
Cr$ Cr$ Cr$ 

709.45190 | 937.919,40 | 1.647.37130 

443 30 250.000,00 250.443,30 

a 262.414.60 262.414,60 
709.895,20 | 1.450.33400 | 2.160.229,20 

See 731.919,20 731.919,20 
a 3.097.09210 | .097.0921 0 

| 345,10 - 86000 70510 
| 710.240 30 | 5.279.705,30 | 5.989.945,60 
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35640 
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1.193,50 
23.078.20 
2.851,50 
36.669,60 
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5.428,20 
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7.733,20 
876.237,30 
1.079,90 
442,00 
61.59280 
5.208,80 
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33.292,60 


48.852,60 
100.634,60 
429.60 











PESSOAL MATERIAL TOTAL 
Cr$ Us Cr$ 
E Ea | cs 
709.451,90 937.919,40 1.647.371,90 
443,30 | 250 000,00 250.445,30 
— 262 414,60 | 262.414,60 
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MATERIAL 

















TOTAL 

Cr$ Cr$ 
1.233.494,60 2.882.642,20 
154.960,40 410.891,40 
18.490,60 18.500,60 
680,00 
303.032,20 321.736,30 
9.622,90 36.203,10 

1.716,40 2.902,10 

5.825,00 “5.825,00 
1.727.14210 3.679.382,70 
545.692,10 545.692,10 
106,00 106,00 
“566.819,70 — 566.819,70 
691.370,70 1.594.615,90 
3.581.130,60 6.386.616,40 
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Resumo dos serviços executados pelas Residências de Construção e Re- 
sidências da Linha, na parte de “CONSTRUÇÃO”. Inclusive 
as subordinadas às Divisões de Minas e Auxiliar. 


E q 





e 





FE 







Rare : QUANTIDADES” 
No DE)" | É pi Ê y , E sê 
RESIDENCIAS ii 

















Recons- Reparação | Totais 


[EREÇÃO 


) GeRttaução 




















Boss aL 16 8 OD Minas)...... ea » 85 12 92 | 
PRE TO MR 5 Dto É) POR so 21 co Cop) 







quRlo td DID) Adiian o Sousa ar po BOLADO pAPA ue 
RCE. Da QD; Aula, cd e 0 a puras à ET ED a RE 


Ei f , o 


df auxiliar) Doe cor Sa 







1) 
MS 
RERAR 

-— o 

ER 
pIqRTI 

ma 

é | 


[a 


Do 
MO hero! 


pi 
| 
| 


- 
E 
“os 

| 
oi 
EM 

5 
E) 
qo 
aj! 
to q 
di! 


El 

] 
— 

| 

| 
um 
“mo 


= 
— 


| 
| 
| 


O mo Nm 


BRST 


o 


- 
E 
PLA 
t= 
ac) 
o 


RITA 


[PROSAS 


Suns 


il 
— 


| 
| 


o o 
RR ENO Ee 


Bro 
| 
VIII 
[1 

| 


e El 
-- 
ud qt 
DE ms 
ER 
sa 
— I 


REDE 


HELISA 


- 


— 
1] 
[11 
q ava 


u 


EOPRER SA 


RERRER 
EE RITA 


-— 


o RORRERIJERO 
[] 


RAGONARMECHE, 


a Ito” Rola 


- 
Ss 
a 
[| 
a 
ER Lad 












































Ly Za svuso 
SAQÍVAVAA 





a ODIAUUS 





STAVaAILNYNO 





SYNIW dd 4 UVITIXNV SHOSIAIA SV SVAVNICHOgNS 
SV HAISMTONI «OVÔNULSNOS, AQ ALHVA VN VHNIT VOA SVIONSAISAM A 
OYÔÍNULSNOO dA SVIONIAISAN SVIAd SOQVINIAXA SOSIAHAS SOA TVI OUAaVNO 


OVYSIAIA v'g 


154 


OVÍNHISNOD HG VIONTLSISSV 
8£ oN OUVIDO 





TISVIA OG TIVULNTO OUUHI AQ VAVHILSA 


"ASTID-OS 





I 
| 


pl 
tel 
| o 

elo 


N 
Da! 
N 
N 
o 


a ARS 
ATA 
o 
Rj 
ABA 
| 
RRREREIS 
E 


as 
19 


PIE 


BASTE mio! 
td 


SANDS co 
RICE [61] 


IEAB ar 


RE 
JR E 
LEITO 
MEIA 
[UI 


af 


LUI 
EAR 
(BRs RO 
NE 





o 
SEA 
ue 


'o 
ST 
ro 


“AI 
" e'gl 


F px 
HO | duo | auo 


EAST 
GgI 


AE | ASI [SR CSS AE 
[Ex Ro) 0 gos Ê 


É ISLO, 
"T 


R) “ v v % 


I 


STAVALlENVADO 





am pia sia s)e uv 0 0/0 6 o aiM bio 5 0/6 0 0/0 0) DP 0 2 0 2/0 OJgSB| OP ogãe A 
elajuce ein des 0a ox] jemg 
anboma-rIBA 
PEIN ER A CUPS “ser dO Vant CDCR CSN De SS PR “0989d 
OJU9A 9P OquioTA 
se pa ovo eva, RR DIE OE Dar Rr ***"BATYOUIODONT 

le cam a fa jais ec eyueno 
opsZ op oInopsorequi 
Bpouro 
"e" "OTIQ/TULIOP OXIBS 
nene nr nn uu "edu jeg 
CRCRCRCACSP NE NCOCRENCOPNCRC EE NCECNCNCICNCOE po “oRquInBo oqny 
na senna va a a a a encara s ea ENGUOES cja q pa] op [psomoyny 





SOSUMAICI 


dez aa av asora o oun ea va a so oh 0 5 Joss cos np cessa OBIIS 
ema ce nen anna. DUE Tolo Jada fodendo made e ee e TO LEE: 
E aveuases renas ... “oJ9Tsm 

PEA SOC DA NO Ojusmeutoua 
omni o ne rn ana o o o a a a a a a DS engr,p EXIBO) 
Mona ns vu e “UISS RIR 

“r'Equog 


cen v rn at us 





vVaDY Ha OSTAHAS 





"sm 


ale OdIAUAS 


] 








(cejenuiguos) 








d b = 


na 





156 


; 


« “ 





Le 


E-taid= Lt es nado da 


= 


13 00 4 10) «5 De 


= 





SIVIOL 








DRI Ras A TAIS 


= 


F 


quo 





DEDESP TERM 


£ 


auo 









o aniões | Te 
0 


| 


T 


quo 





NT! 


HI FARTA as 


o neo 
err | 


“AY 
“gr 








BT40) 


| 


Érte 


and 


WMITIA 


“AI 
“EL 





II] 


+ oo 
| | 


[A 


Lad 


[11 


“(eia 





RAI 
“II 





- 


RER 


(2 


- 


| 


- 


“ns 


[11 


RERRES 


“AY 
“01 





es 
| 


RENRRERA 


vu 


ai? 


a 


e 
6 


STAVAILNVAD 





q 


| 


— 


ERR 


— 1% 
BEM 


ge 
“Ss 


SV HAISN TONI «OVÔNHISNOD, 


68 oN OHaVND 
OVÍN4ISNOD AQ VIONHISISSV 


OVÍNHILSNOO AQ SVIDNTAISÁAN SVTA 





j 


rd 


AA TURIM 13 


ATI 


"AS 
“L 





-— 
| 


qm 


SERES 


— 


rrenan anna nas 


EINY aa svuao 
SAQÔNULSNO DTH 


OdIAHAS 


SYNIW da H UVITIXNV SHOSIAIA SY SVaAVNIGUHOgAS 
da ALUVA YN VHNTI VA SVIONIAISAN A 
d SOCVINIAXA SOÍIAHAS SOA TVHAD OUavad 






OYSIAIQ v'g 
TISVII OA TVULNTO OUHAI dA VAVHISA | 





gi PR o SS De e SD NC na 


Es 


E sa a. Ra cia oh 4 == gia E =" “a Wai a 
; ES RO DEPT TA, pe ESTREIA SETTE GU APAÍD DES DE E RERE E PU  PIS  D PS a a ao t [RC gd Ee = ' RES mp um Ene pap Ê o 
aten Ee POR ADEr peer SETE oba e (0 a ci gd Pç Paio Escbeç 68 N oc ia a SS ESTO DESA Sri E CaGd Aa ça Ee ecc e 
a > aa a e E e ke des h e re hi En AR e PS “ga "ea ” a id 1 











































6 -— = z = — = es =— — — -— 9 I sec re seca ve ver ess ver cvo7: OPUS 0J91DU0D- OP GHLA 9g 
T Em = a Es == — == e = = mi =— pe TE pa ii bi Mg o SD Ei 2" OPBIIB OJa19U0D Op OTIS cg 
ç se ads po I I = a T : ; ed et Fa a Dea QUO CIO aa SAS 221: "equeas) Era 
e z is, dm E jd a I I Sé Sei ud as E sp a ÃO veis ERES ACAO NISTO RR a ::"onofosa a 
É ç pa a TM 1 E paia es se o, a, Es e FAR a Pp DRA *eeieror 2 BIOOURO) a 
ai E a EEs da ai te, na fesá Cio dai al A a ad lata lj cinco che ole Los Eieto a a a eóue[eg RA 
é de = = Ada dus > aro bra e e re e ES RS RES Peq o RR Ia LIS JRR ça E A RCA DT oguS og 
I as = Ka I e Es ae = SE E ao ms CEO || proa dia ESET O aU AO E PRE irevacd Ea To vo a efa Ea A eUIaf8s) 6% 
I ES E E E ar Es Es = ver ESE RE sã TOO peer ab sda araaedio polo a nf é ataca ao ateliia sine OTA sz 
1 ai Er : a E Rs cs Es E E es se. RO | os igre 0TU Sra tanino o To mt RS Ras Cu 21 Go o NRO o oj9 ds 1Z 
1 Es. a. ag ES Ez su E! EE E E I Cs DO Sr cs SO CU END EH ESPERAR A Pa ojuoureuso ng 9Z 
TI E Es g pur I ns Far ; I e: ao e — ucanencseasencenirerc ovo ce seo cocc cor -BNSEP BXIBO cz 
1 “4 seas et: Ee des, EN e 4 a EA E En, == | Sid | dc Cray, TEA ATA SPA Ne ul BRL A 
1 FE» dd E E: cai, BE: = Se Ea ado, Es, E LE Pp an NÃ MERCER NCR “BquIog ap Ojuauejuassy ez 
vnoy da oSiauas 
I pa RE Et Es fe) af sa Ea pesa be I E DE 0)) vaga get SosgerateNo To aii ro Lo fo APARTE IS RDN TS a = = "equeanvy say zz 
e Ra ao = e Ec o Es ss or as as e EIS. CEM QU 1 SD EA DD PSL LISO EIQU9PISo Ig 
0! e e I 7 É Les I I De 53. =x E ah z RE R RI sro ITS NATE] oz 
I == = |p o = =|| ess se = = E) re ircopqjtaedg | 61 
g -— — — — — — — — — — I — j! “e ccodnies | BI 
81 a ES. I I = IL Es e I Rei SE I 2 nar E nte e DO AO CTN RT MO Apr De oBSBIST 21 
z Er Em I esA Es de. EE T pr A e, es A EA cuido Rep SED TEAR ao CU O DST A NC InEIS OLIQUmIO( 9[ 
8 E = I I = Es g S Ú = I I -g1 (ogd[e5-0BoBIIeg) Oyisgdad of 
cg ES EE zt pe I dn 8 6 8 a ne 9 As Re TESÃO ETTA alla db a/» sis = ato jalaje o Oreja re a d lota RULINg 9p ESC) FI 
I E ii a Eãs ES E? e == e aa SEA ER I í *"""BÓIOS Sp ESTO st 
e sa L Sã Je FEé 1 — I Fer pe Es aa SM] ne os sdaiatejo nlado are oia age Sufjan a Urazeuiy at 
cz asa rot I É ae e z z si. Es e 9 TIO |sescases meses rea ceainaerioo =" mom op oBnqy TI 
SOTIIIICA ; 

Es E: = ão E EM = é Eos I = Vas Ee se E Eae PS AS A a BR 2 e Pp npsPendaa OYnpetA or 

: OZ — — T — — s g U — T g 1 BpBIpadiao BI9jBA 9 BIEA 6 

e z dem pt sa Leg Pe, Sê a, o Es Es TE, Rr ergue E eo RTP aj ir $ 

cr I = 6 Es” I e nc 6 be E Es Sea FAO RR aee vw ama da mamer canas --amog | 4 

T = = = — — == = == = as == El L JotIadns WazEssEg | 9 

ce e [e] Fi v ESA RS, E 8 7 Es g E sl a ata jo sSksals o pro mio sia Tai Bia e 0 MAD mah 87 Des TONI 0 na OI IR ap om c 

e Aa Ea Fe a se Es = => RE a soe E e EE Sp RE TOO CER ce a nas OIL JOPBIIS) 7 

z Ea = 4 A e I Ses Es ass I A DS A ECA PESO CRASE SNCT Cia AP TEC G E Er ouBotauIE Osso e 

ez I EE as 1 9 or Air e e EA e pu Ds olw ea unit e el no O pa e a vis a ma 0 Ba a ea joao a A 0 :""OUoId z 

er e I e a T > z a IZ Sa e I ESA ano te RN 9 Sora TI a one AE DD "ong I 

= “si dLHY dq svudaO 
| : : é , SIÇÔNHLSNOO 
7 € T EG GD (O o 2 PDS po Ve TR a E GV 'o Ko) "o : 
SIVIOL 'sãg | 'sag | say Radio 
É aHo | dAHO | HO | vel | val WII | v01 26 "8 eL Ka ra et E OJIAHAS aa 
; pd divs oa - SN 
A SG VOC DEN CY SDTO 


St - 
SVNIN dE 4 HVITIXNV SHOSIAIA SV SVAVNITHOINS 
SV HAISNTONI «OVÔNHISNOD, AQ ALUVA VN 'VHNTT VA SVIONIAISAS A 
Rea re + OVÍNHISNOD AQ SVIONHAISAN SVIAI SOGVINIAXA SOÍIAHAS SOC TYIHO OHAVND 
“A 68 oN OUAYND E : OVSIAIA +'£ 
Eae DV; SNO9 HG VIONHISISSV “TISVHS 0d TVHLNTO OUHAI AG VAVAILSA 





É d bos a 
ae Tati 


f » = 


a ma a A dm Dei di Da Ja po ra ; do R e oi A , 
e e cia Meio que * 
' + pio am, - 


geo TER) 
de ai ah 


q - E ed Pg Me ] 
cd NS 
o Ro mr À - uy A ima E 


A 








- 
E 
, 
4 

4 


ESTRADA DE FERRO cova 
3.2 DIVISÃO 
RELAÇÃO DAS PONTES, PON” 
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N.º | Posição - | 
SE | QUILOME- DENOMINAÇÃ 
ORDEM TRICA Re 4] 
PONTES | 

1 — 3+150 | 

2 4+128 | 

3 4+128 | 

4 4+128 

5 4+128 

6 4+128 

Ei 4+128 

8 45128. | Ponte. 2 sis» 

9 135 +350 : | 
10 209+-676 Ser aria. RATE o per cus DR ES | 
1 212000 Gameleira. . ESA, | 
12 263+072 'Cacheeira Marmelos. ra | 
13 2724797 José Carlos 
14 2734488 Cemiterio..... EAD oras ro Og 
15 336598 Rio Pimba] 

16 9600-942 E PONTA tro Mia DE E ora drao 
17 362-+130 Bonde ts A RENDA ja o Tae é 
18 | 3634481 POLE E BRAS RS it g 
19 590-+000 General Carneiro 
20 5904300 Malheiros. . Eta] 1 
21 569-+269 Ponter qua A 
22 602200 Tamanduá. . RL SE DR 
23 607 +015 Bicas.. ER pl 
24 601 +696 Ribeirão “da. Onça. Pici ARO 
25 85+589 Manguieras....... AR INETA 
26 88-+404 Santa Branca............ 
27 92+760 Bora finale da. sis E Pereiro Ro 
28 1+000 Rio Joana. SE E A 
29 99+727 Monte Libano. CEE EE 
801, 2-+760 |- Carneiros...... DCE 
31 | 1264850 Santa Tone. gs 2 a RR a ETA 
32 | 128+900 Sumidouro. 

33 582-+800 Sabará. . 

34 587+276 CEM Rosa Ma É) e DE 

- 35 686-+900 Aguas Limpas..... E, 

36 | 7274902 Santa Barbara... | 

37 2124-564 Santo Antonio... 

38 464+920 Calmon Viana... 

39 198+850 RO BODIDO mater re, 
40 494--696 EN DO  MRaR  DR  DE 
41 496 +800 Carci do a a 
42 4984300 Vila Matitde.. LDO E Pe 
43 280+781 Bonito; Sra: dae CE Ee 
44 283150 |" Ponte. Sh dao ia a ane 
45 2444626 

46 3+120 


12+690 







































ESTRADA DE FERRO CENTR, 
3” DIVISÃO 
RELAÇÃO DAS PONTES, PONTILHÕES, VIADUTOS E PASSAGENS SUPERIORES PINTADOS NO ANO DE 1943 
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CHEFIA DA LINHA 
QUADRO N.º 40 
































































































































































SA o ii CT SS SAS Ee 
Teontinta) 





T [ 
QUANTIDADE EMPREGADA 
Nº | Ponção Tm Custo 
EX | quiLoME DENOMINAÇÃO PIATÁDA ne 3 Ens OBSERVAÇÕE 
FÊ ORDEM] TNICA Crmza Pura 
ET - —— 
PONTES Me Loro Loro Lima Lixa Do Cexto 
34160 | Tio Joana, uso. 186 sa 1.210,20 | 4 pontes 
arias | Ponto A 48 - 750 411,80 
4+128 | Ponte: 5 E 18 716,50 
A+IZs | Ponte 16 - 5,50 
a+ias | Ponto E n3.50 
A+IZS | Ponte nz 2280 1.146,30 
44128 | Ponto ) 160 - ab 1.102,90 
A+I2S fem E 7.50 - 700 202.80 
1854850 Abs ada 146o 112,50 78 - 3 
20n+076 Ê . 10 | 158,60 
224000 | Gameleiro o... oo 750 - 119,00 
DOS +U72 | Caçhocim Marmelos. 15 za8 09 
2724707 | José Carlos... 1.108 oo 97,50 3.082,00 
2734488 | Comitorio. ooo tz Es - va 
a86+608 | tio Pinho oo Has 15h = - 30 
s00 MZ | Ponto oo ERR oi 800 1 - 07 
3024-140 ml o a ê as - 07,50 
3634481 | Ponto ? “a - 45 
590-+000 | General o EEE - - 
Fao+800 | Malhuiros E 7,50 — ER 
so +20 | Ponte 45 75 
os Fama | Tumandad - o 2210 
noz +UIs Ea — 25,80 
OL +ODO É É - ni 
254580 | Munguivras = 07,90 as Lona AUXILIAR 
sS +04 | Banta Branca 150 75 - 
2400 | Momfim ' as 37,50 
1000 | Jão Jonna = 
90+727 | Monte Libano... — - 
2+700 | Carneiros. ooo oics ooo so” — 
120+850 | Santa Torero. E: Er 22,60 15 — 
128000 | Sumidouro. 3. j 15 = 
82400 | Mabará Ju - - 47000 | RamaL ve Nova Ena 
ST+276 | Gain. á R2,50 - 3.554,80 
so + 004 - 122,50 
nz , — 950,00 
2y2S aa Ea 2.476,20 
agi +uza : 4 1.837,50 
10R+BSG | Tito Monito oo oo ç 932,00 
ANA ONO a ste e - 3.658,10 
400800 E E ZU To 
198 + 900 ARES 3 22,80 070,20 
ago +TMi | Ponte ooo EE OS - 215740 
2844100 Eizga 25 912,50 
2444020 4 — 119,00 
s+120 Peso 3.087 |. - JOTIOTO | Masai ve Piquere 
124000 MR ES! 78 10 245,00 
a 11407 sz Do 74210 
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Vigueiro do Melo 
Soma, 
Passagens Surento! 





Atotine Bocaiuvi 
tio. oo 





Sousa o. 







































































2 044,00 










QUANTIDADE EMPREGADA 
No | Ponção Ana - 
DE | Quito DENOMINAÇÃO DADA Cas OBSERVAÇÕES 
onDEN) aca | Venseina Crnza | Parra 
PONTILHÕES Mz Lermo Lao Lrrna Lisuta po Cexro 
1 a+128 Ponuilhão.. s Ed soz70 
2 +25 Pos ulhão. 1. 4700 
a ++ 128 Pontilhão nu 47.00 
4 dias Pontilhão. so Jazmo 2 Pontilhões 
6 | 5714000 | Pontilhão E 
8 | Ast+ã00 | Pontilhão. am - Navas pe São Pavt 
7 | Amro | Pontilhão. E E 
8 | 4sa+olO | Pontilhão ax - 1D 245,00 
9 | 4014400 | Pontilhão sa - E Ago, 00 
10 | 4024000 | Pootilhão 127 - - 15 EA 
mM AG2+400 Pontilhão o — -= Jo 245.00 
12 | s67+40 | Ponvlhão. 1230 675 o - 
13 | sosudo | Pontilhão 17,30 75 n 
14 | 469800 | Pontilhão SA 0,76 6 — 
15 | 47a+100 | Ponvilhão En 0,75 o — 
16 | 4704205 | Pontilhão sa 075 o — 
17 | azor0oo | Pontilhão Ja 625 6 — 
18 | ATARI | Pontilhão. au Dis 7 — 
19 | azo+700 | Pontilhão . E D 6,75 - 
20 | 491+508 | Pontilhão E oz m - 
21 | As24000 | Pontilhão . E 075 o - 
22 | agi+a0o | Pontilhão “o us - - so 
24 | 284500 | Pontilhão E] - = 7 
Mo | prio ao = = 0 
2 2784700 E - — 7 
20 2+150 au -— — 7.50 Havar ve Prquere 
EA 2+203 E - mer, 7,50 
as 7+450 | Pontilhão, K E — = 5 
s0,75 00,75. 180,00 6.817,80 
VIADUTOS 
1 Francisra Itealho: 11900 
E 2+050 | Pranciseo Bicalho. 4005 vu 002,00 
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ESTATÍSTICA DO SERVIÇO DA INSPETORIA DE PONTES dna 
-* RELATIVA A SUPERSTRUTURA DE PONTES ; E, 































“ 4 N 4 
ANOS k ) n ; 
N.º DE | you FEM ; e 
ER NATUREZA DO SERVIÇO ; 7 ORAS Ei OBSERVAÇÕES uy 
j k 1941 | 19+2 | 1943 e 
Ran a 
; ; Ê 
A! PONTES: ' 
' Reparadas....... PAS RED ea (RE BA E evo 35 55 52 e 
Substituidas......... SA LN RAS Dias a oo RO à — 17 10 Er 
CobstrnidES: no e pa sig e Pre RR — — 1 a 
Montadas e não colocadas ; = 1 ii to 
- Reconstruidas....... cuco À , pesa — 5 8 
Mo dificadas. vip is A se E ERA E DER ge Eta: — 1 v 
2 PONTILHÕES: ; 
Repsrados........ LO Qu PR MULA ren b “o RA — 2 “25 g 
Substituidos. à a É 3 1 7 > 
Constrúídos 2 e es dia RE TR: e ER 2 Pe 8 Ea o. 
Montados e não codcaies E o Oet ROD ANO ERA 2 — = Eca Rr 
Reconstruidos............... EO SOR Bi fo o e = pt = = E 
do ds K ) f k 
3 | | VvIADUTOS Sea F 
| Repar ad ONDAS is a empo'. via oe popr ata o Rg be E <> ; 4 Br 20 cada É 
| Substituidos............ AS SE PRICE E Ta eee À | — e = 
Consitruidos. ........ cw... e der BReir 1 AP a ES E a — — — 
| Reconstruidos........... — — — E. 
Montados e não colocados. == ==; es 
8 
4 
1 
+ me 
x 
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“CONSTRUÍDOS, RE o 


No Delhi: “Posição: : EbaMs a ps 
pi RR Qumos DENOMINAÇÃO 
ORDEM] | MÉTRICA | R a á 


PONTES 


| Ponte do R. Piragora.. 
| Ponte de Embau, Rama 


| Ponte para o Ramal de M 
| Ponte para o Ramal de Sã 
| Ponte da o Ramal de Nd 


' o para o Ramal de 
Pontilhão para o Ramal de 
000 Pontilhão para o Ramal de 
800 | Pontilhão para o Ramal de 
82-+000 |  Pontilhão para a Linha E 
571-+000  Pontilhão. 
SAE ! 


Je! 
2Z 
E 
4 
5 
6 
Rui 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL 
3* DIVISÃO 


QUADRO DE PONTES, 


CONSTRUIDOS, RECONSTRUIDOS, SUBSTITUIDOS, 


CHERIA DA LINHA 
QUADRO N.º 45 





PONTILHÕOES E VIADUTOS 
MONTADOS, DESMONTADOS E MODIFICADOS 





























Posção Suse 
QUILO DENOMINAÇÃO DA PONTE Vão 
uérmea NETO 
vON 
SARA | Ponteado It Virngura Alma eco 
E58 +16 | Ponte do Eubau, Ratinl do São Paulo Alran cheia 
826000 | Ponte para Kamal do Xorsm Alia eba. 
BLAATO | Ponte para a hs Auxitiar , =| Alma chein 
ABS À Ponte parvo Iamal de M Clarora M, Azul] Treliço 
DOMMAT | Ponte para o Rampl de São Panto. =) Alias elimio 
0864900 | Ponte para o Ienmal de Treliça 
238 +002 | Ponte de São Perantdo reliça 
38244802 | Ponto do Sabará Treliça 
WTZ+D7S | Ponte de Rincho Doce Treliça 
ASS AA | Dante de Paraiso. Almia cheia. 
261+072 | Ponte de Cachoeira dos M. Alma ebesa. 
Alina eheis 
lena 
Treliça 
Pos TILES 
Poneillido para o Bamatide Nova Ers. sa 
Pontilhho paro o Ramo) de Nova Era E 
Pontilhão para o Mamalde Nova Bra... 540 
Pontilbno para a Hamal de são Paulo... ER 
Pontilhão paro a Linha Assiliar k ado 
Ponbilhão ER 
Pontilhvão. mm 








ES: 


sra 


[ OBSERVAÇÃO 


DA vEva 


Construção mas oficinas 
Modificação mis oficinas. 
MRoconatrução nas oficinas e colosada na local 
Reconstrução ns oficinas e colozada no loval 
onstrução has oficinas 
ouatrução nas oficinas e colocada no local 
Reconstrução nas oficinas e colocada no lomal 
ontado na Linha Auxiliar. Ramal de Santa Mito 
fontada no Ramal de Nova Era, 1, vão 
Montada no Ramal de Pirapora a colocada no local 
Ass. 00 | Montada e colocada ua Linha do Centro, 
S 438,20 | Montada na Liuha do Centro, 
29-273.30 | Duas pontes icusis. montadas e colocadas ny Links do Contra. 
Colo-nda no Ramal de Montes Claros 4 Monto Azul. 
Colocada no Kamal de Montes Claros s Monta Anil 
Desmontada no Ramal do Terezopolis 





17 357,50 
10.323,70 














amo 727,00 

0,00 26.970,60 | Construído nas Oficinas o colocado no Local 

600 Conateido nas oficinas colocado nã local 

1,00 Conateuido nas oficinas e colocado no local 

205 matruido nas alicinas o colocado no local 

40 imstruido nas oficinas a colocado nt losal 

5 locado no local nn Linha do Centro. E 
o Colosndo no Ramal de Pirapóro 














RECAPITULAÇÃO DA DESPESA 
Pontes... 





Vontilhões 
Total geral 


EUR TAL) 
ESET 


ses 
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E qi HR RA e QUADRO N. 44 
R DO Cao e Mason » 





; | VA VIR. EB: Pr 




















de opA-Ke. * PrssoaL-CR$ | Marerrai-Ch$ “PoraL-Cr$ 
1 28. asa 33,500 | 10. Pal “61.883,86 72.167,06 


16.207,0) 34500 | 9-36600 | - 59.577,50 | 68.943,50 
17.6480] 76000 | 9.950,00 | 89. 304,63 | 99.254,63 


E ap ear 
, + RS 

| 

| 


” 


89.450,01 17,350 | 20.407,00 | 160 3.372,50. 180.779,50 

9220) 17,500 | 5.760,00 | 43.633,70 NAO SBB IA pa vi 
41.885,8) 56,250 12.050,00 | 80.488,19 98.538,19 RE 
74.860,61 24,620 10.960, 00 - 88.911,33 49.811,33 sá 


E 


MNA 


| ; E 
== | E, == à 1 aa 
SA “a sa 
a: e pe “ua 
a : [e 
+ 


4 


7.050, 00 | 46.256,00 “53.306,00 


4.772,40 | 26.171,00 30.943,40 
Y 1.950,00 33.445,20 | 35.395,20 
ceccco] 22.240,00 53500 | 13.550,00 | 88.868,94 102.418,94 
Qatar all O] 9,570 | 3.430,00 | 26.995,05 30.425,05 


ei A e se Egidio 342,570 109.408,60 | 761.507,90 |  sm.316,501 0 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL 
3º DIVISÃO 


QUADRO RESUMO DOS TRENS DE LASTRO DAS 


DO BRASIL 


BITOLA LARGA 


ASSISTÊNCIA DA LINHA (A. L. V.) 








fo Tome 
Nº vel 
RESIDÊNCIAS 
emo, 













74 son 060 


Do sm adaos 


| asso 
a 000 
=8 210.000. 
Fes 00m 










Nora: — Eusto serviço fot inlcindo em Agosto do comento an 


DEM MEDOCADA 
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CoupcsriveL 


Le 





ANTE E sis rEmIaE 





RESIDÊNCIAS, DURANTE O ANO DE 1943 


QUADRO N, 44 


















































































Geno. UR Con 
uETRAGEM “e i == - fi - 
Erguioa FERCARNIDA Ler Cunsão-Ka Tenra-lo Oteo-Ke, Esrora-io, Pessost-Cns Matentac-Ceg Torat-Ons 
| ! 
EU — Ada Tas | 10.281,20 
901000 63,000 266, 0 466,00 
25,400 3 934, 00 di | 
51 213,000 42.018,000 6. Er Doo O 160.372,50 18o 770,50 
424000 | 08H00 4,000 105 300 16,900 4B:63570 49 34370 
16, 228,000 20 828,006 3, 429,600 SO 00 SO 48s, 10 08 ISO 
16 169000 | 21209090 | 1:MLLOOO - E 38.011,38 ER TER 
E = = | = = 
10.065 900 0.000. | | 4000 218000 E 59.306,00 
2 08 000 sa vo | É rostos mesago | 19,780 JO 04340 
DUO, E - 15 995.20 
a oa 00 | 18.500 ot oia 53,500 Je 804 
AM, do | 4500 No aa ao. 995 0% | so 425,05 
asia ção | LoseaãO | a gzsaça 2570 0| sumos 























761.407,90 | 














E. F. CENTRAL DO BRASIL 


EC a sms dá 





































































serviço foi iniciado om sgosto do corrente ana. 
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206.275,84 








ASSI NCIA DA LINHA (A. L. V.) 
32 DIVISÃO é QUADRO N. 45 
UADRO RESUMO DOS TRENS DE LASTRO DAS RESIDÊNCIAS, DURANTE O ANO DE 1943 
BITOLA ESTREITA 
A 
TONKLAGEM REMO CADA LUBNIFICANTE E MATEnIAL DesrESa 
Nº px Quira- EE CONHENVAÇÃO 
RESIDENCIAS — MErRAGEM E] 
ORDEM Brera Liacma | Penconmoa | LesnaMS | Convio-Ka | Tonto Orro-Ka. | Estorafa | PessoarCas |MaremaiCas| TorarCas 
EE E as I 
1 a a E " e as = E” 
2 - - = - = |0= - - - 
3 = = = = E | = E Es = = 
4 . - - - — - — = 
o = E = E | = E = = 
7 no ASMa0O | 2 a7,000 5.922 rá, oco = | = 10,900 1.300,00 
$ = E sm E E S a 
') ao 170,00 23.631 E 10,000 | 137260,00 s7 8890 
10 38,007,400 ELA UA 48,000 17,700 = dBB50 | 18.650,00) 4443440 ca 054,40 
n 43.828,00 TATI 000. E E 11.020,00 | 2.729,80 44: 030,00 
12 6 040.000 1a 47 D70 000 = = 8.05502 | 10.604,00 28. 250'88 
1 11 004,000 11.978 710,00 = E 0.450,00 | 10.104,82 10 664,82 
14 a 431,00 3702 550,00 4,100 | = 7.800,00 | 19:d00/82 22 0% 
15. ; 3 890000 5.086 591.000 = E TI SISGS 10.6 
16 : 5 874,000 5.029 621,00 - = 12.205,08 12.0: 
17 — - — — — - o - 
Ê «eo | 207.989,990 113.165 | 10.393,00 | 800 | Is TJ 
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CONTROLE DO MATERIAL 
“QUADRO N.º 26 


UANTIDADE. TOTAL DE pace RECOLHIDA EM JUPARANÃ 


QUANTIDADE | IMPORTANCIA 
à 


Ea Ha fa MRRG e cr 





OB3ERVAÇOES. 


741.697,00 | | 





2.820.848, 50 E importancia Foro cs- 





Re 6 É á Ie -timada na base de CrS 
Ti E q A CR pa | “0,50 por puilo, 

Po TOBi A a 1.656.981,00 | — 828.485,50 | 
O PR SAR UR | de 

o OE 6.398.628,00 3.149.314,00. 
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| E. F. CENTRAL DO BRASIL CONTROLE DO MATERIAL 
; 3.º DIVISÃO QUADRO N.º 48 
MATERIAIS DIVERSOS REPARADOS E REAPROVEITADOS | | 










ESPECIE DO MATERIAL 


E, Ea 











1 lAgulhatipo C de 5,00...... SE 6% do cm dh ça is Pri Quilo 
; à «VApaselhóiio Tindahaa.. isa ndo né caqui 0.5 o Pari Er A “ 1.19€,00 
81 AbopssórioDUs Chade. . é xira” Senda na reto o pie céde dé 228, 
4 ABritadDrA DO oro sp dao ESA nona cs > 08 = E dê PA 20. 
) b. JOColunas do ferro fundidos. Alisssddo ves tos desire ada ye 9. 
A 8 A Colon indo Manspia, : Ps rrar se nr rare ro criar e rary ARA É 5. 
a» 7 abs Bengo. sincero RE ngAR Cc Ee tos eaiodo » MARA DOR % 282,00 
8 |Cilindro compressor de ar... as... ccros ERR RE DES Cem Má 930,00 
9 |Calços de afastamento. ...... ARE SAO PE RB 4 ST p, 40,00 
JO: «[Uba da tipo 0.5.5 pe na De ES SN ia 03 puede AR é 29.600,00 
M |Chaves simples de 5,00.................ccscrcresoo e A ú 16.000,00 
12, JChávei Tixtas de 8,00: =: « sunsi ess Sb usar ep o Tapio o ST + 15.780,00 
13 IGlaves complatás de 5,00: Mm. sans ses» 5o be do PER ADE É 4.000,00 
MM . JOrdmimento duplo...» -z=csata== conse a e <as oo o URNA a 6.000,00 
15 TCruismianto 4Do:C. .. ass avaeea se uao evsa cap dra aa uu 1.000,00 
16 |Cantonciras duplas T 97m,20.............cerccescnessenas £ 1.620,00 
17 TCântonntras E, 84,00. 4 assados esvara sena co es da shh PRE id 1.840,00 
18 |Dormentes Barlow...........« ARA EE PARE PNR o - a 600,00 
19 |Gradis de 2,0m X 1.50m........... Dara dv vie DA Aves a 1..560,00 
20 | Pontas de trilho tipo B. sn esse sornstasnsess e eso ctuansa da , 10. 21.480,00 
2%, |Pontas de trilho tipo O> casas qn ss ste air so R 25. 12.412,00 
22, Pontas de trillios divursads sides asa o mada cp cs E UA a a 740. 1.019.496,00 
23 |Peças diversas para locomotivas. .........cccsiccsesiseras 4 1.5: 
24 |Pregos delinha.............<..« PEÇO pe EPA DDRRS ABS 0 2 E E 4. 9. ! 
ú 2%" [Placas de bplio po O, cana as sea» sd as PAD ERR a 15 30.371,00 
26 iSuonta de firro fundido. , esesiras pre carão ny s «43 p ode do TS , 162. 140.000,00 
2 RESOS. Sc inana esa DS PD A a bt 2 Eds Hd : Eee 
Trempa de forja x 20,00 
| 29 [Trilhos tipo A.. de A. 49.600,00 
| 30 |Trilhos tipo B.. E 60. 12.186,00 
é 31 |Trilhostipo C......... cg gI12. 626.040,00 
, 32 |Talas de junção tipo C. ú 23. 46.838,00 
08 |Tirélônd...,.,siserses Ês ed 14 28.982,00 
S4  |Wagonetes incomplatos. ...cxescfn. crik sebo ao res tera do e 1.200,00 
d 
y 
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Der 
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Edo 
ly + 




















 |po BRASIL. 
PRE Rd Ao ga 


'y 
» 
“ 
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| |ENSALMENTE RECOLHIDA 





Juro | * Acosro | “SETEMBRO 


Y , 


40. 000,000 | 


a 


20,000) 0008) AM gr cs OA 
Eq ni e ço e cs 
— 45.000,000 |  30.000,000 | 
“8.000,000 |  28.340,000 | 91. 
O OUOG0O |iPia = 
Hg: 80,000, |! /r== 0 
p “| 20.000,00 
Er “| 20,000,000 
Si pe 20.000,000 


eis isisEs 


º 


Effa: 


to 


0.000,000 


Gg 
E 


LH 


Rats 
foi) 





252.350,000 | 108.600,000 | 158.340,000 | 149.957,000 

















E 30.000,000 | 36.000,00 | 20.000,00 |  38.1800,00 | 


Oururro | Novempro 


ERR SIS 


| 








RP | CONTRÓLE DO MATERIAL 
» ESTALEIRO DE TRILHOS DE JUPARANÃ | ; 
Rs REC QUADRO N.º 47 


ToraL 
Dezembro 


175.000,000 
223. 695,000 
24, 554,000 
48.000,000 
450,000 
455,000 
123.150,000 
40,000 359.2700000 
— 81.900,000 
81.900,000 
160..000,000 
42.000,000 
20. 000,000 
20.000,000 


Se 
[Iditgl 
a 
o 
S 
S 


PrAr 


[1] 


eta iate 





102.965,000 | 1.656.931,0006 





ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


3% DIVISÃO | CONTROLE DO MATERIAL 
QUADRO GERAL DAS DIVERSAS SUCATAS RECOLHIDAS ao ESTALEIRO DE TRILHOS DE JUPARANA 


4 . QUADRO N.º 47 


“EEE | orar 
ER | Sereno | Curonno Novena. | Deremuno 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL CONTROLE DO MATERIAL 
poe DIVISÃO em QUADRO N.º 49 


“MATERIAL REAPROVEITAVEL EM ESTOQUE NO ESTALEIRO DE 
TRILHOS DE JUPARANÃ 











No DE| - f ) : UnI- | TN po i 
, - ESPECIE DO MATERIAL | 1 Peso VALOR | OBSERVAÇÃO 
ORDEM| | DADE | TIDADE. 
P us 
q”, Colunas de idrei£o de manobra. PEN. Seo (2a Uma | 10 | 1.600 3. 200.00 : 
2 | Stampos de via permanente dE ar vamos ovo) Um | 2.000 624 | 1.480,00 
3 Tizofond TO Sb AR RAR a Um | 4.000 | 1.480 | 2.960.00 | 
4 “Agulha, de chave tipo G. PU dos anos E) RE AD o Da + 8.600 13.200.00 |de 5m.00 
5 Cosins de chave tipo C. Ape Eva REA Re o Um 38 83€ 1.672.00 |simples 
G “Cogins de chave tipo C duplo. . APR jd O a a 648 | 1.296,00 |duplo 
7 | “Calço de ea E COLO sos cp OO 2) 40 40 | 880.00 
8 | Coração simples de trilho. tipo C de 1:10. . | Um 5 2.500 5.000.00 
«9 Placa de apóio tipo Da é o dede [uma | 2.000 | 7.898 | 15.796,00 
11 | Trilho tipo C........ E 9 pede TRA Quilo | seo | 36.120 72.240.00 
11. | Tala de junção. semeia ap Ga RA GAMER faca e Par | 280 H 2.800 | 5-600.00 |tipo Teresópolis 
DR Sor Ri Bee a MA 61,546.) 123.324,00 
1 R 
1 
a | 
E ) À ; pu 
a Pd BEAST p 4 TOM pa + 





rx 
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a e e Ar so 
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CONTROLE DO MATERIAL 
ú QUADRO N.º 517 



































| TEM DA SUCATA | add ; | Economia 
[E O Cao É DRE) DEspESA 
A Ras my , ã + Me | APROVEITADA À q ' [ REALIZADA 
Eq E a A Ong E Pres | Cr$ 
Ena O à pa a IR 298.056,00 | “2.427,00 | 295.929,00 
174.832,00 | 1.872,00 | 172.960,00 
268,070,00. | “2.074,00. 260.998,00 
RO agstoTo, cap) eis 2.074,00 | 402.996,00 
129.682,00 | “2.495,00. 127.187,00 
107.616,00 | 2.228,00 105.393,00, 
97.896,00 | 2.279,00 | 95.617,00. 
109.197,67 | “2.508,00 o 160.689,67 
e Ba 204.052,00 * 2.070,00 201.98200 
Ontubio. ..... ACO 210.558,40 “ 2.58600 | * 208.022,40 | 
Novembro, ui 191.370,00 2.858,00 | 188.517,00 
e 856.280,00 | 3.308,00 | | 852.887,00 








3.107.680,07 | as. 504,00. 3.079.170,67 








| * PREPARATÓRIO | 
Ns 


324,00 


6.878,00 | 
9.028,22 | 


438,00. 


2 100,00 E | 
10.700,00 | 


105.332,50 


14.918,70 | 


12.705,00 
“32.287,40 


194.648,82 


) 


De escavação. 


326.104,77 | 
422.760,45 | 


1.665.191,79 
74.340,00 


2.179.037,00 


26.139.454,00 | 


4.110.347,50 
5.122.895,70 
4.569.619,20 


133.166,20 


“1.606.296,30. 


46.349.212,91 | 


DE ALVENARIA 
E CONEXOS 


32.202,09. 
48.844,92 
155.265,61 
380.826,00 
154.469,50 
157.260,00 
3.525.055,30 
279.105,50 

- 466.382,40 

242.930,90 
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3* DIVISÃO 
QUADRO DA DESPESA POR SERVIÇOS NAS VARIANTES DA LINHA DO CENTRO 
| AR ND] 4 PRETO | Imranmamers | Turoimraxeis 
Nº vp TOTAL DA LIQUIDA 
LOCAL DO TRANALHO - 1 TO = DESPESA PAGA EM IDAS 
GuDEIE Tacranen De escavação | De aLvexants | De canpinro Divensos Tasxsronro Cns 
die Re á * CONEXOR = conexos y a 
1 [Tunei de Cusal aus,00" 320,10477 42 205,00 | 208400) — 
2 |Feranndes Pinterio — Serentin G878.00 422.700,46 48.544, 14.084,89 sur.27402 
3 |Puact gy Sortos Dumas a Msn | 1.005, 10179 185.205,01 RETO 289808 | 1.80 211,60 1.491.410,32 
1 Ganges d Manso. 125,00 74.340,00 RETRO - Tu 205, — 528.854,00 70.108,00 
5 [Sitio — 84 Vortos 2 100,00 1,006 ,200,50 1 ans, 30 ao 103,10 18.850,00 ao “05,00! 1.201.313,00 1.116.788,04 
0 [Sá Fortes — Nartacona 10.700,00 | 2.179.097,00 167.200,00 esa 0.144,00 SALTTOO | 2.408,646,00 1.044.762,00 
7 [Barbacena — Carandaf 106.330,50 | 20.139.454,00 | 3.625.055,90 202 35,20 TO BIAGO | 1.000.846,70 | 32.057.845,90 | 22/214,90740 
* [Onrandst = Pedra do Sino MA .VIB7O | 4.110.947,50 <70, 105,84) 115,702,2 117.200,70 4.007-430,00 | 9. 002.87210 
8 [Pura do Sino — Busque 12.705,00 | 5.122.805,70 490.382,40 84140 101.218,00 | 5.700.975,70 | 3.707.604,00 
10 [General Comeiro — Ponto ie Bicas, 32.297,40 | 4,609,010,20 242.030,90 3.108,00 25.917,00 | 4.889.218,10 | a 210.779,70 
di [Drinigula do Sto — 193.160,20 - - - — 133.160,20 133.166,20 
Torars 104,645,82 46,340,212,01 5 442,43,22 285 400,60 Po AMA 01,21 1.050, 20247 55. 139,005.23 SF .610 ASLTI 
aiii sa IO ASSES SEN SS NS ATOS 
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| Preço Mévio | 
PRO Cr$ A 












Túnel de Casal, EA é 










492.566,78 
1.864.231,80 | 7, 
24.467,00 | 474 | 
156.062,00 | 5,66 


Pina t E, 


'ernandes Pinheir 
+ o ( 


ie 


ES Ed : Rio Ci 
ganta José Afonso. ; 
— Sá Fortos a! 


Rs 
















Wios 


25.856.255,10 | 6,70 
4.081.287,70 | 649 | 
5.062.579,70 | 6,09 || 
4.543.745,40 | 977 | 


N 


132.969,90 | 6,92 





















E. F. CENTRAL DO BRASIL 
3º DIVISÃO 


Ne ou + DO TRABALHO 
pad, LOCAL DO TH. Ho 


POR ESPECIE TOTALIZADO 


QUADRO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO 


uazanea 





Rocua BRANDA 
M3 


Ruca Duna 


MI 


NAS VARIANTES DA LINHA DO CENTRO 
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Espontaxcis 





Cus 


Eneço Mépio 





Onsenvações 








jah do Cusa) El 
2 |Formanilos Pinheiro — Saccarin. E 
3 [Túnel 24 — Santos Dumont 

4 [Onrganto Just Alone 

5 [Sítio — Má Portas 

6 (Sá Fortes = Wurbacens 

7 [Bartncons — Corandat 

8 |Corandal — Pedra do Sino 

0 |Podra do sin 





= Hosrque 
10 [General Carneiro — Ponte de Tjuse 


1 |Triaganio da Sitio 








Torars 


| 
| 
| 
[Ao 10508 
| 
| 
| 
I 








10-569,885 


77-190,270 
& 017,000 
Se. 095 360 


121,000 
151 84 00 
96,400 





3. 027,085 
04 os 


Lages 





fis 42,300 
RATO 


E 





ERA 


Br 24/48 
0 21,013 





Qua Dis 
13 999600 
105 050,60 
324 443/00 
a 209 J48, 200 
SUS OL ADO 
vm 





79 100 
“45. nan,s00 
18 75,800 











1.864.271,00 
1.124.407,00 
2/156.062,00 
131.47240 
25,856. 255,10 


4.081.287, 


2.002.979,70 
usa 





324.082,21 
402 n60, 


















































055,89 




























No pel | : 5 VoLUME VOLUME EXTRAI- 
UE o De é VARIANTES ESTIMADO DO ATÉ 31/12/1943 OBSERVAÇÕES 
ORDEM + 3 -M3, 
1 | Túnel de e E | 35.541,600 37.252,841 
2 Fernandes (Binhgrrona ur vera sean aa ; Sp MAE ip 211.225,200 69.213,613 
Ê 3 [Túnel 23 — Ewbank........ GS fi 26 DP QE 411.698,40 | — 265.953,314 
| 4 |Garganta José Afonso........icecenecsrermseieos 265.527,000 295.030,360 | Administração 
( Do (pit Baias o PR o Eta | 125.886,000 | 195.651,10 [Administração 
Á é Sá Fortes — Barbacena...... CASADO SRA oo ara | 291.998,700 324.443,00 Serviço terminado: 
É ; “7 [Barbacena — Carandaí...... + HO RR 3.526.650,80 | 3.209.368,30 
4 8 |Carandaí — Pedra do Síno........... ES da 536. 109,000 513. 101,400 
j 9 |Pedra do Sino — Buarque. ........... PR De ke 762. 580,000 694.479,10 
E 10 |General Carneiro — Pone de Bicas... ..........:.| | 459.951000 | 445.636,600 
3 n Go ENUMERA E UR A A * 16. 808,000 18.675,800 | 
h Piano CRB DR O JAR “ 6.643.985,200 | .008.806,758 |/ 


xa Ars Lo inda 20 Ri 
é 7 e . 
e Ds *é y 
“f po 
» E 
Eq E 
&" . 
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Nota — Os surviços foram iniciados em julho de 1942 





Média mensal de escavação — 355,989m3, 
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS VOLUMES ESTIMADOS 
o. EXTRAIDOS NAS VARIANTES DA LINHA DO CENTRO 















Es E E, És He 5 
170 
p) 1 
E. F. CENTRAL DO BRASIL CHEFIA DA LINHA 
3.º DIVISÃO ; | QUADRO N.º 53 


QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS VOLUMES ESTIMADOS. 
E OS ESCAVADOS NAS VARIANTES DO RAMAL DE SÃO PAULO 








VARIANTES EesTIMADO M3 |DO ATÉ 31/12/1043 OnsenvaçõEs 
ORDEM E (com + 10%) M3 
, 
1 [Pátio de Pulverisação.........cesessrusreneeooos 164. 248,000 127.178,000 
2 |Barra do Piraf — Pinheiros. .....c.cecssescecssoo 797.482,90 | 426.049,00 
3. | Binhaitos — Mandado: >. so xs corel Eenuvas a o nã 943.800,600 221.197,000 
PR | SD OS IR RR 687 .063,300 62.028,00 
5 |Floriano — Resende. ..,.......,cuccccssacesseccos 1.165.131,000 07.972,000 
6 [Rezende — Engenheiro Ppasos........ccsusccessoo 798. 369,800 102.304,000. 
7 | Engenheiro Passcs — Quelus. ..........c..rcssems 877 .988,100 p- Não houve medi- 
" é |Qudis ss Lotta. .costor o Sera Lo a rha 1.375.150,700 193.073,000 gde eia 
9 [Lavrinhas — Cruzeiro. ......cc o... Sade cadê 124.990,800 28.548,000 
10 [Cruzeiro — Cachoeira. ......c.c..oo e fig tos Pã 700. 989,300 63.894,000 
É du TOdiiosa = Pluda, 2.30% A o AO a da 1.290.€50,590 226 .709,000' 
Tê A Ptbds =" DibBG os ce DS dos cut ne» MD, 5G5.988,500 339, 593,000 | Administração 
13 - | Taubaté — Cajapavl <= se. .sboc esse nnçs O. 1.567.957,590 “89.060,000 
14 |Caçapava — São José........cccricerecenveescas 1.504. 059,700 224,334,000 
do LENEpat 7 cirie ARRO PS RE E a in A 9.849.854,00 | 2.155,194,000 
ge RoT Oo PRP DR o o DE 22.883.678,200 | 4.777.143,000 


Nora — Média mensal de eszavação: 398.095m3. 
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Ovsenvações 























































































ivo vino inelição cam 1942 de 


Não. neuva imudição vt 1043 





3º DIVISÃO . 
QUADRO DA DESPESA POR SERVIÇOS NAS VARIANTES DO RAMAL DE SÃO PAULO 
nas no 
para TONE TE = PDR pr 
SATUREA DO TRABALHO Pasranaronio | um msostação ALVENANIA | Exporta Drvensos Toa meronte 
Db e Coxexas m Coxraos Cas 
Uns Ia Cus cus Cns Cus Ens” 
1 Ratio do Estação de Pulvesisação de U8S 003,00 175 013,00 = — 195181 LATTADS AT | 
2 Marra do Pirai s Pinheiro. 13.420,00 4 021.065,25 825 055,55 STO 201.833,88 à O ODIRO 
3 Pinheiro — Sautado 73.005,82 Toda 1,725,50 as nisar e asso n7 asso 1 
4 Saudado — Moriano, = 1.035,00 ate sos im — Ea 47.280,90 518 (90,54 
5 Floriano — Mesendo +. 307,50 051.320,32 RUI + ouLol 804,04 as 051,94 TM 21513 
6 (Mezendo — Eogonhoiro Passos 9.754,06 AERRERIA MT TELAT — 76,45047 LEE 
7 |Emgenhiiro Passos — Quelus - — - - — - - 
8 (Qnelva — Lavrinha. TI BIZAM 1.821 :809,00 PERDEU 29.95.80) 105.433,70 
1 Lavrinhas — Crumare Tag Da 07,000 de — - 15 03078 
40 Oruseiro — Cachoeira Za.590,00 ADO DAS AO 12.712,40 - 21 100,00 28 um 514.052,09 
” Omehocira — Pindamonhangaba 21.200,05 mo. osso ETR TIA — 207020 128 440,06 1.215.921,08 
12 Pindamonhangaba — Taubato, a - 2420.2000 -— - — 2.620.209,90 
13 |Taubatá — Caçapava MG MISTO, 2.209,22030 1 OM TO 45.828, 27 -— 231.003,70 2.830.070,70 
Ta ÀCuçarava — São Josh 28 B72,32 081.785,00 20.780,82 — Lodo 142 176,04 1.471.522,00 
19º Parstet ,.. E) 550 000,70 15. 484,005,00 1.080.832,50 "im = 1.321.8787 18.135 .507,47 
AP TO parti sa EE = Pa NTO 7,56 | pet 08005020 | NOT Sar, 778 Bo 609 CE 21 | 40 728 09127 






































- E. F. CENTRAL DO BRASIL 
Rs» DIVISÃO |... 
QUADRO Ro PAULO 


REÇO MÉDIO 


Ni TE a " , A POR M3 
: NATUREZA DO SERVIÇO É Sem Com 
ORDEM | TERRA Trans- | Trans- 
j Ê M3 porie porte 
é Crê Cr$ 





|Pátio da estação de Pulvesisação.......... 49.093,003,00 


|Barra do Pirai — Pinheiro............. Eb tdIh 156.49<.005,25 








Pinheiro — Saudades... 52.929,0(3,80 
|Sandades — Floriano.....iiiiiiiiiiioo 12.739,008,54 
Floriano — Rezende......... a É 14.007,0(0,32 





Rezende — Engenheiro Pasios............. 14.781,0(2,07 





Engenheiro Passos — Queluz, ........c o. — 


Quelue e Tavrinhdo 0) Ns PARRA ar 31.058,0 





Laviinha —Crúzeira,, .L al mb a Ro to 5.842,0) 


|Taubaté — Caçapava. ..ciccciimiees tios 125.868,0 


BASTE e deter e apa e RPE MEIRA sra 319.955,0 
DEN ee apo pe ER pa à 974.634, 


seira a Curuputuba 





- ; 
CHEFIA DA LINHA 
QUADRO N.º .... É 
OBsBRVAÇOES 
É 
$ 
Compreendondo um trecho de Ro- - 
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QUADRO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO Nas VARIANTES DO RAMAL DE são PAULO 


POR ESPECIE TOTALIZADO — 1042 — 1953 
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| 
IsponTASbrs ida 





Onsenvações 





NATUREZA DO SEIVICO. 









«e 092,000 
as 492,000 
1, 40,000 
ERRO 
47 2,000 
37 00,000 












ERR 
18.752,00 | 


moreno Pensa sora 
Ms My M3 








ER 
47: 8AN,000 
3.840,00 
1.420,00 
13.558,000 | 
15. 180,000 | 


7. 181,000, 













1.633,00 
a. 0s0 ao 


PRE AO] N 
28 re 000 


f 
Maca BRANDA | NogHa Duna 
Ma ia 


1. 328,000 | 











! a 


















15.815,00 7000 427. 175,000 

ON 06,000 0.012,00) 465. 915,00 9,34 

es 088000 E 625,00 aaa tr72000 u,40 E 
19:103,000 | 2:950,000 tz 03,000 EO 
22:887,000 “= 7 vT2000 eae 

27.397,00 88,000 102:304,000 10.45 


103. 073,000 
28.38 ,000 





60.367,000 












28 58,000 
03 894,00 63 895,00 
187.824,00 | 226 709,00 
- ao ave 000 
4 050,00 | aso050,000 
224 AM 00 24 386,00 
2.155 104,00 | 2155 191,00 | 

| us 05,000 | 

















CHEFIA DA LINHA | 
QUADRO N.º.. 








“Com AS RESPECTIVAS DESPESAS, 
MDÊNCIAS | / 


j 






D BIS PES A 







y x f sr Pedreira, 









LEI RV IRGAVA CUL VA V,=2 CSV 3) Ve Sub- 
Prov. f Sabaúna | total MENSAL ANUAL | 





sh 4 

















Tu vo == esa Erê eso up 1 2.700,00 32.400,00 
DP IDfo 5 = | — — — 6 13.800,00 165.600,00 
E Apr — 1 = =. U— it 1.900,00 22.800,00 
Zu aaa =— == = — e 1 1.900,00 22.800,00 Ne 
5 D == = Des = =— Er aih 1.900,00 22.800,00 
Mes | == E = = 20] 2 3.600,00 | . 36.000,00 
7 ID algo E Es o Eater 1 1.300,00 15.600,00 
00 PTI ae — — Eee -— Es 1 1.100,00 13.200,00 
9 Dil Es — =. ea — = 3 2.700,00 32.400,00 
10 je -— Es == — ES 3 2.100,00 | . 25.200,00 
mM | — Es EE Es Es Sis 2 3.000,00 36.000,00 
A ro | E Lo E rr, sa ps 1 1.200,00 15.600,00 
13 | 0 7 — — ao — Es Re 8.800,00 | 105.600,00 
14 |B modo dim 1 1 SA, Es 13 11.700,00 140.400,00 
15 dp = = aco = são Es 890] 23.100,00 277.200,00 
16 | E 1 — mt e Es ctê 26 | 15.600,00 187.200,00 
17 |M — = ==. = Em = o) 3.000,00 36.000,00 
SE 1 -— — Es = — 10 13.000,00 156.000 00 
19 — -— — =— = — 4 4.400,00 — 52.800,00 
20 — — — = — -— 1 1.300,00 — 15.600,00 
ETA = = E, == = 1 ; 700,00 8.400,00 
É a xa N 
DD pes == se po = E 5 9.500,00 114.000,00 
28, |B| — — = E — ão % 10.500,00: 126.000,00 
24 — — —: mo cs, E mei 3.200,00 — 88.400,69 
Eve | e E, Sã = = 3 2.100,00 25.200,00 
26 | — — = Es put: fat 4 2.460,00 28.800,00 
27 [ pin = as o Es ai 2 1.000,00 12.000,00 
RB a — = — == = 1 400,00: - 4.800,00 
29 = — 1 pr o = 1 700,00 8.400,00 
30 — — pe — E 1 650,00 - 1.800,00 
31 1 lia — == 11 6.600,00 79.200,00 
32 = — 1 3 Mt e 6 3.300,00 * 39.600,00 
33 — — 2 1 E 4 2.000,00 24.000,00 
34 — — os a ii Ee 2 800,00 + 9.600,00 
35 E ques no E 5 | pes 9 3.150,00 37.800,00 
28 ( e — = PA, Se Rd as 2.400,00 28 800,00 
37 fa pes E a Ss EE il 600,00 7.200,00 
q 38 == e — — = EE 1 500,00 6.000,00 
=. 39 ] E to pá ES, Es Es 2 1.200,00 14.400,0 
+ 
it 
e de | 
a 
> 
| k y 
q 
g À ; 
df. É 
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MENSAL E ANUAL DISTRIBUIDO 
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| DESPESA 
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Salm 
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22.800,00 
22 
ELA 
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0,000 
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864 j 
00 
00 
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RECAPITULAÇÃO 
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EE 
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ESSE 
Ess 
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19.800,00. 
15.009,00 
32.400,00 
14.409,00 


588. 00,00 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL CHEFIA DA LINHA 
3.º DIVISÃO do QUADRO N.º .... 


QUADRO NUMÉRICO DOS MESTRES DE LINHA DA 3.º DIVISÃO, 
DIVISÃO DE MINAS E DIVISÃO AUXILIAR B. D. 142/43. 








DISTRIBUIÇÃO 


Mutro do linha. :Jocostr su es isso de e Rai e 


Mestre de linha. ............... tenis Pe Erralh 


Fá 


Mestre de linha. cc ssmasevecos= o sis dnicÃs di 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL k t ASSISTENCIA DA LINHA (4, E. V.) 
3” DIVISÃO QUADRO N.º 


SUBSTITUIÇÃO DE TRILHOS 
BITOLA LARGA. 


Enloção do blg voa prega pontuados o 
ONO | Camelot o 


V 








+ pá 
Retir 


Dt AR! RS 
* Colocação dos trilhc 


* Substituição de trilho ER 


e dra 
| Carga de t 


J 
1 rag 

AS bo RR k o 
TE LINO Sql dao Pe ala oi elo 4 ta 


|: Descarga de: 











E. F. CENTRAL DO BRASIL ASSISTÊNCIA DA LINHA (A. L. V.) 
3.º DIVISÃO QUADRO N.º .... 
SUBSTITUICÃO DE TRILHOS 
BITOLA ESTREITA 



































| | | DESPESA | 
Nº Dt E | | 
Copico DENOMINAÇÃO DO SERVICO | Uminave Menção | -— 45 E UR 
l | | 
| | | | 
1 aaa | Subatituição exentunl de teilhos Trilho | 25s 404,55 | asso suar | 590.300,82 036 | 234,07 
| | 
b 2 7-0 | Resirsi dos trilhos EM en 490,80 | 3 2 | - | 4.435,92 | sao | 019 
| | | 
- 3 br-03: | Coloeação ias trilhos com pregação pontuado ML am sTiO | n | 2.851 10860 | 198 | AZ 
| | | 
4 0H-D6 Solstituição de trilhos mem desvios im 3 410,00 | 1.825AL | 194 47101 106 200,82 235 | 57,50 
5 015-01 Cores do trilhos. Trilho 12 470,00 sa | — 8 154,01 as 0,05 
| 
| | | 
6 | oo! | Desenngs de trilhos v sms 4 700,02 = 3.700,62 38 vas 
| a ES Re 3 | 
Foram | 8.160.010,35 | 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL 
3º DIVISÃO 


SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES 
BITOLA LARGA 


ASSISTÊNCIA DA LINHA (A, L, V.) 
QUADRO N.º .... 





Nº pe | 


MEDIÇÃO 


DESPESA 


























E DENOMINAÇÃO DO SERVIÇO Usious |————— = — | E 
onpus) [Qunerman) - Txteisto | pranoat-Cns | Marentat-Cas | Toru-Cas Cas 
pa PS Sl pe | E 
| | | | | 
1 02-04 | Sulmsituição eventual do dormente Dormente | 157.040 | - | 42-21 81 2.896 40047 205 59148 055 zo70 
2 | 08-08 |Submaituição do dormêntos o eorsoção do a MI “4 sus 178.751,00 26O- MAMAS | 181175005 | amrT miss 050 11482 
3 | 01502 [Caran de dormentes Darmente 180008 — 37.027,52 — sas 0,20 
4 | 02 |Descaras do docmentos 251.887 — am 025.19 - ao.02519 74 o) 
| Torars 707.32520 | + 078/1812 | se15,M40,32 








MEDIÇÃO 


E)  ExTENSÃO | 


6.730) 41.518,90 | 

é Ra AR RDI URO | j 
“Dormente | 90.170 | 
| Ea CR 


PRNEA 
83.364 





E. F. CENTRAL DO BRASIL ASSISTÊNCIA DA LINHA (A. L. V.) 
' 3º DIVISÃO QUADRO N.º .... 
|: SUBSTITUIÇÃO DE DORMENTES 

E BITOLA ESTREITA 


DD ne ———————— 





























MEDIÇÃO DESPESA Proução Corro 
” DENOMINAÇÃO DO SERVIÇO Usipanr Ti or [os 
Quaxrivaor| — Extessio PreosL-Cn$ | MaTERIAL-CIS | Toraz-Cns Cos 
1 OZ4M | Substituição eventual do dormentos,.,........00.000 | Dormente Ms. Ee PIO 04044 1.240.449,76 1.457.009,20 001 1220 
, 2 | 08-08 |Subssituição do dormentes e aorreção do espaçamento. | My E, 0.730 41.518,00 es 7u0 74 281,807:70 205.167/53 085 aa 
3 | 01502 [Cargo de dormontes “ Dormente “90.170 — 10,55717 Ee 10.557 17 10.95 ou 
t 4 | 01002 [Descargas de dormentos. isso ses rsss) 83.964 = 649007 = j 8.490,97 10:37 007 
, dE =ee 
À SRGTASN «separe a a Pr A Valeo dna ENS PM, 207.50492 | 1ATISIT. 1.709.320,87 
» TI 1 1 — 
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E. F. CENTRAL DO BRASIL ASSISTÊNCIA DA LINHA 
3* DIVISÃO QUADRO N.” 
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA IMPRODUTIVA DO ANO DE 1943 
BITOLA LARGA 





Sumiço | | Noto | Gus | &amapos no- Fent Memo TH Tor 














"00,00 
vi O1o00 0a 

1 54,80 

| | 

| 3/7400 | 1 135.04 | 

Tora | 445 S00,ST nos 200,90 | 
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3º DIVISÃO 
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA IMPRODUTIVA DO ANO DE 1943 


BITOLA ESTREITA 








Nº ve] LIcExÇas Fénias Sunviço Nou Gaia Sknavos. po- | Junr Aumiao 1 Tora 
RESIDENCIAS VILITAM MINOR x re 
ones Gus Cus Cn [e Cas RIADOS-On$ ens Cns Cns 



















































































q = — 
2 E = 
3 
4 
ú = 
7 = 
E] 82.040,00 58 1A1,80 17.071 AO 306.340,70 
O 21.000,20 aa 097,00 125.550,10 182 081,40 
1 | 70.808 20 41.525,60 147.025,50 274.400,00 
n|a 3327530 32 451,60 130.705,50 199 608,40 
2/1 3.436,30 10.134,80 16S 437,40 
am | 20 497,10. 120 450,20 — 174 062,80 
u | 1 0 553,00 — 180,64 80,00 | 102.478,24 E 102 843,74 
w|1 30.204,90 238,00 150,90 = 115.591,50 = 160.472,20 
w [1 - — — — - — — — 

Vora a 05.700,97 | 200.008,59 21.910,40 2 138,84 404,80 | 1.045.307,24 — 22,60 | 1.055.408,54 
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É-me grato apresentar-vos o | Belátório das atividades do Serviço de Turis- 
mo e Publicidade, no decorrer de 1943 findo. . 

Apesar de um orgão ainda em plena formação, o Serviço de Turismo e 
Publicidade tem se desenvolvido e, podemos assegurar, que em 1943, dentro 
das normas que nos traçastes, foram ótimos os resultados obtidos. 

O volume de negócios aumentou. O programa de ação social cumpriu-se 
integral, A propaganda através de jornais e revistas, rádios e cinemas, aqui e 
no exterior se fez com absoluto êxito. 

No que se refere a imprensa apraz-me assinalar a colaboração eficiente 
da quasi totalidade dos jornais cariocas, e, bem assim, da nossa “Sala de Im- 
prensa” sempre prestimosa na maior divulgação possivel do noticiário dos vá- 
rios setores de serviço da Central do Brasil. | 

As nossas atividades vão aqui descriminadas para vosso conhecimento: 


OFICINA TIPOGRÁFICA 


A Oficina Tipográfica, ora entregue a êste serviço, e, antes administrada 
diretamente pelo Departamento Comercial, apesar da sua desorganização indus- 
trial, em virtude da carência de máquinas necessarias para o seu melhor desen- 
volvimento, produziu no entanto, no ano passado numerosos trabalhos de utili- 
dade para os vários serviços da Central do Brasil. Além de numerosas fichas, 
avulsos, impressos; e outros trabalhos gráficos a tipegrafia mantém uma secção 
de encadernação que produz trabalhos admiráveis pelo seu acabamento. A pro- 
dução da Oficina em 1943 atingiu a um total de Cr$ 85.453,50. Urge para me- 
lhormente se desenvolver a tipografia o seu aparelhamento, muito especialmente 
com a aquisição de uma máquina linotipo, um cutélo, uma máquina de gram- 
para anunciarem; muitos deles pediram recisões de contratos a falta de matéria 
sos de outros gêneros de serviço de emergência. 


4 


SERVIÇO DE ANÚNCIO 
A Guerra creou para o nosso serviço de anúncios gravámes enormes. Nu- 
meresos anunciantes não puderam renovar seus contratos à falta de produtos 
para anunciarem; muitos deles pediram recisões de contratos K falta de matéria 
prima pelo que liquidaram suas indústrias. Tudo isto, porém, não fez diminuir 
o volume de negócios, nem atingiu, de modo a desiquilibrá-la, a nossa receita, 
que se manteve em equilibrio suficiente para atender a vários encargos dêste 


o 
] 
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serviço. Êsse equilibrio de receitas obtivemos graças ao sistema de anúncios rea- 
lisados com êxito. Assim é que podemos oferecer à vossa apreciação, o se- 
guinte quadro de produção e arrecadação de 1943: 

Renda industrial da Oficina Tipográfica Cr$ 85.453,50. 

Volume de contratos realisados em 1943 Cr$ 1.237.045,00. 

Receita de anúncios Cr$ 694.582,60. . ; 

Precisamos assinalar que o Serviço de Turismo e Publicidade pagou com 
as suas próprias rendas todo seu pessoal bem como as confecções e corretagens 
de anúncios e mais ainda aquisição de material para serviço. 

Como propaganda de imprensa foram gastos Cr$ 483.970,10; realizou-se 
uma pequena exposição no Trianon tendo-se gasto Cr$ 20.012,60. Com o pes- 
soal despendeu-se Cr$ 292.145,30. 

Despesas gerais Cr$ 15.522,10. 

Fechando o seu ano financeiro, o Serviço de Turismo e Publicidade, con- 
forme balanço, tinha em depósito na Tescuraria da Central a importância de 
Cr$ 196.520,80. 


PROPAGANDA DA CENTRAL NA IMPRENSA 


Mantivemos um noticiário intenso da Central do Brasil em todos os orgãos 
de imprensa do Rio a S. Paulo e outros estados. 


Numerosas publicações foram feitas além de centenas de reportagens ilus- 


tradas com fotografias e aspectos de vários setords de trabalho da Estrada. 

O vários trabalhos da Central como sejam as obras de variantes nos ra- 
mais de S. Paulo e de Minas foram divulgados com todos os seus requistos téc- 
nicos. Quero salientar a publicação que este serviço iniciou em jornais e revis- 
tas estrangeiros. No grande jornal La Prensa em sua edição de luxo de 1943 
fizemos publicar uma reportagem completa não só atingindo informações his- 
tóricas da Central, bem como foi posta em relêvo a atuação do Major Diretor 
Napoleão Alencastro Guimarães à frente dos destinos desta Estrada. 

Além desses veículos de propaganda êste serviço organisou o Guia Oficial 
da Central cuja impressão está prestes a terminar. Será um importante sub- 
sídio para a vida turistica do pais e constituirá ao mesmo tempo um orgão de 
palpitantes dados informativos de grande utilidade para os que viajam em nossa 
Estrada, 

São estas as informações que posso dar do presente relatório acêrca das 
atividades do Serviço de Turismo e Publicidade. 

"Apraz-me reafirmar-vos a certeza de minha dedicada cooperação e de to- 
dos os que comigo trabalham neste serviço a benemérita obra que vindes rea- 
lizando em vossa gestão de tamanho relévo para a pública administração do 
país, que se desdobra, dia a dia, em melhores panoramas de trabalho, graças 
ao programa de orientação do patriótico governo do Presidente Vargas. 


Astolfo Serra 
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Sar. Diretor 


A Comissão de Obras da Estação D. Pedro II, creada pela Portaria n. 
5-G/42, de 14 de janeiro de 1942, atendendo ao que determina o Boletim Diá- 
rio n. 288/42, tem a honra de vos apresentar, abaixo, o relatório, circunstan- 
ciado, dos trabalhos que realizou no ano de 1943. 


Embora não tenha conseguido a Comissão concluir todas as obras de aca- 
bamento do edifício propriamente dito, como era do seu programa, poude en- 
tretanto fazer com que os diversos trabalhos atingissem um grau de adianta- 
mento capaz de exprimir o seu esforço e seu desejo sincero de bem cumprir a 
honrosa missão que tem a desempenhar. 


o motivo primacial, sinão único, que, de penalesto da sua vontade, impe- 
diu que fossem terminadas em 1943 todas as obras do edifício, excéto a cober- 
tura das plataformas e alas correspondentes, foi a dificuldade havida de forne- 


cimentos de certos materiais por parte das firmas empreiteiras. 
I 


Os serviços de revestimento de mármore, granito e cerâmica, por exemplo, 
que são empregados em grande escala no edifício, não têm correspondido ao 
programa de execução das obras traçado pela Comissão. 


Essa dificuldade de fornecimento foi a consequência lógica da insuficiên- 
-cia de transportes que, como sabeis, originou uma série de transtornor que veio 
atingir as indústrias e, principalmente, a da construção civil. 


Acresce, ainda, a circunstância desfavorável para o acabamento da obra, 
“que os materiais de importação não têm praso certo para entrega, uma vez que 
"o seu embarque depende de formalidades complexas, como sabeis. 


MOVIMENTO FINANCEIRO 


O saldo para o ano de 1943 foi de dezeseis milhões e cento e vinte e oito 
mil e quatrocentos e vinte e nove cruzeiros, (Cr$ 16.128.429,00) para a rúbrica 
“Material” e de quinhentos e sessenta mil e quatrocentos e dezeseis cruzeiros 
e trinta centavos, (Cr$ 560.416,30) para a rúbrica “Pessoal”. 


Conforme autorização em Boletim Financeiro n. 175, houve um estorno da 
verba “Material” para a verba “Pessoal” de um milhão de cruzeiros (Cr$ 
1.000.000,00). 
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MATERIAL 


Foi dispendida da verba “Material”, para os serviços executados por ad- 
ministração própria, a quantia de treis milhões e cento e cincoenta e oito mil 
e novecentos e setenta e nove cruzeiros (Cr$ 3.158.979,00) e para os serviços 
executados por empreitada, a quantia de onze milhões e duzentos e dezenove 
mil e quinhentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta centavos, — Cr$ ..... 
11.219.548,40) perfazendo, assim, um total de quatorze milhões e tresentos e 


setenta e oito mil e quinhentos e vinte e sete cruzeiros e quarenta - centavos 
(Cr$ 14.378.527,40). 


PESSOAL | 

O saldo para 1943 da verba “Pessoal” foi de quinhentos e sessenta mil e 
quatrocentos e dezeseis cruzeiros e trinta centavos (Cr$ 560.416,30) entretanto, 
a êsse saldo, foi anexada por estorno da verba “Material” (B. F. 175) a quan- 
tia de um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00). 


I 
As despesas em 1943 com “Pessoal”, foi de um milhão e cento e setenta 


mil e setecentos e setenta e sete cruzeiros e dez centavos (Cr$ 1.170.777,10). 


O anxo n. 7 mostra, em detalhe, como foi aplicada essa verba e o gráfico 
n. 1, compara o gasto de 1943 com os gastos de 1941 e 1942. 


DESAPROPRIAÇÕES 


Afim de permitir a construção das alas do predio, na parte correspondente 
a cobertura das plataformas (Rua General Pedra e Rua Senador Pompeu) fo- 
ram processadas as necessáras desapropriações de vários predios, pelo Depar- 
tamento do Patrimônio Imobiliário, cujos empenhos atingiram a soma de treis 
milhões e setecentos e vinte e um mil e quinhentos e oitenta e nove cruzeiros e 
oitenta centavos (Cr$ 3.721.589,80) conforme consta do anexo n. 8. 


DEMOLIÇÕES 


Foram executadas várias demolições de predios desapropriados, as quais 
deram a despesa total de trinta e três mil e novecentos e noventa e nove cruzei- 
ros e quarenta e seis centavos, (Cr$ 33.999,46) como elucida o anexo n.. 9. 


Os materiais provenientes dessas demolições, foram recolhidos ao almoxa- 
rifado da obra e avaliados em sessenta e três mil e novecentos e setenta e um 
cruzeiros e quinze centavos, — (Cr$ 63.971,15) tomando-se por base os preços 
correntes do mercado. 


A diferença entre o valor do material recolhido e a despesa com a demoli- 
ção dá um saldo de vinte nove mil e novecentos e oitenta cruzeiros e sessenta 
centavos (Cr$ 29.980,60). 








195 
CESSÕES E VENDAS 


hs Atendendo as solicitações de várias Divisões, Departamentos, Serviços, 
Comissões, etc., da Estrada, a Comissão cedeu, mediante as formalidades já 
“estabelecidas, diversos materiais e artigos variados, num total de um milhão e 
setecentos e um mil e oitocentos e cinquenta e sete cruzeiros e dez centavos 
(Cr$ 1.701.857,10) conforme vai especificado no anexo n. 10. 


Dos materiais vendidos a terceiros, apurou a Comissão um total de deze- 
sete mil e duzentos e setenta e três cruzeiros e oitenta centavos (Cr% 17.273,80) 
como se vê no anexo -n. 11. 


ALAS E COBERTURAS DAS PLATAFORMAS 


A construção das alas e dos arcos da cobertura das plataformas, já estava 
sendo executada por administração própria, conforme fôra estabelecido, entre- 
tanto, ficou resolvido que a Comissão expedisse cartas-convite a diversas fir- 
mas construtoras idôneas, afim de apresentarem propostas para execução da 
construção em concreto armado, dos arcos, das alas e das alvenarias das mes- 
mas. 


A essa carta-convite, que tomou o n. 1, de 10-9-943, atenderam diversas 
firmas, apresentando suas propostas. 


O julgamento dessas propostas, foi efetuado dentro das normas já estabe- 
lecidas, tendo sido escolhida como a mais vantajosa para a Estrada, a da firma 
AJAX C. RABELLO, conforme consta do processo n. 298.080/43 e seus anexos. 


Segundo o contrato dessa firma com a Estrada, (contrato n. 92, de 23 de 
dezembro de 1943) obriga-se ela a executar: 


a) — estrutura em concreto armado, para as duas alas laterais (dois pa- 
vimentos cada um, inclusive fundações); 


b) — estrutura em concreto armado dos três arcos da cobertura das pla- 
taformas, inclusive as fundações; 


c) — alvenarias de tijolos nas alas laterais. 


Ésses serviços obedecerão aos projetos aprovados e deverão ser executa- 
dos segundo as cláusulas do contrato, no praso de quatrocentos e vinte (420) 
dias úteis e pelo preço global de trese milhões e seiscentos mil cruzeiros Cr$ 
13.600.000,00) sendo trese milhões e duzentos mil cruzeiros (Cr$ .. .... 
13.200.000,00) correspondente ao valor da construção da estrutura dos arcos 
e das alas laterais e, quatrocentos mil cruzeiros (Cr$ 400.000,00) da alvenaria 
de tijolos das mencionadas alas. 
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NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENGENHO DE DENTRO 


As obras de construção do Núcleo Residencial do Engenho de Dentro fo- 
ram intensificadas o mais possivel, a ponto de se conseguir inmagéras o pri- 
meiro grupo em 10 de novembro. 


Os motivos já expostos e que justificaram o retardamento da terminação 
das obras do edifício da Estação D. Pedro II foram os mesmos que impediram 
que a construção do “Núcleo” obedecesse ao ritimo com que vinha sendo exe- 
cutada. 


O saldo para 1943, da verba “Material”, foi de cento e dez mil e nove- 
centos e quarenta e nove cruzeiros e sessenta centavos (Cr$ 110.949,60) e o 
da verba “Pessoal” foi de quinhentos e cinquenta e três mil e novecentos e 
trinta e quatro cruzeiros (Cr$ 553.934,00). 


Foram executados por administração própria, obras no valor de oitocen- 
tos e sessenta e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e vinte cen- 
tavos (Cr$ 862.466,20) e por empreitada, obras no valor de um milhão e cento 
e setenta e quatro mil e tresentos e noventa cruzeiros e oitenta centavos (Cr$ 
1.174.390,80) conforme os anexos ns. 13 e 15. 


Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1944 
A Comissão: 


Felix Bulhões 
Magno de Carvalho 
José Mauricio da Justa 


Djalma Maia 
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| | ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
“a "COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


RESUMO: DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 
| POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, 
DURANTE O ANO DE 1943 


x 


ANEXO N.º 1 














DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDAD E 
R E é 
Confecção de andaimes... ...icicics É PU ts SODA RU ERR M2. 5.410,34 
Confecção de fôrmas........cccos 1h SOM CEA INE PS SAPO E QRO Rr O O M2. 5.271,02: 
Chumbacaoide one LBA: > ori on ABS o o an isto SR aaa Fra ERR Pao M2.. 103,80: 
Concreto — preparado e vologado. ...... DRE No ar2Ad 217) ooo, a Ve aa a a fa ESA MB. 1.602,787 
(CSDCLo AIMANtO = OMPOLIAN E GE O Dr SR RR ER Or celio 0! 5 SUE eta a a ce TE AD bar A MB. 400,046. 
Cantania = preparação o. COLOOAGÃO =p» pu as alte. soa atutora sisreçalotm dio jo vo afro da a ala ja M2. 396,47 
Denig oa oldE fo Avec frei er cr date No foto ga! WA jon d ias a 5 a nao Va age RT WEZ 4 697,05. 
Droit Ve)bei:p eek eb anejo Jr PA e DE E aa tero cat exe Por Pla RC rop e M2. (1. 400,43 
E Escavações — remcção de terra... ....ciumneseneccuves nao AN DSR Doe A M3. A, aToa o 
E Embôço com rebôco STS VELo P VA No AE EN ds AR ES 2 “MB: 2.814,17 
RECIA COS == CIVIC SOAM dO RR Ea SS PRO Ra RR Te ATE Sado no topa ir ta eo DES a Eve M2. 294 sol 
ELO) == PONNO CEO a quleio Epeto no ape (encare PRP ERR ros da jo 2: STR AAE GU RR MB. 2 220,970: 
Extração de pedras em Itacur a BE eis DESA PDR PRC E Ci O RE Li MB. “00,000 
E Ferro — pesagem. ....... RCA é gs E cs E RR SPSS Err Quilo 387, “96, 
A) Ferro — descarga... cc cus PRI CORRE a ME ato fo SR PER Quilo “5,000 
E ; Ferro — prepaxado e aplicado. ........ ADRs, VGA REAR DETEVE PRE | Quilo 227,428 
Fundações — abertura. ...,.s creme nd MRS RAN, E 25 2 no mp te UR PS a MB. 1.332,200 
Grades — portas, janelas, cêrgas, balções, eta; — provisórios. . .. css M2. 2.485,17 
Dirapegaida Obra e dutos GRI aa INR ADM DR Ca PN M2. 169.191,00 
Instalação elétrica — fios aplicados. ...... DELES RA one E ee a RE ML. 79,20 
Instalação hidráulica -—-canos dIVersoB. .,.... un nis eum o cala misja aerea aa ento na MI. 104,50 
Mesag,e PAnGOp:— CONSPLUGÕO Mila] laio so do Pena od ajo ornioa pizraro jo a ER A ANE M2. 792,08 
Nivelamento de terreno — alas laterais... ......... BETE a os ria SR Ma. 248,00 
ES Do UTAD Und abisemato bt: pf e NPR RE DR Le PRE O O E PR PERENE RP PC Ene $ M2. 425,98 
Paineis, tubos de lixo, cabides, ete, — construção e Mp te E CER RA PEA M2. 183,42 
Prateleivas -— construção. ....menccasinews ASAE CU EAR xe Pepe PN PAR RR M2. k 691,88 
Parede de tijolos, —levantadas, .........iss caps ends sina nain ars aee VE EN M2. 4, 024,40 
Roda-pés, — ladrilhos, etc, — reparações. ......cusicusisasanssanesrrereroo M2. 102,00 
Saibro c areia — retirados em Deodoro e Belém...........ccscesicccseeraos MB. 4. 587,000 
Transporte — concreto ; M3. 1.602,787 
— cimento... 4 Sago 15,000 
— ladrilho. ..... ce neta o PE TRAS NRO DIR RD ne LR Um 40,000 
rr O DO BPN e a PPA RAR RED JR CB) ras Ene Aa Pena go o e APRE VR Um 35,000 
Vigas, lajeotas, etc, -— concretamento — — 120,700 
Diversos servicos complementares em paredes, pisos, GtC. . ...ccusiccccreseavs M2. 847,42 
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COMISSÃO DE OBRAS 





DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


RECAPITULAÇÃO DO MONTANTE DOS VÁRIOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, EM 1943 





DISCRIMINAÇÃO 


ADMINISTRAÇÃO E ESCRITORIO 

Pessoal efetivo (titulado). .........« BU Pa toras NEMÃO 
Pessoal extranumerário mensalista.............,.. 
Pessoal mensalista de obras... ......cccccseccesess 
Extraordinário do pessoal extranumerário mensalista 
GRATIFICAÇÃO 


Pessoal efetivo (titulado) ............ccscsecreres 
Pessoal extranumerário mensalists...... co, sc... 
ESCRITORIO TECNICO 


Pessoal efetivo (titulado). .......cccccccccsrcecs 
Pessoal mensalista de Obras. .......sccssssisoresa 


GRATIFICAÇÃO “ 
Pessoal efetivo (Uitulado) ss acao ires tosa TR 
INDENISAÇÃO — LICENÇAS 

Pessoal extranumerário mensalista de Esaritório. .. 


Pessoa] extranumerário mensalista de Oficina. ..... 
Posionã de Obras, F. = percas eos cn siriio E a stone 


ANEXO N.º 2 
MÃO DE OBRA MaATENIAL o UForas 
Cn$ Cns Cn 





















16.690,70 a 16.690,70 
187.856,40 18.932,953 206.789,353 
11.596,90 as 11.596,90 

4.116,548 = + 4,110,548 
25.300,00 a 25. 300,00 
5.860,00 «a 5.860,00 

251.420,548 18.932,953 270.353,501 
27.900,00 30.840,00 
44.864,30 44.944,80 
8.400,00 8.400,00 
81.164,30 84.184,30 
“2.188,50 2.188,80 
10.992,00 10.992,00 

1.929,10 1.929,100 
15.109,90 15.109,90 
79.150,50 79.150,50 


(continúa) 
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(continuação) e 
—[W[W—w—w—w>——— 
; Mão DE OBRA MATERIAL TorTaL 
MINAÇÃO 
Rs CR& Cr$ Cr$ 


SERVIÇOS EXECUTADOS POR; 


Ieda DANO So o epa E q crie, DELAS ps Si ei ater 
Carpinteiros. .... 
Armadores.... Err 
Canteiros....... “ER E lia ato faro (a(o r afaro te 
Laio SIERRA O dr eba» LAB E RCÃO Eta PRIEST PCS SEN 
HETLOLTOS: cio Dea ate tape cha e Ra ae te gap a ema aaa sia 
LEVES o TOSTES SiS ré DS ER ra Era PRO POR RETO 
Bombeiros hidríulicos...... iabaala re E RR Sn ESPE | 
MEDO NS nto sis Riad R road Le SEE AO Ties AS RR LA | 
MoldadOress el pita Store CoD erelado Sia v o ao e episode | 
PRO AE o Erg io Aria use va o 6) to PR detésa | 
Motoristas; <=, «sine sie ajn/m alo a abado do Ea pl E as Pat (E ca ER 
Rondantes..... ETR PAN CT PENTE SE ae CRIS ER dO 





Fornecimento a empreiteiros. .......cccceceneesoo | 


FORNECIMENTO A TERCEIROS 


| 


Pessoal destacado no Núcleo Residencial do Enge- 











493.676,00 314.887,692 
110. 543,00 214.009,188 
73.070,00 288. 558,876 
51.338,00 1.974,30 
63.148,015 33.529,532 
13.174,00 7.099,235 
7.032,00 1.741,765 
2.654,00 - 3.3840555 
22.926,00 19.229,603 
492,00 9.418,50 
23.934,00 24. 288,951 
24.292,00 12.835,291 
125.050,00 — 
1.011.329,015 | 930.957,488 
= 498. 561,598 
1.011.329,015. 1.429. 519,086 





808. 563,692 
.552,188 
.628,876 
53.312,300 
96.677,542 
20.273,235 
8.773,755 
6.038,555 
42.155,603 

9.910,50 
48.999,951 
37.127,291 

125. 050,00 
1.942.9286,508 
498. 561,598 








2.440. 848,101 

















nHodo IDERELOAS isa À cd aerea fe Ra a E e ca 22.610,237 = 22.610,237 
AREAL, So Ta DPS oo o caça, ARE ada lia OIE a O = 1.697.650,954 1.697 .650,954 
PANE ATI TULL ES vo nerd “ot no Sar JO CEO Ca Re o Da? À 4.354,00 9.856,00 14.210,00 

! 26.964,237 1.707.506,954 1.734.471,191 
Despesa com o Serviço Militar... ....icuucsrooo 1.5*0,70 — 1.5€0,70 
aadRt MOS 1 RR AR RR AEE CBS CA DERRE CAS DO é ar RAE o 1.466.699,20 3.158.978,993 4.625.678,193 
Para arredonder mais. ... PS RE Era ao Sao -— 0,007 0,007 
E Pora ri GERAT! dia o go ITS EE Mo E 1.466.699,20 3.158.979,00 4.625.678,20 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL : 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
“RESUMO DOS ERENIÇOS EXECUTADOS POR EMPREITADA, EM 1943 

ANEXO n.º 5 




















DISCRIM INAÇÃO É j UNIDADE QUANTIDADE 
A siiejos — várias côres....... mas EO Es Eru Cu MR ERRR RE RR p RENTE 2.016,77 
1675 dolo A rp RR de Metro 4:50,80 
Cerâmica “Batshell"......... EE cid RR Cbr De Gu a ERR REL EPE o MZ, 3.554,57 
COD SU ELE NA A NR a RN Vo bo (aaa ERR Ot fo teia M2. 287,0971 
Divisões — mármore branco Pri VR a PDA RD a RE ERR o ER M2. 5,64 
Elevadores — para torre... ...cucsiiiiiniiocioo NL ar ad PAR I àa Pos AA o Um DR 
Embôços e rebôços........... Da AOS | IR af ais SR je aa! o A E Rea M2. 13.244,97 
ABr to LER) fot b AS SEND GU DEND ae CH ARA A É RR ERR RE UP Ng M2. N 74,18 
' Impermeabilisações. ...........» Ch Drojtta CS GSE a one ca RR ERRA RUE Pe MZ. - 80,00 
Lambrís — mármore..... Ma RT UA ARCO JUR RR Oh Tn PRE ATC q! Ph 1 M2. 1.007,73 
“ Lambris — luxo..... E CR SAE BS DES CASE VA ERR CPA E ERRA M2. q 538,29 
Lambris — comuns. a des M2. 1.703,4223 
Pastihas cerâmicas........ M2. 5.150,84 
Pinturas a óleo........ Red M2. 6.371,96 
an TESNME age 15 PE O RE NS PAD PBR REU PARANA READ RS Sa ria Si ES e dib ese cha Uma 450 
Portas pantográficas. ......c.spuswsto | een rp eb ER ER GEE CRP APR NR A M2. 52,855+t 
Da iSAiSo Eira (ORA TENTE pane (GO pm CUL E (ESC caia Gaja ER pr QU ARDE PERDE RR SSI MB. 3.938,42 
= Pisos — degraus — eto. — mármore... ..u...uihiemeos Ago NA A E ME NO M2. 260,94 
“Pisos — degraus — etc. — grani DARI TUR NPR FR RD RE M2. 897,655 
“Pisos — degraus — etç. — granitina.... EAD jo ERA to ESA pr ya SD M2. 1.423,15 
Revestimento = cimento AS LEo A a, e qi ipa ola SUN a oa pa MA. 1.911,70 
“Revestimento — Isocreto.......... AE O RR do e M2. 5.912,85 
et Omi INB LA ON EE cia pa TER do RR AR e ER Pd tapa a fala o a M2. ) 450,0545 
Revestimento — “Guaftex”..... so RD Ro era ORA RR UERR RR AR IR R M.2 2.393,88 
“Roda-pés — marços — alizares e adudlas Metro 650,93 
Serralheria — trabalhos de M2. 105,7048: 
Maqueamentos fan em A MB. 1.313,89 
InstTaLsçÕEs — Lua — fôrça -— telefones e complementares EU PAR — 
f i Exeçutadas as que se 
tornaram necessárias à 
marcha das obras, 
e re eres me 
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COMISSAO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO 1 
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 





RELAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS EMPENHADAS E DAS CONTAS PROCESSADAS DURANTE O ANO DE 1943 





DOS SALDOS DOS EMPENHOS APURADOS 


EM 31 


DE DEZEMBRO DO MESMO ANO 














































































































































































































































NUMEROS IMPORTANCIAS | | | 
— — | Dara Do 
moipas | | FORNECEDOR | Pnocrasana pa e id 
Esmemo | Sor | 8 = | 
Courra | Eupesno | Pancis-Cns Torai-CaS | 
Co. | a) - - se 
55 146 70500 | - - 
E 306 | Em | 180,00 47,00 | 
(e) Er 132 (A, Conancva de Gis, Limitado - 3.107,00 - 
140 ua 289 | — 150,00 | 
129 1.430 | LA, Poivs de Irmãos 98.912,00 810,00 = 
ns 43.007,50 mea — 
| 287 | | 10705 98.912,50 - 
32 TO7/M | Guis Sab jAlbartina Mashado Moraes a Sousn de Arsujo e a/m, Antonio Tho- — — 
ada O jo 20.825,10 | — 20.828 10 U7 - 
78 2 SO7/AS | Guia 462 Alberto Moreira Monreiro e Sm, Alico Formandos de Andrade 
Mooteiro 36.040,00 — 35.040,00 25-5 
ES Guia 347 [Aliado Machado Maines e Bouss. sas 10 - 20.260 u-7 - 
já Alvaro P, Silva 350,00 1-380,00. 3-3 
45 1 | 093,00 — 3.092,00 | 155 = 
102 j | 251,00 — 251,00 n=a | 
127 | 4 185,00 — 1.186,40 = 
130 | 1 Amorim & Teixeira a, 22 10640 188 | ss 
56 | o Avurade Carvalho & Cia = 899.720,00 ad E 
o 43 | Quis 342 [Antônio Candido Machado Moraes « Sousa e sim, É Prudente 
de Sousa = 
37 ag | Guin 345 
ss 3 24143 | Guia 828 Copiltão Médico Antonio José de Oliveira = | | 
os 2 24443 | 144 |Armando Coelho & Cis, Limitada | 
7 2800/48 | Guin 404 lArmaldo Fernandes de Andrade = ee 
128 1.66442 | BL jArthur Donato & Cin o 224 20.672,50 Revosto À vorba 
2 188/43 | a Átisos Elétricos Limitado. ae | E 
2a 385442 7 18 Cia, Limitada esa: E 
300 | 94.7 1.055,00 
na a 128/43 217 e 18.009,00 
ao/43 a02 | = E 
Ear a = Meverto 4 verba 
5.BG1A3 | Guin 63 [Mango Borges 8, A = 
Guia 337 lda Machado Moraes o Soure Es 
5 | pos Silea & Cin 13 
1 1 pe Silva & in 1 | a 
us | 256.002 
xs 195 759,70 
7 2.243 5 Caros Kuener. A Cio, Limitada 1 | 1 8270 
sa Laços | ) Ro 121,0 
08 MZ aonu4a | ] NS OO — 2. SM,ÕO 
o Erunsiaa | E 009] E 4 780,00 
(o! 18383 | Caso Nravand = Angojo Villa | 3 | q | 3.855,00 
73 2.908,44 | 4 | E *.28",00 
1 20/44 Cana Edson = 440,00. 
Er BnTA a Cana Hilhert 8, À, 1 = 1.400,00 
10 214 Cana Mesbilo 8 À 
1 Cosa House Bapristo Eomoi 120,50 | = | 
“4 1 | 2.025,00 | E | 
so 3 | 210,00 | = [ 
31 Christiano Machado Moses e Souss e mm, Paulina Siquoiro Mo- | 
| Tas 6 Eouss os 250,00 | = = , 
Eu Guia des 25. 850,00 id ss 
28 Guis 430 ide Adelis Maabado Moraes 6 Sousa e mim, Abagio de Sovas. 
| Lima. 23.350,00 Es 23.850,00 17 TR 
am 3 100/42 (Companhia Marhará 9. 000,00 = - I 59.000,00 
6s é 230/53 | (Cin, Brasiloira de Cimento Portland Se a50,00 = 84.850,00 aa - 
147 ET] | f7 480,00 e - 07.480,00 
12 4.327/48 | 108.700,00 SAcSHO 00 = É 
e | 54.390,00 168 700,00 — 
16 187 | sgua se 108.700,00 16.870,00 
sk v 16:870,00 = 
: 16.870,00 - = 
73 ms, 33.740,00 54.350,00 514.350,00 
14 (Cins do Carris Luso Força do Frio de Janeiro Limitada. 20.873,00 = — 20.873,00 
(4) 208 |Cim, Ceramica Iirasilos, 132.000,00 80.709,00 = 1254 =— 
ag] jo 23-185,80 108 087,00 nz 22.015,00 
os 774 | 110942 10 19.081,10 =, 
23 27.700,40. — 
o 7077040 —, 
E 50.808,00 — 
1 SI SATO, 020 | Ravonto à vero 
bd Lu 7 JO, Paoral do Plotel idade | > 3.885,00 — 
Gl ao | unia 24 [Cia MetalGrelca Harbara = 15.055,00 — 
r ea dn, Nacional de Cimánto Portiand a Eae É 
no ERC 2 10.955,00 E, ARO 
225 10.955,00 — — 
4 24 10.055,00 - E 
265 10:955,00 4a 520,00 = 
3 No | soja a 10 955,00 - — 
E 10.955,00 - — 
so = 10.955,00 = — 
2 = 10.055,00 - 
a 170 | usaria 78 |Ci, Nacions! do Cimento Portland = 10.955,00 — — ' 
as = 10.055,00 = = 
ma = 10.055,00 = = 
106 — 10.955,00 — — 
ns = 10.055,00 - — 
127 — 10.055,00 - — 
xao - 10-053,00 - — 
o! — 10:055,00 — — 
E | iba = É 
no — 1 om — — 
18L — 10.955,00 175 280,00 — 
as 152 | a arena 2 33.570, 11.409,00 -— — 
" Eid 17 199,00 — - 
10 — 41.193,00 33.970,00 — 
or 290 | 2angua 122 182,50 - 182,00, — 





(continúa) 
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(continuação) 
NUMEROS IMPORTANCIAS 
E Dara DO Sarpo DO E 
) 1DOs FORNECEDOR PROCESSADA EMPEI DSERVAÇÕES 
E Cons EmpenHaDA BARaNEra Sud 
E: co Cr$ 
Esireseto 
cem (EE Pane ar-Cn$ Torar-Cng 
, Co, 
Transporte | | | 
| 
1a 1187 | 1076/52 6 |Cumplido Santingo & Cis, Lt 220 089,10 | 17181450 | - - | 
5 = 10.088,10 | - - | 
| sá - 7.047 80 - - | 
l 16% E 11 857,70 - - 
193 = 14828, 10 - = | 
| aos — 1, 202,80 49.800,00 157 Téo 
133 1.128 3m320700 | nas o — 
- 382/40 - 
== 020,10 5 Er 
q - 410,90 = = 
a 5040 E Ea 
=— 0s9ã0 — e! 
= | 80,90 = Fa 
| — 055,80 — = 
- EJUNO — — 
- 476,50 — — 
= 520,20 = - 
- 409,00 = - 
| = | DA = = 
300,10 = 
| = ESTAM | 1.213.450,00 985,00 
| Parte do empenho 0, 1.050 aguda — Processo nº 108 400/48] = 323.700,00 Reverte 4 vorba 
ss 7ars2 Cumplido Santiago & Ca, Itala E sro Revele 4 verba 
181 2742 = 28 0 
VA 1.802 | 180342 1.032,90 12.417,50 
153 1181 | 1793/42 JK = E 
as - = = 
us E: = = 
107 — E Ee 
187 — 1.977,20 es ui 
U 2s — aa 280,50 230.719,10 108.495,30 
123 315 | 4:058/43 | Guis 520 |Deolinda de Oliveira Sumaviele o outros mando Et 111.760,00 = 
sa 201 | S 021/43 | Guia 228 [Domingos use 316.800,00 16 800,00 284 = 
EIA 108 78043 | Guin 338 |Dorothta Machado Morses e Sousa a — as 950,00 7 — 
163 13 | 2.053/54 ID, Saraiva & Bnraiva | E — n4,00 
5 Va aro/ua 20 |D, R, Moura — 405,00 10-2 — 
Bl 225 | 174543 150 4 e 145,00 E7 — 
105 aoT | MOTO 203 120,00 - 1.230,00 e 
12s 322 | 4.R42143 5 27 = 2 700,90 - 
185 | Ita | 105542 $ !Edgsrd M, Rodrigues & Cis, Lida a20 055, 76.220,80 = = 
as — S 160,00 — — 
17 =s 105 261 100.640,50 148.445,10 | Reverte 4 vorba 
76 2-SOH/AS | Guin 199 [Elvira Crespo da Costa Menones w outros TE — 
2, Guia 340 [Emerenciana Augusto Machado Moraos m Souta. = = 
Em 4 a Empresa Mobiliária Arte e Técnica Limitada — — 
12 = 
st 2 Guia 210 jExerivão do 1.º Ofimio de 2, Vara do Fssenda Públicos E 
128 4003/43 204 |Ferragens La Fonte Limitado — 850,00 -— 
sa 202/43 143 [PP Feronndes& Cia. | — 7.515,00 — 
107 LDIMa Franeiscu Garein. pi — 3.750,00 | Roverte 6 verba 
13% 5350/43 | Guia 605 [Dy, Homero de Mirando Usrbosa — 1. 222,70 a 
no 3320/44 (Hugo Moris de Figueiredo. — — 150.000,00 
ao 1. 10243 Mo Imper Limisdo — 42.750,00 =— 
” sea 185 - 1so cem 
E Rosas | am A = 4á Siooo rg! a 
E] 02043 91 2 = “arosioo = 
oo 1ssiiaa 135 2. 01620 — = 01940 2d 
140 1.699/42 as 133. 947,50 17.492,40 — = 
1sá = 542,50 E e 
] asa = 12.350, Ba. J29 0 28-10 99 17540 
1 182 |  aurjas 38 |Empermeabilisantos Motraeun Ltda- = 24004 - - 
as 218 | 101044 148 [irmos Lamas & Cia o E - 250000 Ei) — 
só 232 | 178243 Irmãos Torres. — 39. 500,00 
42 220 | 162643 160 — 42.102,90 177 E 
256 138 | 4.052/42 Nogo Erancinco Nrax q Maris Coutinho Bras= Jos Eraneiseo Er 
o Junior e Horténcia Vieira Bras... as am — 212 000,00 
E) 404 | 4,258/43 | Guia 471 [Joaquim Gonsales o Oukrom Enciei — asa 00, — 
st 210 | I.tozAa 107 [Sorgo Abdolmnmih Diabw....,.0,)000000 Elo = a ves = 
2x0 | agora - — 440,00. 
318 | 4704/43 205 |Nosé Gisei — 19.764,00 Jo-11 — 
é 23 | 2270/42 12 |osó de Lucas. - 3.111,00 2-2 — 
»T | 122/42 103 2.790,00 — 13-5 — 
o a 21 — 
ETA 87 | gzzas 170 |Josk de Lucena... 1 DOB00 = a as 
2: 004,00 — 0 — 
2.28+,00 — 10-11 — 
1.800,00 18.830,00 qua 23.070,00 
A 114 José Fernandes e sim, Olga Morgen Fernandes, o vi 09 3 — 
A EO ost Jonquio Mnchado Moraws o Sousa w «/m, Custedia Maria| fis ye 
a Ex APQUQ fiko CAN ia K pa ss Ton ão 17 = 
a 201 + Soares Ferreira & Ca .o..o urso E — 2 187,00 - 
a at = 445,00 — 
2 - 247200 — 
mi E sis E 
104 — 5 5 
= 13 157,00 = 
as — ERRO — 
á =| dam E 
108 208 |fous Sonres Romero a Sra, Luina Mara da Conssição Santos. = ERA - 
az Laura Corrta Pereira de Cerqueira , a 0.800,00 Ea 
am [Leogoldo Matbado & Cia, Limitada... — da 800,00 1 — 
— ETA - 
tor — 040,08 — 
120 — ESTO = 









| 
| 


A Msnapembas asas cusiniass 




















a ns mao 


ce 


+ 


a 


“e 


TT 


di 





" 





173 


260 
275 








136 










k 212 92 
au 
ss 
99 
“109 
122 












284 
283 
299 
319 
305 
133 


E Sa 248 | 138: SM. | 


3 | 
geo 


316 | 9 
1.657/42. 
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NUMEROS | IMPORTANCIAS | | 
— o É | Data Do | Sarnob 
s Costa — = a | 
Esresno | SU! RurarADA , E 
Compia Gus PancraL-CaS ToraL-C | 
| Tranequrte | 
- | 2 | 
1as 1.146 | 1.658/42 14 [Liceu de Artes a Oficiosde S, Paulo 281.558,70 | 2 
| = desk || 
E 10-5, 
| po | is - m 
| | gd MINORO | 271.210,20 110 10.849,50 
| ema | 
| 1º ao | Destafta | 151 106 700,00 | 106.700,00 s7 
2s | 3050/84 + 52. 500,00 | 40.908,50 | 14-10 E 
am 5 Piada | 5) 7.227,00 | 78.220,70 
l | [ | === — 
| 
po | 280 | 051/43 240 [Luis Lich 08.500,00 | E 100,00 | — E 
| 255 135 | 4.051/32 | Lulaa Angelina Acgatta 88.745,00 - 84 740,00 
133 a2s | Mica | 270 |M, 1), Rosendo de Cn 1.009,00 1.900,00 
142 ET) | 200 202,80 292,80 
| u 13 po E09,00 600/04 
7) 229 102 | nO5,6O 095,00 = 
7 “as 142 | 0.600,00 9.090,00 | — 
sa 260 | aI20/4a 157 | 1.192,00 
03 6 | 3.655/4 7 | 278,90 
ns 316 | 4 n95/4 eu | 10.205,70 
EE 1.136 É) 79 |Msdoironse do Brasil S, A 86.082,00 38.007,70 
4 — 42 080,00 | 1/098,00 | Reveste & vorba 
as mo | 1062/23 | 291 900,00. 27.683,00 | | — 
| — 9% 209,60 - 
as | 210 | 106443 Madeironse do Brasil, A | = 14.070,00 | = 
212 3.549/42 [Manoel Luiz Mandim: | 10 107.20 — 10 167,40 = | = 
1 4 09f+ 1.e522,02 - 7.482,20 1-9 | 18.000,00 
ss a [Manoel Pinto 1517100 - 171,00 10-0 | o 
vg Sea77/48 1.900,00 - 1.000,00 149 — 
109 E 30 070,00 - 36.079,00 210 | = 
122 4 7.550,00 - — 7.050,00 
16 +. 328/43 222 |Menurl R do Matta 3.260,00 — 3.269,00 209 | — 
72 33 | 2048/43 | Guis 17) [Maria Franaisca Rorir Gonanles o outros 126.028,00 - 020 925,00 9-5 | 0.000,00 | Revert' á verbs 
248 | 133-SM, | 4023/42 Marmonris Corrara 115.187,00 115.187,50 | Reverte á veiba 
n3 099 | 1355/42 37 |Marmos.is Mandim | US 708,50 E E 
87 = — 
155 | E - E 
226 - - 
287 | | — 56.082,10 16-11 
| 
100 206 | 3078/48 201 [Marques da Sá & Cia. Limitada 1-605,00 1.005,00 10-9 
E 141 | 3068/42 89 [Mendes & Maranhão Limitada 12.000,00 12.000,00 42-2 
65 251 | 2.80/4a 148 53.530,00 3 840,00 7 
233 128 | 3854/42 27 | Hi. 200,00 — 
PE | — 54.200,00 
| 
| U2R 7 | 1.moa2 
na av | 3054/48 182 [Montana Limitada 1.350,00 
181 3at | 4908/43 a 4.126,00 4.125,00 
5 16 70. [Montes Grus & Cia, Limitada 4.840,00 + 820,00 
ç 20 59 20.991,40 19.151,90 Reverte 4 v rba 
1 162 13 [Oliveira & Hey culano E 120.000,00 45.339,00 — 
105 — 21.558,30 66.911,30 
as 2m | 1 120 [Omar Rudee = 150,00 — 
E 256 | 2 805/43 | Guin 44 [Otis Fornandes do Andrade Mornes Sarmento = 71.280,00 
70 259 | 3.50444 (Otis Elevator Company 21.940,00 = 21.949,00 
az 143 | 4.200] 206 09.300,00 — 32.100,00 44.200,00 
| 7 a6ã | 3894/49 228 7.550,00 — = 
204/08 157 | 4457/42 232 824, 890,00. — 259 888,00 
a 238 | 1.50! 192 [Parquet Paulista Limitada gaTIO — Drio — 
1a 1.148 | 1/6080 an 905,10 Gus, — — 
101 = 351, 905,10 
| ns oa | a.350/42 80 |Pavimentações Terraaso Limitada 60.020,20 1.048, = — 
| aos - 20: 4.342,10 
Jos v 211,80 — — Roverte á verbn 
120 137 Pinatel & Badra a à 15.530,00 — = 
ng doa a05. 720,00 E = 
É 180 72 |Pinto & Oiveiss Limitada... 1.570,00 — 1.570,00. sa 
216 | 1-608/4 93 8.836,00 - 9.890,00 3-5 
142 | 4 d0142 250 10 100,00 — 1€-100,00 20-11 
169 | ai7agjaz 170 |PiranliS, A a 0.250,00 = 9.250,00 -s 
: 192 | 609/43 | Guin 124 |Raphoel Garcia Gongales E nai 203: 050,00 — 202. 080,00. ua 
é 132 | ainGoaa 18 ROM, Santos. ..ooemo ÉS SO E 050,00 ses 8. 050,00 s-2 
252 | 2 sO9/43 145 9 788,40 — 5783640) ESA 
175 | 280/43 85 |8, Ay Composições Interanciona do Brésil 180,00. - 180,00. 28-2 — 
sig] aisigtaa a) ao uo — 300,00. 10-2 
4 |5, A, White Martina. o. Megivesiniy 475,04 E 475,50. 2-2 = 
280 6 S02,50 02:50 75 — 
as 184 tig0,50 — Grnjga 16-% — 
310 230 28,50 - 2-10 - 
i Er E u30,00 - 2211 — 
1.142 | 1065/42 44 [Santos Seabra & Cin, Limitada... eottabant a25 04910 — 16-3 — 
345 | 6 57204 297 9.434,00 — aa-12 — 
122 | 1520/18 268 |Servis Engunharia Limitada. , ooo sesooo : 75.850,00 — 1ú-11 = 
1.45) | 1.670,42 07 2.154 824,90 — 20-35 1.054.824,90 | 
140 | a Jr0/s2 20 1.076.000,00 220.000,00 1-2 = 
ph - 8320. 000,00 203 — 
n 120 — “800 000,00 28 000,00 
74 254 | PoRLI/AS 204 19.870,00 — 16-11 - 
10 ao | 4.007/43 age |Sila Querriori o. Er 4 750,00 - 1-12 — 
7 184 40 Sobral Sousas & Ci. 0... N a 276,00 — 17=3 = 
49 226 | 1.7: 105 199,00 - 34 E 
109 292 | Bo7Ana au 292,00 — 200 o 
1a 348 | 5. Ghajta [Socisté Anonyme du Gne de Rio de Jsneito menãr (1.029,00 — 0 23,00 
E osz | oviz ago [he Rio de Janeiro Cloy Improvemants Company... 19055,60 — 23-12 5 525,00 | Raverto À verba 
ao 420 | das 208 50 083,00 — ara 2.140,70 | Revecte & votha 
185-A 37 | 200/42 217,90 -— 217,00 | Moverto à verba 
os 2n8 | 3481/49 ass 9177/10 > 712 2.M00]10 | Moverto & vara. 
Rg 262 | 3. 129/43 103 [Thomas C, Taixeira Gomes & Cia... 0... 0.000, a . 11.000,00 = 207 
10 72 | 2073/42 218 [Duna Bego Mineira. ue. cos. eiiioo corsrrsorios “ns. 500 nO — 204. 125 500,00 
58 287 | Lasajas 140 |Volet Nogueira & Cia, posto: baia 1 392,00 — ES) -— 
15 185 | 420/43 Waltor Ferushdes & Cia, Limitada... ...... 00000 usos 16,00 — 39,00 
7 246 | 1889/44 120 — SA — 
15 am | esaras 28 2.540,10 — 2.540,10. Era — 
E 18 950.845,00 - 11 210.548,40 7 720.206,80 
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Rs ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


RELAÇÃO DAS FÓLHAS DE PAGAMENTO ORGANIZADAS À CONTA 
"DO DESTAQUE PARA PESSOAL, FEITO DO CRÉDITO ABERTO PELO 
jo " DECRETO-LEI 4001, DE 7 DE JANEIRO DE 1942 


ANEXO N.º 7 
































) | ; ] Rá PARCIAL | TorTaL 
Mes N,º DA FOLHA | ESPECIFICAÇÃO 
Cr$ Cr$ 
janeiro 5Y Operários de Obras. .......ccieooo 87.898,80 
janeiro 2-V Gratificação de função. .............. 3.360,00 91.198,80 
fevereiro SONS NRO Oporárioside Obras. soma 85.786,00 
, fevereiro 50-V ECe nad LL ONISRts O bs. nisoosoieo DR sp 112,00 
fevereiro 104-V Idem — Idem 856,00 ! 
fevereiro 52-V [Gratificação de função. .............. 3.300,00 90.054,00 
“março | 127-V Operários de'Obras, ...., uz. cao “90.181,40 
março his 107-V Gratifização de função. ....... 2.0... 3.3€0,00 93.481,40 
RE abril 4C,0,. [Operários de Obras........soiie cos | 73.947,00 
— No tia abril | 2C,o, Mensalistas de Obras................ 11.023,10 
Rg abril 1-C,0, Gratifivação de função 3.300,00 | 88.720,10 
e maio 5-Z Operários de Obras 81.325,00 
4 maio 2-A jLiGloa ES o agir As Eure ni 270,70 ; Es 
Ro , maio | 3-C,Z, IMensalistas de Obras. ....i....crssus | 10.529,00 | 
o RA maio 6-C,Z, dem Cide. ce ae ais e DA 283,90 
É 2 maio 1-C,Z, Gratificação de função. ....... cc... 3.300,00 |. 95.908,60 
Voe y junho 10-C,Z, Operários devo riste dede TA a E ap " 80.855,00 
] junho 11-C,Z, ldem denis. =. ipa ode e ipale PE ce ta 220,70 
junho &-C,Z, 'Mensalistas de Obras................ 11.506,40 | 
junho 7-C,Z, Gratitigaçãode função. ..... ecc cresc 3. 300,00 95.902,10 
“RAR lo a LEA DA Op Ara ELO OE ES 2 reli) MD 86.071,00 
. o hei boto RD 13-C,Z, Mensalistas de Obras... ..... cisco. ERR Cair ado o 55270) » 
o julho 12-C,Z, Gratificação de função............... 3.300,00 - 100.932,20 
. | j agosto | 18-C,Z, Operá-ios de Obras. :.:... cones - 83.442,00 
| E agosto 17-C,Z, Mensalistas de Obras.........c.r.cs 12.000,00 
| | “o agosto 16-C,Z, Gratificação de função............... 2.000,00 : 97.442,00 
| ER setembro | 21-G,Z, Mensalistas de Obras..........c... e 12.000,00 
o -. setembro 23-C,Z, Opeiáaros de Obras. :........iccmo 79.742,00 ; 
1 setembro 20-C,Z, Gratificação de função. .....-.. vv... 2.000,00 93.742,00 
| | outubro 25-C,Z, Mensalistas de Obras. ..........0.. e 12.325,50 : 
| "— outubro 27-C,Z, Operáriosde GDYASte = ater sra im creme "98.643,00 | : ; 
Ê outubro 24-C,Z, Gratificação de função.......... cv... 2.200,00 113.168,50 
. | novembro 29-C,Z, Mensalistac de Obras... 12.003,30 
E | novembro 31-C,Z, Operidosde Obras asas ir nor 90.696,00 
. novembro 28-C,Z, Gratcifiação de função... ........s..u 2.200,00 104.899,30 
. | dezembro 33-C,Z, Mensalistas de Obras............ ES 12.103,10 
t desembro 35-C,Z, Operários de Obras. .....:..... v0.0... 91.475,00 
o. dezembro 32-C,Z, Gratifização de função............... 2.200,00 105.7781,08 
| PESTE Apos 
1.170.777,10 
l 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL. 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO IH 


RELAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS EMPENHADAS 
PARA DESAPROPRIAÇÕES, 


DURANTE O ANO DE 1943 


ANEXO N.º 8 

















Nº DE ORDEM PROPRIETARIOS IMPORTANCIA 
1 
x DS O ER E E A 
1 Raphael Garsia Gonzalea..........ssseseseneeersionesenmasnrenasremereneos 292.080,00 
2 Cacilda Machado Moraes e Sousa..... mi é o no E a O io DS 23.350,00 
3 Dorothea Machado Moraes e Souza. .....ceccesruscessresses o 23 350,00 
4 Clotilde Adelia Machado Morses eSousa e s/m, Abilio de Souaa Lima.. 23.350,00 | 
5 Emesensiana Augustb Machado Mornes e Souza... ...us.so mereces pr 23.350,00 
6 Antonio Candido Machado Morases e Souza e s/m, Elisa Prudente de Souua..... (14.250,00 
7 Christiano Mar hado! Mornex e Souza esm, Paulina Sipueira Mo. nes e Sousa,,... 64.250,00 
s Aibe.tina Machado M9.aes e Souza de A. aujo es/m, Antonio Thomas d'A.aujo. 29.828,10 
9 Alf.edo Mashado Mo. aes é Sousa..........cecnesceserencccacere erre erarmes 29.828,10 
- 10 José Joaquim Machado Mo.nes e Sousa e sm, Custodia Maria Arantes... ...... 35.793,80 
” José Joaquim Machado Moraes e Sousa e s/m, Custodia Mmia Arantes. ........ 51.700,00 
12 Christiano Machado Morses 3 Sousa e s/m, Paulina Sepucira Moraes e Sousa... 25.850,04 
13 Antonio Candido Machade Moraes e Souza e s/m, Esa Prudente de Sousa...... 25.850,00 
, 14 Maria Francista Roriz Gonques é Outros........cecccrercerenaesoocennererea 26.928,00 
15 Elvisa Cresgo da Costa Menezes 6 Outros.......cccecsesesesennscereemeseees 481.572,00 
16 Otilia Fernandes de Andrade Moraes Sarmento. ........ccsuceensscecesererero 71.280,00 
q 17 Arnaldo Fernandes de Andrade... ............ 35.640,00 
J 18 Alberto Moreira Mentciro e s/m, Alice Fernandes de Andrade Monteiro. ....... 35.640,00 
, 19 Escrivão do 1º Oficio da 2º Vara da Fasenda Pública. ....... ces scsseeseaness 7.130,90 
20 Domingos Caruso. ......csnc cocos ris cncos ve onamda ao ce denap a caanam er eds so 316.800,00 
21 Capitão Médiso Antonio José de Oliveira 22.700,00 
22 Andrade Carvalho & Cia 599.720,00 
23 Joaquina Loges Gon ales..........e.ccumenscretesesacuenceeecsrnseasresees 696.960,00 
24 Deolinda de Oliveira Suamvielle e Outros. ..............» E RAÇÃO 2 «RR 111.760,00 
25 Dr, Homero de Miranda Barbosa.............ccescssneeseesencoseesee eres 1.222,70 
26 Banho Borges S, À............ccerccensce ess enarescenererecnae O 44, BAR TES 1.406,20 
, Cr$ 3.721.589,80 
O a 
) 
“ A E PS TR Lt AMS: Afpdio é EI. né Po PRA há 
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ESTRADA. DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


"DEMONSTRAÇÃO DO “QUANTEUN” DESPENDIDO E APURADO 
“COM AS DEMOLIÇÕES FEITAS POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, 


DURANTE O ANO DE 1943 

















| ANEXO N.º 9, 
: “a MÃO DE OBRA : Custo . 
- DISCRIMINAÇÃO Propução UNITÁRIO 
; Cr$ | Cr$ 
DEMOLIÇÕES 
Prédio da rua Senador Pompeu RAZAO apo PDa se jogu io Pon cr 1.957,994 70,00-m2. 27,971 
Prédio da rua Barão S, Felix nº 219.......... Pes ERE RE, 1.831,866 40,63-m2. 13,026 
prédio da rua General Pedra nº 5....0... EDER quo 531,00 57,75-m2. 9,194 
Fá 485,00 61,80-m2. |' 7,847 
, [os 485.00 78,88-m2. 6,148 
485,00 78,88-m2. 6,148 
485,00 78,88-m2. 6,148 4 
“485,00 334,15-m2. o ASA 
485,00 368,99-m2. 1,314 
DONE o aç ARS E Ra) cantos a pet Eae | 485,00 370,80-m2. 1,307 
21 1.446,00 369,54-m2. 3,912 
85-€ 304,00 68,68-m2. 4,214 
304,00 68,86-m2. 4,410 
312,00 68,8G-m2. q 4,537 
754,00 (8,86-m2. 10,894. 
340,00 G8,86-m2. 4,93. 
165,00 (8,86-m2. 2,396 
| 345,00 » G8,8G-m2. 3,024 
459,00 68,86-m2. | - 6,665 
514,00 €8,86-m2. f 7,264 
541,00 68,86-m2. | 7,856 
917,00 68,86-m2. 13,316 
23 3.362,00 174,20-m2. 19,299 
29 120,00 9,00-m2., 4,444 
2 198,00 175,76-m2. 1,126 
A RL pe E PARES 204,00 176,00-m2. 1,159 . 
Prédio da rua dos Cajueiros nº 31...........cccciti 9.436,00 1.555,44-m2. E 6,695 
Prédio da rua S n, Pompeu nº 254. ....... lesivo 2.719,00 425,00-m2. €,397 
Prédio da rua Gen, Caldwell nº 63.............0..0.0. : 2.686,00 288,20-m2. 9,319 
Prédio da rua Gen, Pedra nº 93.. PPS RE EO 847,60 59,60-m2. 14,231 
4.6339,90 f 
nafiri ço BET cita Sta DEDE cine e cla ed dna res ES Rr E COR RR A CR Cr$ 33.990,46 
Materiais retirados das demolições indicadas nesta demons inção er colhidos ao almoxa- 
RAOL ANE ODAS ico ras id otro RA PES RR BT TD O ie a E Sa jo AVE ARNO o ma 63.971,15 


Saldo favorável a execução dêsses SELVIGONO PLACE Araci dama frase a aid av ondi o ar E aaa Sr 29.980,69 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


DEMONSTRAÇÃO DOS TOTAIS DE FORNECIMENTOS AS VARIAS 
DEPENDÊNCIAS DA ESTRADA DURANTE O ANO DE 1943 


ANEXO N.º 10 








Núcleo Residencial do Engenho de Dentro..*........cccccsicisrericecasinecreseara Cr$ 971.248 90 
Chiiião, Chntrai "do DigoBttro=,. > ss cpa oras e salsa PASTE. Psi aê ei 15.551 00 
Comissão Melhoramentos da Linha do Centro........c.cceccseecese cen caesircaners 131.240 30 
Bervigo -Agrirola e da, Befloristamindo ;.. 3us =. qunss asd e nrr ess rara De RE = das 27880 | 
Ardastação dos "ugraniatios a Cora di Secas rms 7025554 Bea E Ra gas RS 36.400 00 
Serviço de Subsistência Reembolsável........iiicesiisesescseceseseirenerere res 688 40 
Adminiitração do: Edificio de D; Pálio TR ,..d..-eescesero res ERAS PROA 5 ae Bina e 47.184 00 
Comissão de Prosseguimento da Elesrifi. ação. E DE PER ARO AS usa TDi 552 02. 
Serviço do Material. .............. R DO 67 pr Prop, SR, po to pr É 259.625 80 
Ads MAUA À, FE adega dar idea CARR O a SO E ads adto Do RR «RNA 36.167 90 
Departamento do Patrimônio Imcbiliário,..........cccciiccccceescrscrecsrasdisrãos | 12.952 90 
Ollaina Trajano da Medeiros. .....S. cesiamego don Do Cas tes d né Mico RN E dá ! 14.000 00 
RO Divino o SA TIC a DO TRE co DA RE oe, Figo = 2 PPA RA 20.136 20 
MRE DIVIGÃO: GS A oleoso e md E a a DD MESICT RR do ON calão + e DN, 62.700 30 
MS DiviaãO.: Si cortei sema di aÃ a PS PR A DR RÃ, po 4.469 80 
E Divisão. 5-2 idos cas que Pg nos as Pratos » Mis. 3 08 ph os Seo 6 ai 50.405 20 
Ariano MURAD E smp unade A ESG NDES EA de ss ee GR pára no 8 o 4 E je o a 2.885 80 
Bertiço Central da Comunigaçõed: Dice cn cs gs eso ade. comer RE SE Ro Wado é pro ND 22.450 00 
TORA ssa cousa Seis, native cp a ÃO dra ços SRS SS a Cs 1 701. 857 10 


———-——————e em 














ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO PE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


RELAÇÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS DAS DEMOLIÇÕES 
E VENDIDOS A PARTICULARES, 


DURANTE O ANO DE 1943 
ANEXO N.º 11 














Nº DE j NUMERO IMPORTANCIA 
; GO MPR A DIOSR ) 
ORDEM E . DA GUIA (|, Cr3 
fr PAltarmiço-Binto IML MDA cera cs) fede e fo ento eo foto a testa o o oa O 7.051 816,89 
2 |Ernandes Corrêa Machado. ........... E O Rm OND e rol a E 7.113 473,40 
an Maria Assiiação Ogelho ss 2 br pras di ia ana E the ta A, ela ié a NR C-720 213,80 
4º sAmtonio Nopes?V asmontellos = de Sade cpa o opa o Rara Opa PO ALAS C-740 1.520,00 
E Aero Freitas ER SILVA ea MP ndo aa epi UA aba A al E À ie Da SER C-741 2.000,00 
E imodolpho Goes VIENA SER ot peter RMS pro a RR Eita 486 | 25,00 
E midicrandes Barbosa e bico BE Sen (e Ur EN 6 LC NAT EPE A 8,723 4.236,00 
Rr atpidronndos Vieira da Sly ao ego PBR Luci ao GS DA Sina 2 a DR Quote 9.278 116,00 
9 |José Barnabé Antunes 865 735,00 
TR SPT E E PE ERR NERD q E AG ACRE cp CRER DAL NBR ips ES 10.118 99,30 
Lo TOse da Silva Dias: E Sbrs sd cedo peer e UEO TA apre E IR E DA RR Se 9 10.126 123,50 
mo Er genos Ruan sco AG BELOS, pie SE esjoie Gio A ie an a Vo os ava E eo Poa 10.251 497,50 
TS Antonio pin ões Raghiatar o RE Mie o pe ndo ore oo e seta E o 1 to a co a 10.318 17C,90 
14 |Altamiro de Sá Alarcão..... CO CO | Tan e gotas ee tadada do DO NES nr ADE 10.807 193,00 
TS Jose Aupusto Salyadorcs Co sad o ADoss CRI TE Sao = SS E Eri So PR a EAR pp A NE 10.435 - 32,00 
HO mm Doniagos Varios Coutinho UA e MAS a So NC A 12.052 | 400,00 
Ta aGanos Peixoto: Efe 2-5 de RE a sede ate abanar 0 7 Mo RARE vo e P6 2 Fa ie o A ADA €-1.223 12,69 
TS Otto: Canta rno MAGREBE re rero EO mio fo SM 2 ado ai Ds PO ce du io Sete 1..543 800,00 
19 |Nelson Pe.ei.a da Cunha Telles ........ dE. ECOS EI E E PDA RA à 16.650 435,00 
20 P.ado Uchôa & Cia, Lida, —Indenisação feita a Estrada referente a pes- 
soai que esteve a disposição dessa firma— Do cumente de Caixa 2,805 — 4.354,00 
Cr$. 17.273,80 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
“RESUMO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EFETUADOS 
POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 
DURANTE O ANO DE 1943 
ANEXO N.º 12 
T 
DISCRIMINAÇÃO UniDADE QUANTIDADE 
Assentamento de peitoril.. cos. RR e A SUB ARA Um 195 
Cuinação de paredes e tetos... .. coco sos sssss Did too a É voe GA M2. 2.121,00 
Culovação de telhas... ...... cc... NE ARA Pro Uma 21.770 
Colocação de enletcres delixo. ... cocccllseenlo csenecsesters RR Ee Um ss 
Colocação de vidros... ......cccs soro. MEAR AE. é PA a Da DA aço na AR, a M2. 504,27 
Consreto — preqaração e colou ação. e NO e Pa DR a do mo RS > SD E M3. 827,273 
Ciniiacia Es Ada: 26 2 cha ads se pad un tara SED pS 5 CTA RA M2, 2.130,28 
Confecção de fôrmas................. mp AE ERRAR ÇN MDS 05, o Er: M2. 1.515,41 
CATádÃo AS MODANO = 5 == os au pre ia nsoairo >» Re do a de 0 A A SE M2. 2.142,68 
Desmodagem — [ôrmas — andaimes == eti...c.sccsscsscesseciso criraisios M2. E 9.422,67 
RATAGÃO Ts CN eus pás sda Soa nd Di aro DEE RS A a 2a Ds jar AR Mg. 1.039,00 
Escoramento — diversos..... ..,cccccsssros o Sade poda Rica NE QRO M2. 919,75 
Fundição de pedras e peitoril...... cc... une = ARE RAM dos CORTA M2. 156,21 
Ferso — preqaração é rolosação......,..csselo ms cscirrcaga seres reta Quilo j 33.735,570 
Lavagem de telhas..............c cc... POSTE ho engodo a Uma 7,540 
Levantamento de parede de sum ED TA rain é é E O 5 das PT M2. 9.269,57 
Madeiramento do telnado... ....... O Das a o See a Md M. 14.277,16 
Pintura — diversas... ........... MEDE ado. DOM e DES a, qc 4 + M2. 995,80 
Remoção de terra ...... anais a re na Ui ao A M3. 1.056,000 
Revesrimento — Cembiço + € PS MID apr dis dd cmi E ad M3. 16.984,19 
Limpesa da Obra. . ) Re DS E e re a M2, 1.563,00 
ad n g [2 À 
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ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO , E h + ; 


» | k 











ADMINISTRAÇÃO E ESCRITORIO 


Pessoal extranumerário mensalista..........cccciiisiiisos 
EBesspal mengalista de OBras. -> vero mete aterao mat sata ia E Dio 4 





PEDREIROS * 


Apertura de vala..... PER E ER sp SMS Cp RR VP RA é 
Aprovoitamento de pregos (arrancando e EE app ! E 
Apiloamento de terra no 6º grupo..........ccccccro CT f| É Ls » 
ATrunAção detelhas;-j. no o ah: bravo soMIDAo Pe jofo faia! dogs. ato era po a Bda 
Arremate de peitoril, essadas, roda-pés, banquetas, vigas, A 








ras, cosinhas e frechais, no lo, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º grupos. ) » Vad 
A esbanedto do telhado! Sit SS id sn Rd O da] ) torta 
Em auxilo a turma de armadores na preparação de ferri z É, OR 
dosenho 5ÃB,- 1éMer DAS O rude dra Do re ae : a 
Assentamento de vasos sanitários para WC dos operários... . p - j ; . a 
“Acimentação de giso para passelo.........cccicscccrerioo º ' vas ( 
k Assentamento de peitoril no 1º, 2º e 3º Eninoa SO a NE : , 2 
| Ehiação de paredes eltetos Ss ape pp me Mo alada q iba ada 4 f f ' i 
) Confesção de batentes para eremones...........ccccscvso k €; k 
Confecção de Morra. pa» e sato apaga Ta RR et sn Lado 1 aintaye ro niaa À 1 
tz Colocação de buuinotes do 2º grupo...........ccccccivs 4 : 
: Colocação de telhas no 1º, 2º, 3º, 40, 50 e 6º grupos......... É z ES, 
Colocação de escada no 6º grupo..........cscescresereril t MO ES 3 ) : 
Colocação de pias e pedras mármores. ........icccciiisoo no p. 
Colocação de ladrilhos no 2º grupo..........cccciccrs ' : é À 
Colocação de tubos brasilit no 1º, 2º, 3º, 40, 50 e Go grupos.| ! ] 
Colocação de chaqgins em vigas buchas em roda-pés, no 1º e £ Eq 
Colocação de voletores de lixo no 1º 2º e 4 grupos.. ú L PE E 
Colocação de porta-papeis e saboneteiras nar banheiras “de ' Ti À 
ERUDDE o Se A oo tah ARE A E RR E À ed À 
| Culocaçiolde VIdTDS: es rasto da Pega ovo a tor BRA Va EM Elegia, À 
Chumbação de carrancas.......... BERNA Rd regia Sia er TER j i 
(A ILSDBA ONA 7), ais Mera fe oe RR TR a “PE INEO | , 
. ” l = po g 
ua 
| : 
| 
+ 
+ 
t 
| ' 
2 








ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENG.º DE DENTRO 


RELAÇÃO DOS VÁRIOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, 
DURANTE O ANO DE 1943 





ANEXO N.º 13 



































































CUSTO UNITARIO 
- MÃO DE OBA | MareniaL orar. ] 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO Puonução ; 
ê Cns Cns eus Mão Dr ongs | ToraL 
| cas Ens 
ADMINISTRAÇÃO E ESCRITORIO. 4 
Poral extranumorário montsalinta 15.977,080 170,00 15 nos,0sa — - - 
Pesacal monsalista de Oras MORSE sara 000,00: = O 000,00 — — = 
24 v77 080 174,00 25 109080 — - = 
PEDREIROS : 
Aportura do vala o - SO,475 — — — 
“Aprovoitarmento de progos (arranasudo e dowsitorisndo) 470,25 107 muitos 894 - 
Apilonmento do tura no 6 grupo o a — VOLTO 290,00U-mã 3259 
Arrumação de telha — 247 | 4086 tolhas 0.090 — 
Arremada de petoril, ontadia, rodapés, Danquatho, 'vigus; binhi- 
1a, cosinhoa & fenehais, no do, 2, do, de, Go 0 0º grupos a u0sao 14.758,105 450,08-m2 24,243 12077 
Acabamento do telhado ELA! 02478 0,740-mã 0,350 04,08 
Em aúzio a tura de, armadores na preparação do fectamam do 
dlerenho 514 14 pre — 1.058,00 — = 
Amssntatuento do vasos san vi para WC dos operários ars 309,39 2 vasos 291095 
Asimentação de qiso paro passeio. 281,596 DS 36 7&10-m2 E 
Assentamento de peltoril no 1º, 2 9 q ge a Tapas 0.258.902 195 
Ena de parodes o totos 029 MO7IOS | 2:121,00:m3 
nfesção de Lnlantes para eremones x E 301,50 375-m) 
Conforção de veruns 203.894 0,000-mã 
Colocação do businotes do 2 grupo B1a191 A 18 
Coloração de telhas no 16, 24 3%, & T 44 798,825 | 21.770 olhas 
equal aa aa da fe grupo 17412 70412 0,00-m2 0% 698. 
o plho é pedroa m mirinoros. 1O/214,192 | 10-505,192 — 
oa: a do drilhos no 2 gro 203,14 1 413,14 S4A5-m2 Casa 
Go dle Eulboa Brabillt mo 1º, >, db, 2, er 11:508,01 12 6561 O tubos — 
í e elaqiria em viga Uuohna em roda-pés, dO 370. aaa. — — 
Elosué de doletoros de lixo no le dg do Io iza | 20,8182 | 58 goletores — 
Golosação de porinepapeis + sbonatoiras m b 
Coloasção de vid a sao so: rs Usa s0s27-m2 > sam — sm 
vidros o OS] 04,27-m ; E 
Chumbação de anrrannns. 1.074,80] 2732801 | 457 Carrancas 1.658. 5.08 
B5 04140 | 12305604 | 159407946 
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En TR | 
(Continuação) “| 
EEN o Mão DE | 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Ê Crê 
FERAS DOME Ra afrva ara tp To o ic iara 7 rp je RARA St povoar ah ca tada 1 35.94 
O REmbação de margos alizares caixões, buchas batentes no 20' | 
E sçie Torto (Be RT ZE RE SE A ADA PT AESA CRE ci NA BAN O 1.30 
CRADIBIO MAS COLUNDE, Su io Saresp a A SI E ce Praia DO 19 
Descargade materiais Na ODE. caes arma o cp ledrcoiaidio ala Faé ops a Ta o ada G.18 
Demolição de prédio para prosseguimento da obra. ....... AR Toto 1.56] 
PESE VAÇÃO do ferra il. Mas iE ego SA TE Ra DS a PR 7.05 
Essareando e estanhando batentes.........ciisises WA adido Do 21, 
Fe;hamento de frezhais e paredes, com tijolos, no 5º grupo. .......| 81 
RIAC ado VELZAS). clio dera ara AR am te cg RA ati PoE Pata = RS ar SA 10, 
ERimedicão(de;pedrasie PoLEQLIE. . aa «eisigia o abalo ni Dio ai a POOR o Cava 2.43 
Fundição de pedras para tubos brasilit.............. ces coreto 15 
Furação de buchas no 4 grupo. .......ccccscesess Ds ADO cs prv 1 
Lavagem de telhas. .............. E PapCsRdE o do E Pp de POÇÃO e PET 1.08 
Limpesa de caixa dágua, ladrilhos e asulejos......c.ciccscscriiros | 2.52 
Miidemamento-de telhado. =... se isfaraano effort SER Copo pet no E af | 26 
MO TIAÇÃO de: TAUM O pi ro era oo A RU o li PESAR DER E toN DP o leo E O 17 
Levantamendo de parede de tijolos, no 1º, Ze, 3º, 4º € 5º grupos..... 54.41 
Revestimento (emboço e rabôco) no 1º, 20, 30 e 4º grupos........... 43.74 
Heneiração de atela* Eca gire Ps IR PMS RAS E gelo O aberto Ra 30 
Rraqaração do Cal. ot na dias o Me e pda tese DESA Si AR Y 87 
Queimáçãode/anela x. aee aro ooo aaa fab dao ao O a à. E BODL 1.83 
Omermação-docallz.:, sua set Me do creio Rn URI Peer DAS UA S AA 1.68 
EMO aNAoLo-de GONCLEÃO cexat- sra ato aro Rap Ag Aa pe cn ata e Gs DA 16.61 
Urinaporte de CONCReto). a a crase pal faia a ARES ea e E eo qu a pe a ls o * 6.87 

Colocação de congreto em vigas, escadas, cosinhas, piso das ba- 
nheiras, lages, fundações do 1º, 2º, 3º, 5º, 59 e 6º grupos .......... 9.39 
Pintura de taços, roda-pés e madeiramento do telhado ,........... 1.64 

Reparação de vãos de janelas, paredes de tijolos, roda-pés peitoris 
e torre do guing ho, no Mio do rePDDi ITD OS gejato  Ssete ie stieRadlo mano Rave E 84 
Remoção; desterras Mefae umas, Ss Raia Nro EaD RATE a pede etapa 10 VA 5.8( 
ranaporteido telhas: alma): Laio oia SER RD A ND Ao PE SR 1 8] 
Transporte de tubos brasilit................ PE de é 
Transporte de materiais para o empreiteiro 3 
Carga, transgorte e descarga de materiais diversos na obra, ....... 9.3 
| 
TETE ÇA e EM du Aa A Orar ADA od O SP esto EMO Er dj Bee ori 6.26 
Auxilio as turmas de rondantes e carpinteiros. .......cccusicssess 4.2 
E : 225.3 
REM a E E E a 
| 
b | 
| 
| 
] 

€ 

i 
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ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
cms ens Mão meomna | Tora 
Cns Cns 
Transportes o sete TE 35 041,0 121,556,049 150 497,346 -— — 
bhumbação de maraos alizares esixdes, bunbns batentes no 2 
4 REUQOR. oi ES CIR oba aaa) rotas = - 
o ata coluna ; y a “ru oa27 10,550 
O Desearaa de mataria nu obra PRN a 150,50 DSO 
Demolição de prédio para prosegvimento di obra 1.598.001 -— 156800 
Easnvação de ferra 0788 - 
do é eatanhando bateo! o = 
Teihamento de fronhat é Tarado, aom Silo mo enpo =a 
lição ah E o) 048 
1.025,506 — — 
135.004 1,541 262M 
0,14 = 
ER —uoaoa 












pião das da 


porte d 
pica do conareto ém vigas, 
na te finos 


Ea ligo Tundaçõos do 10, DM 4d 
o o Tmadeiramento d o to 
tação, dei ps janelas, paredes de dll, ERR peito 
nahos no 1º, de, e 5º grupos 
Remoção de farra E gera 
— Transparto de telha, Ê 
Tranaporto ator tubos pad 


Transporte empreitos 
CR Rramagorta q desenraa de mataria divarios 


Limpeza da ob 
Rali na turmas 





muro 


9.705.870 
270817 








(Continua) 








, Auxiliando a montagem do guincho, no 6º grupa 


(Continuação) 


i 
| 


ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇ 
| 


CARPINTEIROS 3 | 


Confe.ção de fôrmas para os grupos 19 6....... | 
Confecção de andaimes e cavaletes para pedreiro, 
Confesção de reguas, mestras, caixões para vil 
CUNGLOLLOS (O DAM enero s 8 SR da) ea E EUR 
Confecção do soalhos, voncolos, estaças, amas 
EDU OCULOS oi ora refe Co ae SERV 0 o 
Confecção de cobertura para caldeira e betonei 
PARAM INEP EILAS Ave mao mio asa PRA PR mr a 
Esgoramento na fundação em soalho, vigas e e col 
Engradandopeit oril..........ceseescrreereceol 
Rim poss dacmadeiras=. es sra ape oSe de dE rof ota ansrala 
Madeiramentc para telhado do 1º ao 6º grugo. 
Montagem dc guinnho torre e andaime...... 
Reparação na torre do guncçho e fôrmas.. 
Remoção de materiais, fôrmas e madeiras para 0; 
Cologação de fôrmas, consolos, soalho, mestras 
deiramento na marquise........csecece cce. 
Armação de vigas — 3º teto — 6º bloco........ 


Arrancamento e desentortamento de gregos. | 
Adaptação, instalação do Esoritório e Almoxarif 
Demoldagemde andaime, torre guincho, no 1º, 2 
Servços diversos na obra... .....cuscccsansias É 
Demolição de um prédio velho na obra.,....... 





ARMADORES | 


Preparação de ferragem para lages, tetos, desen, 
Armação de colunas do 1º teto, arco A-B, desen 
OEM CUBANA 1E co ore é ore ferefore de Lodo o RR RA cm 
Colocação de ferragem nas cintas, vigas, MEes! 
no bloco A-B e fio blogo... ... ce -aar ria a! 
Auxilio a turma de mecanicos............... A 


MECANICOS 


Consertos, reparações, lubrificação e limpera de 
Desmontagem da torre de guincho do 4º e 6º gr 

e instalação de caixa dágua no 6º grupo. .... 
Auxilio a turma de armadores. .............. | 
























































































































(Continuação) 
CUSTO UNITARIO 
E Mão DE ouns MarentaL Torat (ms 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO Paooução 
Cas Cns Cns MÃO DE ONA Tora 
Gus Cu, 
CARPINTEIROS 
Confe. ção do fdrmas para 04 grupos La f 4748208 || 7.825708 2,097 8 
Confere fia da ondas e davalotes para pedreiros o estucidores 2 075884 | 10.042, 134 4162 ERET 
Conforção de resina, mostram, Calxdos PATA AFIÁFIOS, Niro ae pias 
Ê à relogioa de grha 3 252,086 214,81-mZ 10,474 15,251 
À Cunfeoção do olhos, «ontolom oatnoas, qumagona em couçoeiras 
para concroto RE ” 3.184,00 14.457,208 2 142,05-m2 14,85 S147 
E Conter ção do cobertura para caldeira o botoneiza a bareação para 
para moterihis 7 3-435,28 295,80-m? 4,001 14,564 
Esaoramento ns fundação em sonlho, e colunne a. 788,207 010,75-m2 asa 4,059 
Ê Engradandopen oril 214,876 82,74-m2 0,987 0,543 
Limpess do mundoira » o = 654,00 60,00-m2 11,00 es 
Madeiramento para telhado do 1º no fis grugo: 5 42.080,04 | 48 259004 | 14, 277,16-ml 0,30 2370 
é Montagem de guinaho forro e mm , 1 + 201,42 6 027147 1.141,95-m2 1,541 57 
Reparação nã tora do gunaho o (drama oo 7 1.983,98 B TAZOSI | 3.553, 17-m2 2071 2403 
Remoção de materiais, formas o madoiras paro ca Caquelros o o 3.400,00 — 3 400,00 61e2-m2 (588 — 
Colusação do formas, conaolos, nonlho, mestras, exqundrina, um ma- 
deicamento ta mnrquiss = SE ANERÇE 10/024,00 2 ASAS | AB-0304A | 4cgam27-mE 2,748 
Armação do vigas = 1 teto — Gs blogo S 158,00 — 118,00 — 
Auxiliando a montagem do gunaho, no 0º grupo. 372,00 453,00 es 
Areananmento o desontortamanto de qrego 1101875 1 I05875 | 426.000 quilos — 
Adaptação, d da Esaritório o Alm) LASAOTS 2151 079 70 M-md 30,745 
Demoldasemdo undalmo, torre guinho, Ho 7 DADOS. 7 A08N0S | 04257-102 — 
Servços diveraoa na obra. : à ERA 13.910,58 v23,08-mZ 10,238 
Demolição de um prédio velho nm obra. ooo 54,00 se DO 32,00-m2 — 
09.047,50 103 045623 — = = 
ARMADORES 
Proparação de ferragem para lagos, tetos, desenhos 5 6,8 e O... 8.508,00 32.085,39 38 100,28 | “15850 puilos 0,347 2,409 
Armação do tolunna do 1e teto, nrro Ac, desenho nº 14, armaroção 
de telha. 00000 TER 1.778,00 12.203,08 18.070,98 1.027 puilos 1,059 8,69 
Colocação do farragem nãs € Jages e Armação negativa 
no bloco AJ e fis blogo IRES E 791400 28 50554 a 211,66 | 17/885,57 puilos 0,408 2,024 
“ avilio à turma de mecanico é 134,00 — 350,00, — = — 
a 14 050,00 | 7970075 | 8874075 — — — 
MECANICOS ' 
“Conssetou, reparações, Iubnifiaação e limpeza do máquinas ........ o | 6 002,0 4.397,00 21, 000,014 — — — 
Denmou taken da toree do gunabo do 4º ef grupos, serra viraular 
e instalação de enixa dágua no 0º grupo. É 2.079,50 10488 | 2,0820858 — — — 
Auxilio 1 tura de nemndores o 692,00 532,00, — — — 
10 200,254 23.015,002 = Pa mi 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENG.º DE DENTRO 


RECAPITULAÇÃ DO MONTANTE DOS VARIOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA, EM 1943 





: | ANEXO N.º 14 
F Mão DE oBnA MATERIAL Tarar 
DISCRIMINAÇÃO 
Cn$ Cr$ “Cn$ 












ADMINISTRAÇÃO E ESCRITORIO 








Pessoal extranumerário m nsatista.............. 15.377,086 176,00 15.553,086 
P ssoal mensalista de Obras...........c.ccs.. 9.600,00 — 9.600,00 
24.977,085 176,00 25. 153,086 


SERVIÇOS EXECUTADOS POR: 




























as MANO E EPE GR ART PR E DONS ENA, qo 225.301,326 34.152,87 599.964,193 
Ds IO REABRIR a PAP IR 61.937,50 84. 108,323 +53.025,823 
EADA fe PR TO a sondas Raia De squares 14.950,00 73.790,75 88.740,75 
MEGA 2 aa seo A VA ERA ps A E 19.2€€,524 e. 348,478 23.015,002 
Bombeiros-hidráulicos..........cccsccssscsses 2.374,00 €.187,20 nr” * 8.5º1,20 
[o Se TT QD RR A SERES ABRE PESADO 1 COS 2.159, 708,788 *.862,788 
ROM Ss cn ACE io cio cdi ES ee aa O k) — 22.462,00 
355.449,35 515.804,206 5871.253,756 
Fornecimento a empreiteiros. ......ccsccsscusro — Ba. 384,78. 334.334,07 
355.449, rr 850. 139,084. 1.205. 588,43£ 
355.:4:9,3 850,139,084 1.205.588,434 
Fornecimento a terceiros. ........ccccccssrsiso — 12.151,164 : 12.151,164 
Despesa com o Serviço Militar. ................ 270,00 — 270,00 
Eos PRE AO (PINS A Ae e PP «sã 380. 690,:36 862.459,2º8 1.243.162,984 
Para arredondar, mencs.......-.ccso coco cem 0,036 0,048 0,048 
TARTE A Sie sn rop EE So Tm 380.690,40 852.407,20 1.243.162,80 
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o HH 
E DENTRO 
RELAÇA(QAS DURANTE O ANO DE 1943 
BRO DO MESMO ANO 
ANEXO 
s 
; DATA DO SALDO DO 
PEDIDOS PROCES- | EMPENHO OpsERT 
t SAMENTO |) Cr$ ; 
' RI a ap E | MEMRENHO L 
| Compra DR aa | Tomar = Cr$ 'RO 
o. —— PET fr VTA 
E 22 290 | 3.971/43 456,00 20-9 = 
' 35 335 | 5. 228/43 65.025,40 30-11 — 
IR EG 167 | 139/43 S. 208,00 19-92 — 
E. 17 267 || 79.116,00 20-9 == 
| 31 313 | &.486/ 10.250,00 2-10 = 
A 10 213 | = 90.424,40 a 
| ; 33 337 — 42.057,50 1! 
no f 19 281 E” 37.750,00 | 
k G 85 “150, 000,90 177 76.155,60 JusRE 
7 169 3.192,00 17-92 == 
2 164 62.871,00 18-5 — ] 
16 272 pes « 24.903,80 R$ 
8 181 900,00 26-2 Es | 
24 285-A 13.395,00 99-11 = 
2 295 E Ras 4.400,00 119 so SETA 
32 32% - EE 4.937,50 s-11 — 
13 247 | 2.825/48 "22 14080 23-6 — Drs 
18 274 | 3.657/43 932,00 30-8 E 255,50 
25 e a 2d? 11-9 — ; 
1 D: + 37.364,30 2-3 —— 72. 
15 271 | 3555/48 E 29-7 = E 
140.000,00 13-10 126.548,60 565,00 
8 o 8s 3.123/42 = 20-2 =; 617,70 
— es =— 
9.000,00 = — 203,00 
10 141 | 4,202/42 es 914 to 943,30 
X — 13-5 — 
k a 18-G ques 751,40 
220.000,00 22-11 78.681,00 
a 5 158 Ea 7.615,20 2-7 E 802,20 À 
À : 12 150 | 4.226/4 2.804,60 11-9 = B 
F 28 e 1.283,00 SIR O Epa 
[4 36 3t1 | 5.669/4 2.333,20 21-12 — 3,20 
! 27 298 3.986/43 7.020,00 | 20-9 TREs 468; 
26 302 | 3.984/43 7.008,00 811 | — 492,60 
Ea POR RR (05) 137/43 2.052,00 15-92 = 
20 282 | 3.885/23 8. 280,00 28-10 = 795,00 
9 214 | 1.265/43 | | se 30-4 Ee pts 
Ra o LOSS |) — 815, 5 
E 20-9 = : | roms 
19.309,10 RS 43.090,90 ç fm 
15 161 | £.743/42 Ear 251, E 
— 19-2 = E: 
97.800,00 18-11 — E 
Ve ae 
5 75 | 2.989/+2 46.287,50 | pues 16.527,50 | * 4 Ra 
30 311 | 4.333/43 9.100'00 ds) — ç 1 
11 245 | 2.813/48 12.600,00 30-8 — ) a 
2 246 | 2.814/4 17.417,80 29-7 — po 
23 289 | 3.970/4 760,20 1529 a a 
4 166 138/43 8.413,20 18-5 — 
34 335 | 5.118/43 des À 65.023,00 
14 249 | 2.816/43 16.986,00 10-8 —s 
29 309 | 4.332/43 12.000,06 28-12 3.200,00 
7 84 | 3.119/42 e | 10-5 ts 
=. 29-7 a e 
po — 29-7 — a 
K 60. 000,00 SR SO aa 
E: 1.174.390,80 645.893,40 = 
1 
v 
É “ 1 








ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 


COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 


CONSTRUÇA DO NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENG." DE DENTRO 


RELAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS EMPENHADAS E DAS 
E DOS SALDOS DOS EMPENHOS APURADO! 


CONTAS PROCESSADAS DURANTE O ANO DE 1943 
S EM 31 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO 


















































ANEXO N.º 16 
NT < IMPORTANCIAS 
| 
= E. == 1 - | Dara vo | Satoo nó 
PoviDos FORNECEDOR PRE EsaADA race eMpeNio | Quanhvaçoes 
= Coxra EMPESITADA e | =) tamerro | Cas | 
Expesio | CEO! | Cas | 
aviia | Exprsaro Pancraio Cu | ora = Ens 
Co, d l e, 
219 [Américo Ayres de Cia | 450,00 | 
28 ns 07.925,40 
32 
ao | 
23 |Barburk & Cm, Limit nda - 
(City Improvemento Caimpany nO 4 
Empre=a Brasileira de Engenharia Ltd | 42.05 
= | 77 
158 | 1 
30 JF, S, Lopes | 
109/10 [G) 7; Nostbone 8, A STI OO 
lenpés Limitado — 2º 0350 
Empermentilsantes Ietenuea Ltda | a00,00 
Instaladora Mercantil Vitória Ltda - 13.395,00 - 
1 Sanres Forreira & Cia ] 4400,00 
4 Dan 
- 140,50 
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Mofo do Oliveira & 1 
José Gis ih 





Jost de Lucas 


José Mercadante de Gin 


Martins do Amaral do Cia 
MH, Iesende ge Con 


Motos Cruz de Cin Limitada 


[MB Modrigues & Mnzreitos 


Pasquer Paulista Limitda 


Mamúro Ribeiva & Cin. Limitada 


Ribeiro Careil Filho Limitada 
[8 A Tubos Pensilie. 


IS 1 RG Bamira Limitada 
Bo 


oiotê Anonsme da Gus du Tio do Junio 


gos Es 
tor Formandos de Cio, Limitada: 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
- CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENG.º DE DENTRO 


"RELAÇÃO DAS FÔLHAS DE PAGAMENTO ORGANISADAS À CONTA . 


DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 231 
“ DIÁRIO OFICIAL DE 17-4-942, RELATIVA AO ANO DE 1943 
ANEXO N.º 1% 





MES 


Nº DA FOIHA 


ESPECIFICAÇÃO 


Torar - CR$ 





ERELILONIE: srs oo ad = rp faça ERA ci e 
Titan) go RR RR CRER IRS a PE 


MEDELERCO si dinte o DE ÇA eo 


AOS TO rp mio PR Ds RSA TP PR 
Meter bro” qa p=! sir SEE a oo ea 
Wtabros Sa. 2 RS Pa sa 
ANO MELO AS More po 067 n o Ser er e A 


NTERCRENANOA 2,65 0:70 af CPR RD 





4Y 
63-V 
103-V 
119-V 
3-C,0, 
4-C,0, 
9-C,Z, 
14-C,Z, 
19-C,Z, 
22-C,Z, 
2€-C,Z, 
'80-C,Z, 
34-C,Z, 


Operários de Obras. ............... 34.180,00 
Operárioside ObrasV Lv, 31.855,50 
Operários de Obras... — 673,00 
Operários 'deiObras. == 22. 35.065,00 
Operários de Obras. ............... 30.617,70 
Operários de Obras................ 31.203,00 
Operários de Obras! ass 31.943,80 
Operários de-ODTaBço 0 aos sea 29.751,40 
Operários de Obras. ...... «cc. 28.802,20 
Operários de Obras. QE E 31.323,0€ 
Operários:de Obras, la rss 30: 463,20 
Operários de Obras... .... cuco. 23.642,60 
17.795,00 


Operários de Obras. ............... 





Cr$  357.815,5 


0 








ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO II 
CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO RESIDENCIAL DO ENG.º DE DENTRO 


DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DO CRÉDITO DE QUE TRATA 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º 231 


DIÁRIO OFICIAL DE 17-4 1942 E B. FINANCEIRO Nos. 146 e 257/43 


ANEXO N.º 18 








VERBA 
Convelidaiam 1067. 40 xs NT 5 E TRA PS EE A CR Rc Se sr E 2.305.730,30 
Cospodida dim 104D.. assis fis ess Tas PG A o area o o E O DN co Rm A E 800. 000,00 
Cr$ 3.105.730,39 
EMPANHADO 
Paga. == 100D 7. Su cito sas sora qanetada 145.066,00 
LESSA 2 press tras Fe RT 357.815,50 503.881,50 
O e SERANTO PRP Da ; 1.494.780,70 
DOS ares Mu a RAVES 1.021.496,90 2.516.277,60 3.020.159,10 
Saldo disqgonivel da verba............ 85.571,20 
. Cr$ 3.105.730,30 
MATERIAL : 
Contas processadas em 1942............... 694.993,40 
o RRPIRATO 1.174.390,80 1.869.384,20 
Saldo do empenhado. .......ccsccissiso a 646.893,40 2.516.277,60 
PESSOAL 
Fólhas pro esadas ar 1043. .2sscscsucasecennioo on es ca rên 146.066,00 
104,5. atras UE o E SR A o ade 357.815,50 Cr$ 503.881,50 


Saldo da verba....... Cr$ 85.571,20 
CrS 3.105.730,30 








ao o PRERESI (SS A a O PS, SE RÃ 46.118,50 
MENAERRO é > ured o pub e PR DE + e SD O o 39.452,70 Cr$ 85.571,20 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL . 
COMISSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO D. PEDRO IH 


CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO RESIDÊNCIAL 
DO ENGENHO DE DENTRO, 


EM 31 DE DEZEMBRO DE 1943 
— ANEXO N.º 19 























PessoaL , MATERIAL TorTaL 
DATA 
Cr$ Cr$ Cr$ 
1943 
EE, ES ES O ALR e A VR de Mer q 36.295,00 63.677,50 99.972,50 
LEVETONTO 22 AD E apo A te pe a SER RP te AR 34.661,90 35.855,90 70.517,80 
Caindo Esse a dali ER 0d O 37.896,30 49.430,40 87.326,70 
ABR E cem a dO oi E RE E 32.581,40 569.271,00 601.852,40 
Adoro Ahora Regue 33.023,70 110.356,80 143.380,50 
JUDHO?..S fes ft Ra fo PLSto RE SS o 33.655,00 54.152,80 87.807,80 
TULIO eee A Te as A a O PDR 31.637,00 78.005,60 109.642,60 
agosto. ....... Eb o RENT A pN 30.745,00 150.972,40 181.717,90 
ESRaTA o Toa bic, a es DSR E A A OA 32.960,20 127.036,30 159.996,50 
SU QUBIO LE Se A a 2 q MS 32.209,20 — 191.251,80 223.461,00 
act Sa UMA DRA RR Me PR RE 25.433,60 147.781,30 173.214,90 
derem broa Ds Depto opa, E 19.8 6820 105.156,20 125.024,40 
380.967,00 | 1.682.948,00 | 2.063.915,00 
pl UNEB AR Vo PRI DE NA CAR o 156.251,70 691.127,90 847.379,0 
O 587.218,70 | 2.374.075,90. 2.911.294,60 


t 
eee e 


Nora — No total de C.$ 1,682,948 00 de material da 1943, está incluida a imqo.tancia de C.$ 80449,70, re- 
ferente a mat -iais usados fo. necidos pelo Almoxa. ifado das Obras de D, Pz.o II, confrrme famturas 
n,ºs 2-A, 12-B, 17-B, 22-A, 31-A, 39-A, 49-C, 63-C, 71-A, 74-A, 81-A e 93, 
No total de Cr$ 380,957,00 referente a pessoal, de 1943, está incluida a imgortancia de Cr$....... 
22,610 20 « orrespondente ao pessoal de D, Pedro II, desta ado na Construção do Núxleo Residen- 
«ial do Engenho de Dentro, 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL 
DIVISÃO DO PLANO 
DADOS PARA O RELATÓRIO DE 1945 


A Divisão do Plano, no correr do ano de 1943, no desempenho de suas 


atribuições, desincumbiu-se dos serviços que lhes foram distribuidos e prosse- 
guiu na coleta de elementos e na apreciação e estudo das atuais condições de 
trabalho em diferentes setores da Estrada, bem como, deu andamento ao estudo 
da codificação das várias instruções, normas e ordens de serviço. 


Entre os pareceres emitidos pela Divisão do Plano destacam-se: 


a) — sôbre a ligação ferroviária de São José dos Campos e São se 
bastião; 
b) — sôbre a ligação ferroviária de Ponte Nova a A unioress 
c) — sôbre a conveniência do tráfego dos trens pela Linha Auxiliar; 
d) — sôbre a ligação ferroviária de Lima Duarte a Bom Jardim; 
e) — sôbre a ligação ferroviária de Mangaratiba a Angra dos Reis; 
f) — sôbre a ligação ferroviária de Getulândia a Belém; 
g) — sôbre a proposta da Organização Henrique Lage, relativa ao “Me- 
tropolitano do Distrito Federal”; 
h) — sôbre a questão dos terrenos ocupados pao Estação Barão de Mauá, 


respectivo pátio, da Leopoldina Railway, e a conveniência da Cen- 
tral ceder o direito de utilização dos mesmos; 
i) — sôbre a conveniência de serem adotados os extintores “Ego”. 


Dos estudos procedidos pela Divisão, destacam-se: 


1 — O convênio de intercâmbio com a Leopoldina Railway; 
2 — o estudo dos percursos dos trens mistos na Linha do Centro; 
3 — estudo da capacidade das locomotivas rebocando trens de carga e 


mistos, em vários trechos da Estrada; 


4 — estudo sôbre a possibilidade do aumento da intensidade do tráfego 
entre Marítima e Belém; 


5 — estudo das resistências acidentais da linha da Leopoldina Railway 


no trecho percorrido pelos trens do Ramal de Teresópolis; 
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6 — determinação do consumo dagua e carvão para locomotivas da bitola 
larga em função do trabalho desenvolvido; 

7 — estudo das resistências acidentais da linha, nos diversos trechos da 
Tração. 


Vários dados e elementos, solicitados pela Comissão de Rêde e relativos 
ao material rodante e de tração, às condições técnicas da linha; à capacidade 
de transporte em diferentes trechos da Estrada, foram coletados e, depois de 
devidamente revistos e coordenados, remetidos à referida Comissão. 

A Divisão do Plano, no prosseguimento do estudo das atuais condições do 
trabalho, nos diferentes setores da Estrada, continua a coleta dos elementos ne- 
cessários, não só os de natureza técnica como os relativos a normas, instruções, 
ordens, enfim, à regulamentação geral da Estrada e particular de cada um dos 
serviços. 

Na secção de desenho, subordinada à Ajudância Técnica, foram executa- 
dos os gráficos, plantas, diagramas e desenhos necessários aos pareceres e es- 


tudos procedidos pela Divisão, bem como os desenhos indispensáveis ao seu |. 


arquivo. 

Pela Secção Administrativa foram providenciados, nos prazos normais, 
todas as medidas relativas a Pessoal, Material, Expediente, Registros, Despe- 
sas, Inventário, etc. 

O Expediente acusou o seguinte movimento: 


Ofícios expadidos .. «qa tasas Sa DR dna E 21 
Memorandos expedidos. 2: 1/55. ds Da rd * mê 255 
Guias de remessa — recebidas .. .. .. cos ias. 185 
Guias de remessa -— expedidas ., x mw srjua «o duiis 636 
Processos recebidos .. ... Ea EA 282 
Processos protocolados, distribuídos e e informados go EA 251 
Processos ATQquivados =. as tunado Soto orgia Le Ro | SD 63 
Telegramas — expedidos 3.45. 225% do a. ma 20 
GATAS — Exped CAR se 0h qo co nO 5 
Faturas — recebidas .. ... PR A 47 
Contratos e Ajustes — recebidos e - registrados AA PDF 88 


Divisão do Plano, 14 de Janeiro de 1944. 


P. A. Martins Costa 
C. A. 
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Senhor Diretor. 


Tal como ocorrêra o ano passado, no presente exercício também pudera- 
mos registrar satisfatório resultado proveniente da exploração econômica do 
Tráfego no Ramal de São Paulo, como demonstram os elementos seguintes: 


Especificações 1943 1942 


RECEITA BRUTA .. .... .... .. Cr$ 188.853.46500 144.011.808,00 
DESPEZA 0-0 Mn MUS Er TE BUSCO E TE TEM LO, 
TONELAGEM LÍQUIDA TRANS- 

E O DORTADA caca SE Seo edi 2.750.427 2.163.490 
PASSAGEIROS (Emb. e desemb.) .. 21.824.839 21.696.782 
TRENS QUE CIRCULARAM ...... 32.258 31.575 
COEFICIENTE DE TRÁFEGO ..... 45% 5,4% 


- Verifica-se, assim, ao par de diminuto acrescimo na despeza, devido em 
maior parcela a reajustamentos de salários, um sensivel aumento da receita sobre 
o ano passado, a-pezar-do excepcional aumento conseguido em 1942, resultando 
para este ano o melhor coeficiente de tráfegog até agora registrado (4,5%). 


É de assinalar que, com apenas 683 trens formados a maior, conseguira- 
mos apreciaveis aumentos de tonelagem e passageiros transportados. 


É com satisfação, portanto, que ainda uma vez podemos deixar consignado, 
que esta Chefia conseguira executar os seus encargos com real aproveitamento. 


BE SO A E — 


O Ramal. de São Paulo vem de há muito lutando com a deficiência de pes- 
soal, motivada não só pelo aumento sensivel dos transportes, como também 
pela quasi absoluta falta de braços. 
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O primeiro, oriundo do enorme surto de produção da zona e a segunda, de- 
vido ao grande desenvolvimento industrial da região; ambas absorvedoras, de 
maneira sensivel, das possibilidades de braços e homens capazes. 

Na composição dos gráficos de transportes realizados no último decênio, ' 
verificamos que a linha demonstrativa da evolução, muito se aproximou da 
vertical, deixando bem expressivo o quanto têm aumentado os encargos do 
Ramal. 

Conquanto a falta de pessoal para a execução dos serviços tenha se con- 
servado no nivel dos setecentos, conforme se vê pelo gráfico junto, o esforço 
voluntário e de perfeita bôa vontade do pessoal em geral, em muito contribuiu 
para que a elevada falta de executores fôsse contornada, no sentido de não per 
xar muito alterar o ritmo dos serviços. 


Conquanto ainda, essa falta se conservasse no mês de dezembro, na casa 
dos 646, foram favorecidos com a sua redução gradativa durante o ano (vide 
gráfico), graças às providências tomadas pela Administração, a-pezar-de que 
muitas outras ainda se tornaram e se tornam precisas. 

O corpo de Agentes de Estrada de Ferro, que no Ramal devia ser de 527 
elementos, nunca passou de 403, isso mesmo em um único mês, que foi o de 
outubro. 

Por essa razão, ficaram prejudicados o regime legal e necessário de 8 ho- 
ras de trabalho, o goso de férias e folgas, não se contando com a grande sobre- 
carga de trabalho atribuida ao pessoal, que em suas horas de descanço não dei- 
xou de atender ao variado número de serviços e compromissos inadiáveis. 

Esta classe de servidores, de qualidade vital para os serviços de tráfego, 
vai se extinguindo de maneira apreciavel, porque a evasão é bem superior à en- 
trada, o que, além de ser em menor número, é de qualidade muito sauna 4 das 
reais necessidades do serviço. 


A aquisição de Agentes vai se tornando de tal forma impraticavel, que não 
tardará cair a zero as suas possibilidades, isto porque os encargos de tais fun- 
cionarios exigem capacidades variadas, para um bem grande número de servi- 
ços. Essa previsão impeliu-nos a seguir as providências do seguinte expedi- 
ente, cuja solução ainda não obtivemos (m/m. 197-C de 17/6/43): 


“OQ curso para preparo de Agentes de Estrada de Ferro mantido em Norte, 
deverá ser subdividido em 5 partes, assim discriminadas: 


a) Telegrafistas; 

b) Compositores de trens; 

c) Despachantes e bilheteiros; 

d) Dirigentes de carga e descarga; 
e) Agentes de Estrada de Ferro; 
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* considerando as letras “a” até “d”, quando em conjunto, como iniciais e pre- 
“paratórias para a da letra “e”, de melhor remuneração consequentemente. 


Os dest'arte admitidos, executarão seus encargos nas funções correspon- 
dentes às designações, só podendo intervir na movimentação dos trens, os em- 


É pregados que possuam o curso completo de “Agentes de Estrada de Ferro”. 


A falta de tal prática está em que o corpo de Agentes esteja passando a 
ser de qualidade bem inferior, dando margem a que a falta de um completo 
Chefe de Estação, hoje em dia, vá se tornando característica e a não ser como 
acontece, sómente em condições precarissimas, podemos obter um necessário 
dirigente de Estação. 


A classe dos guardas-chaves, como a dos Agentes, vai se extinguindo, sem 
recursos que nos proporcionem um corpo de fieis, dedicados e hábeis executo- 
res. Para isto, a razão está no fato de que a um guarda-chaves são atribuidas 
responsabilidades de elevado vulto, ao par de uma remuneração aquem das pro- 
porções adequadas, pois não sendo eles cabineiros, executam encargos congê- 
neres; não sendo tão pouco, operários braçais, realizam tais serviços. Enquanto 
que estes, os do serviço braçal, nenhuma responsabilidade têm sobre seus om- 
bros, são remunerados como aqueles e os cabineiros, de serviços congêneres, 
com melhor carreira funcional, executando seus encargos sem se exporem às 
intemperies, vencem melhores salários. 


: Por tais motivos esta Chefia julgou conveniente sugerir em processo n. 
85.822143 — 6.221/43, a adoção das providências seguintes : E a e é 
guarda-chaves, os quais para podermos conseguí-los dentro das possibilidades 
que lhes são atinentes, há necessidade da revisão de salários, dando-se a tal 
classe de servidores pelo menos a série funcional de VILa X .. 

Não houve ainda solução, porém, confiantes esperamos as providências pe- 
didas ou outras que se fizerem mais aconselhaveis, à deliberação superior. 

A classe de Praticantes e Auxiliares de Tráfego também como a de guar- 
da-chaves, não está sendo amparada e incentivada como devido. Tais empre- 
gados arcam com as mesmas responsablidades dos Agentes, prestam fiança e 
executam serviços de grande responsabilidade, entretanto, a carreira funcional 
é idêntica à de um guarda polícia, de somenos responsabilidades e à de traba- 
lhador, de nenhum trabalho mental. 


Considerando tais razões, a classe está, sendo desinteressada por pessoal 
capaz e assim, não temos dúvida em sugerir que a carreira funcional do Pra- 
ticante de Tráfego e do Auxiliar de Tráfego, observe as referências VI a IX, 
na qualidade de aspirantes que são, “para o ingresso na carreira de Agentes. Já 
de há muito vem esta Chefia observando as razões supra-referidas, motivo pelo 
qual sentiu-se no dever de propôr a providência que abaixo se vê: 





As admissões serão realizadas dentre as habilitações acima enumeradas, 
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“M/M 133, de 26/4/43, ao Snr. Diretôr. . 


A grande falta de Agentes nas estações deste Ramal, vem nos obrigando | 


a comissionar para aqueles encargos, vários Praticantes de Tráfego, dentre os 
mais capazes, o que de algum modo nos vem: desafógando daquela falta. Con- 
siderando que estes empregados em média vencem sómente Cr$ 300,00 e como 
tais novos encargos venham a ter as suas responsabilidades triplicadas, já para 
não falar no maior trabalho, sugiro-vos, propondo, seja concedida aos Prati- 
cantes de Tráfego em serviços de Agentes, a Ci mensal de Cr$ 


“Feliz oportunidade se nos ofereceu a Divisão de Ensino | e Seleção, Estando 


em Norte um Curso para aperfeiçoamento e preparo de ferroviários para o Trá- . 


fego, o que, entretanto, ainda está num período inicial, necessitando de nor- 
mas rápidas, para que, em períodos precisos e menos longos, se dê a conhecer 
com publicações, o gráu de aperfeiçoamento ou capacidade dos candidatos. 


Procurando dar maior incentivo e consequentemente premiar como devido 


aos extranumerários do Ramal, foi organizado um registro e por êle apurado o | 


gráu de antiguidade e merecimento de cada empregado, a-fim-de convicta e 
justiceiramente, a Chefia possa propôr as melhorias de salários. Tal organiza- 
ção foi pautada segundo as normas existentes para com os empregados efeti- 
vos, com a confecção de um boletim quadrimestral, com notas proporcionais a 
cada um, mediante observação direta do imediato do empregado. Em tal bole- 
tim é observada a seguinte subdivisão: 


a) Execução do serviço; 

b) Dedicação; 

c) Compreensão de responsabilidades; 
d) Qualidade de cooperação; 

e) Assiduidade e pontualidade ; 


f) Disciplina e urbanidade no trato. 


O serviço braçal tem conseguido melhora com a adoção do regime de ta- 
refa, o que, entretanto, ainda se recente da necessidade de um aperfeiçoamento, 
a-fim-de que a sua aplicação possa ser mais ampla. 


A sua execução tem sido satisfatória no serviço de volume — pêso — tem- 
po, em equilíbrio, para deixar de o ser, quando há desequilíbrio de tais fatô- 


res, como seja o serviço de “vários”, pequenos volumes, pouco pêso e opera-. 


ção demorada, em contraposição com o trabalho executado no grande pêso, 
volumes uniformes e conjuntos, que independem de retardada conferência. 









es degli e SESAU com reais REana E Ena: para tal execução. 


O gráfico junto nos esclarece: 


my 
a 


1 


É á 1) a evolução da falta de agentes de Estrada de Ferro; 


seo 


| 2) a diminuição de. empregados efetivos; 


3) quantidade em falta de 'extranumerários g 





4) os claros existentes para O quadro no conjunto geral; 
Rs 5) faltosos — dispensados — removidos; 
E | 6) resultantes dos entrados e saídos; 


7) saídos do Ramal e carater definitivo. 


cargos. 


MATERIALS 
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Interessante, pois, seria a adoção do regime de pagamento por hora-peso, 
obtida em média, a-fim-de que “pudessemos. estabelecer o equilíbrio dos fatô- 


Em linhas gerais, é o que nos tem demonstrado a prática de nossos en- 


O suprimento de material de consumo às estações do Ramal, continúa a 
ser feito com grande deficiência e atrazo; a maioria das estações está quasi 
completamente desprovida de material para expediente, obrigando o uso de 
impressos inadequados para vários fins, ou o aproveitamento de sobras de pa-. 
pel para usos vários. Também quanto a material para limpeza, o fornecimento 
tem sido insuficiente, motivando que não poucas vezes os chefes das estações 
sejam obrigados a dispenderem importâncias na aquisição desse material, para 


que não pereçam as condições de higiene dos locais de trabalho. 


Alguma irregularidade ainda foi notada no abastecimento de querozene às 
estações que dele se utilizam como meio de iluminação, pois algumas delas se 
viram temporariamente desprovidas desse material, em virtude de algum atrazo 
na chegada ao XM-9 dos vagões que o transportavam, com os consequentes in- 


convenientes para o serviço noturno e segurança do movimento dos trens. 


Torna-se urgente que esses inconvenientes sejam sanados de vez, para que 


melhor proveito se possa usufruir dos nossos srviços em geral. 


AEGD E NT ES=- 


No decorrer do ano verificaram-se 476 acidentes materiais, o que repre- 


senta um aumento de 4% sobre o resultado do ano passado. 


sad Ação ride go RIA E 
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Dentre esses acidentes, alguns fôram “de ERA proporções, A csttêndio 
ficar o tráfego paralizado por várias horas. . 


Verificaram-se ainda 218 acidentes pessoais, deles resultando 32 casos de 
falecimento das vítimas. 


TRANSPORTES— 


Com a sensível redução dos transportes por via marítima e pelas rodovias 


principais, reflexos das perturbações “oriundas da guerra, grande volume de . 


transportes ainda este ano tem afluido para as nossas linhas, - procedentes do 
Além-Norte e demandando, especialmente, Rio e Minas Gerais, o que nos acar- 
reta sempre maiores dificuldades em, de melhor modo, podermos realizar o 
tráfego próprio, também acrescido, é de notar. (Vide estudo inserido no final 
do presente Relatório). 


Ainda, é de assinalar o volume de inibaatié que decorre do abastecimento 
de carvão e de lenha aos nossos Depositos — Norte, Jacareí, Cachoeira — mui- 
tas vezes levado até Barra do Piraí, esse combustível, e mais ultimamente o 
fornecimento de carvão à S. P. R. e e Sorocabana, em ritmo acelerado para 
atender à situação daquelas Estradas, para que se avalie do esforço considerá- 
vel que tudo isso exigiu deste Ramal, praticamente trabalhando com os recur- 
sos normais. 


Não fôssem medidas que de há tempos vimos adotando — melhor apro- 
veitamento de nosso material rodante e de tração e a sua mais rápida circula- 
ção, ao par de um serviço de carga e descarga ininterrupto nas estações, como 
aceleração das manobras para composição e recomposição dos trens, tudo coad- 
juvado pelo esforço patriótico de nosso pessoal — e certamente não teriamos 
conseguido realizar, com tanto êxito, o considerável volume de transportes que 
vem afluindo às nossas linhas nos últimos dois anos. 


De modo mais geral, os resultados fóram os seguintes: 


Passegeiros (emb. e desemb.) .. .. ... 21.824.839 + 05%t42 
Mercadorias (transportadas) .. .. .. .... 2.750.426.951 Kg + 211%142 
Braçagem pela Estrada .. .. 1. .... É, 704.824.074 Kg + 0,4%1f42 
Braçagem pela parte .. .. .. .. 0. 0. «o 1.612.480.193 Kg + 28,7%142 
Intercâmbio (geral) .. cc. 443.255. 152 Kg + 76,6%/42 
Pessoal empregado na braçagem... ..... 74.767 hms — 4,6%/42 


Braçagem média por homem/dia .. .... 9.427 Kg — 1,2%/42 







Desses totais são devidos: 


a) — a NORE:TE: 


ER: Passageiros (emb. e desemb.) 


"Encomendas: expedidas .. 


RAE, pa pe tra mac e Ta 


ROTA ir, 


-- b) — ENG: SÃO PAULO: 


' Mercadorias: expedidas ... 
recebidas. . 
baldeadas .. 


aÃ ai Salad E ça E ER fa 


TEGeDIdAS Rui ceuiled 


Pessoal empregado na braçagem .. 


Braçagem média por homem/dia .. 


5.308.181 
32.613.392 Kg 
73.613.392 Kg 


106.429.534 Kg 


9.582 hms 
10.332 Kg 


280.225.154 Kg 
150.891.139 Kg 
95.947.187 Kg 


Te cuidar teh FRA A RA E A e E 2 
Td gaanes + 45 ea , e ' b To A a 4 j . 4 na ha qu 
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—  3%t42 
+ 43,8%142 
+ 25,7%142 


+ 31%/42 


+ 36,5%/42 
+ 329%/142 


) 


+ 32,6%/42 
— 5,55%/42 
— 19,8%/42 


+ 73%/42 


: EO dr A do ir ci ode a AO To 
; dy Braçagem pela Estrada .. 220.972.104 Kg + 14%/42 
, Braçagem pela parte .. . 306.091.376 Kg +  3%/42 
Intercâmbio (em transito) 433.122.684 Kg 4+106,7%/42 
A Pessoal empregado na braçagem .. 24.639 hms. — — 6%/42 
Braçagem média por homem/dia .. 8.968 Kg + 21,4%/42 
A despeza com a braçagem pela Estrada, este ano; atingiu a Crua e 


820.446,10. 


O peso movimentado pela Estrada foi de 104.824 tons., o que nos permite 


“estimar em Cr$ 1,16 o custo do serviço braçal. 


* À baldeação foi de 254.467 tons., para cuja execução dispendeu-se a im- 
portância de Cr$ 217.960,60, ou sejam Cr$ 0,85 por tonelada baldeada. 





BR O 
RE MR = q 
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A sua renda, entretanto, foi de Cr$ 508.934,00, permitindo-nos vérificar 
um saldo de Cr$ 290.097,40, ou sejam, Cr$ 1,13 por tonelada baldeada. 


— 


INTERCAMBIO— 


De agosto do ano passado até abril do presente, os transportes sob êsse re- 
gime se processaram livremente; de então até dezembro, sob a modalidade es- 
tabelecida entre as Estradas interessadas, segundo consta de expediente entre 
elas trocado — isto é, o material rodante só incidindo em estadias após 48 ho- 
ras, do momento da entrega. 

Os resultados conseguidos por essa modalidade, em 1942 e e fôram os 
seguintes: 


Em 1942: 

Tres que éirenidram ".:; 200 mae Dn 981 

Tonelagem transportada .. .. .... .... 0... 250.906.481 Kg 

Fretes cobrados .. .. sy hs. Sons do 48.0 1656.0605 

CUMMO de so cens si eM DuES CE DRA ROM) CN 2.940.161,60 
Saldo "=. Ge 2 do se 14.716.503,70 

Toni; remunerúda à. mu sto co + ER 0,17 

Ton/km. onerada .. 2. ss AA e 0,03, donde o 
Saldo de 1; + [47 TS 0,14, por ton./km. 


Em 1943 (Presente ano): 


Trens que dirculstads Ss od DAL A 1.730 
Tonelagem transportada .. .. .. .. 0 0...  443.255.152 Kg 
Fretes cobrados .. .. .. .. e oc. «+ CIS 27.085.438,60 


O custeio dêsse serviço 1 no corrente ano está dependendo de apuração nas 
contas respectivas, só ultimamente apresentadas pela S. P. R., para a verifica- 
ção devida. 


E M 


253 





CAR WMO — 


"* Esta Chefia continúa controlando o recebimento de carvão nacional vindo 
do Alêm-Norte, de acôrdo com o que ficou estabelecido pelo BD. n. 286, do 
ano passado. 


O total assim recebido atingiu este ano a 57.264.880 Kg. 
ANIMAIS (Suinos e Rêzes) — 


O transporte de animais este ano se apresentou com os seguintes resul- 
tados: 


SEO NOS: 
Quantidade de cabeças .. .. co cias cw 19.559 + 223,6%/42 
NagõEs. MEZRdOs O us Psi ra A A! end O 386 + 216,3%/42 
Renda produzida .. 2... 2. 0... Cr$ 208.981,80 - 286,7%/42 
RB Ze RS: 
Quantidade de FcEmo A io a Ned Do a RT GS MES SG ACOMADR 
Tréns EOLINA OS MMA GA auge RR e) pot RR 55 — | 49%/42 
Vapoes utilizadas tira», sr A E 1.397 — 105,5%/42 
Renda produzida 4. om dio! Cry o AZ TS 20 | AGO 


TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 


" De acôrdo com os elementos que anualmente nos são fornecidos pela Dire- 
toria do Serviço de Trânsito do Estado de São Paulo, abaixo damos o resultado 
comparativo dos transportes realizados pela Central e pelas rodovias São Paulo/ 
Rio e São Paulo/Santos, as que mais diretamente nos interessam: 


Central, Empresas e 


ANOS Serv. Rodoviário RODOVIA 
BRR rs o ER E 977.914.559 629.222..680 
EE o RR SG 1.055.681.695 320.816.915 


pu APM DO PR er o 1.174.174.081 116.387.000 


EM, o a ps Kai 
RA a ql ' acácia RR O 


Eua 


E qua e 


e + mu” a. a 
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h Central, Empresas e a 
ANOS Serv. Rodoviário RODOVIA, 


1996 547 ksa Pg PD pa Aa 1.473.946.061 138.644.476 


E0ST . Jo DS ai e 1.845.153.425 122.875.310 
1938 “> ns o 1.910.799.962 131.231.830 


1930 É mst ASS do No e PS 133.063.032 
USAM 20 cm pia. Pç ia 1.923.161.895 229.432.463 
19 A Gts DE A ei MD 1.935.520.957 440.259.536 
IME UE Ta de ae A 2.163.489.480 129.300.000 aprox. 
hoo o RD om RE gd NE A 2.750.426.951 106.800.000 


donde resultam as seguntes percentagens: 


ANOS Da CentrallRodovia Na Rodovia 


BRAD Ta EC SER RR e DO A + 36% | E 

E Ad Ate E SPREAD A, + 70% — 49%/33 
o DR nO A RR o, + 90% — 64%/34 
JOSE CE. NATE a RA + 91% “16%/35 
TABS é PARA e e + 94 -+ 11%/36 
ASGO 3 asia so RR a RS TS + 93% 6,4%/37 
1990 Êo E si de RD E E E 1,5%/38 
MD Rs cida o LADO RR 1 + 83% 42%/39 
tati E vp Std “+ T% 919/40 
ERAS. fics os Se era pe + 4% — 70%/41 


q Cs po soa o de cd E + 96% — 17,5%/42 


+ 


++ ++ 


RODOVIA SÃO PAULO/SANTOS 


ANOS Caminhões Empregados PIER, O) 
o MEDE E ARM À 125.888 224.656.094 Kg 
1985. 5 RO RR O À Te RR 74.245 180.959.302 * 
Hs O rs 68.030 — 174.193.033 


A2 MS Pri io ED DR RD E o O O RR O EEN SS CCR o. 
ER Tua pe Ra A t ' E ND o e PD, cá SD 
ye : Et y MM + “sa r 
t : 





255 
ANOS Caminhões Empregados PBS 
, ç é K p j 
DG ag O a “80.579 371.002.000 ” ZM 
| UERR TA A ne SO IDA mc 203.198 242.408.600' BR 
E Dna 
; RAR Gr sei EE 188.452 263415. 17807 007 Doi 
RO rs en 270:100 | 1 /309/9160025, | Ee 
o TR eo 298.200 396.840.150 *” a 
RR O ms NU: 185.564. 237.600.000 ” | E 
ROC 6 Gage AS RIA ERR A 96.100 188.200.000 ” E! 


E VIAJANTES- 


O movimento de passageiros embarcados e desembarcados se apresentou 
este ano, com as seguintes quantidades: 


3 Passageiros Embarcados ; Renda Produzida 
, 
; Trens do interior .. ... 2.645.878 + 23%/42 Cr$ 39.233.275,00 4 37,6%/42 
DO Subúrbio .... .. .. 9.367.896 +  6%/42 C4$ 2.766.053,40 + 6,29),/42 
OT ATS O Rs do 12.013.774 +  5%/42 Cr$ 41.999.32840 + 35%/42 
4 PASSAGEIROS DESEMBARÇADOS .. :. ..... 9.811.065 + 96,5%/42 
7 Destes totais são devidos a NORTE: 
: Passageiros Embarcados Renda Produzida 
| Tenis do interior 1 oa 806.548 4 1359/42 Cr$ 22.077.03320 4 45,8%/42 
A Subúrbios .. .. .. .. 2.228.440 + i9,69%,/42 Cr$ 769.506,00 — 3,3%/42 
TORATS: ad 3.034.988 + 84%/42 Cr$ 22.846.53920 + 4349,/42 
PASSAGEIROS DESEMBARCADOS.. .. .... 2.273.193 — 14 89%/42 
No total da renda produzida já estão incluidos Cr$ 6.836,90, resultantes da 
cobrança da taxa de 10 % sobre as revalidações e restituições de bilhetes não 
utilizados, que por sugestão desta Chefia foi determinada pelo Snr. Diretor e 
regulamentada pela circular n. IF-8/43, de 14 de outubro p. passado, da Divi- 
são Financeira. 
' 


1 ' +. ” ; 
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ESTA CAES 





Com a inauguração de Parada Lima, no dia 20 de agosto, ficou êste Ra- 
mal dotado de 94 estações, das quais quinze na categoria de estribo, uma como 
posto telegráfico e uma sob a jurisdição do Ministério da Guerra. 


Alguma deficiência se verificou nas inspeções das estações pelos F. R. T. 
do trecho, dada a sobre-carga de serviço atribuida a êsses fiscais, conforme 
por várias vezes fizemos sentir, do que vinha resultando que as visitas às esta- 
ções não se realizassem com a frequência que era de se desejar. 


Não obstante essa circunstância, os F. R. T. ainda realizaram 155 visitas 
às estações, procedendo à apuração de 7.682 processos, inclusivé os de recla- 
mações. fg 


Com o aumento de mais dois F. R. T. e melhor divisão dos trechos de fis- 
calização, conforme foi publicado no BD n. 297, de 22 de dezembro deste ano, 
essa situação deverá se regularizar, no decorrer do próximo ano. 


- 


Ainda perdura a situação precária de alguns edifícios, que já antigos, ne- 
cessitam de remodelação, a-fim-de apresentarem condições de segurança para 
o serviço e conforto para o pessoal. 


Já no Relatório passado vos cientifiquei da situação precária em que se 
encontra o edifício da estação de Moreira Cesar, antigo e de madeira, amea- 
çando ruir, pois se acha até escorado, por se ter desviado do prumo, sendo que 
nenhuma providência foi tomada, quanto à sua remodelação. 


o 


Foi notório o aumento de receita de várias estações, destacando-se, entre 
elas, as seguintes: | 


Agência Urbana . Cr$ 569. 667,40/42 


Norte .. Cr$ 9.770.607,90/42 
Rhg* São Bulo. ., 7.0.8 sad Cr$  12.890.366,10/42 
São Miguel . Cr$ 119.414,30/42 
Mogi das Cruzes . Cr$ 1.199.450,50/42 
Guararema . Cr$ 104.551,20/42 
Jacgrék. eim Cr$ 521.528,50/42 


Cr$ 868. 409,80/42 
Cr$  1.600.089,90/42 
Cr$  2.257.546,40/42 


São José dos Campos . 


Caçapava .. 
Taubaté . 


+++++A++ +++ 
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Pindamonhangaba .. + Cr$ 610. 664,40/42 
"Moreira Cesar .. + Cr$ 104.760,40/42 
re eda o fm rr Ra So EO 131.782,50/42 
É Guaratinguetá . de de META 628.482,10/42 
Morei Spam dir Eru 367.541,00/42 
E EEE AR A + CS “1.266.800,30/42 | 
| Cachoeira ud Erro. 123.292,00/42 
Cruzeiro .. + C$ 3.422.948,40/42 
ela” Fm rota PAO PRE co de Erb 521.803,10/42 
À Engº Passos .. .. To raÉi E 311.667,10/42 
1 Saudade .. RE o 551.534,10/42 
] Barra Mansa .. ce Cr$ 721.266,00/42 
| “Volta Redonda .. + CS 4.977.887,50/42 
1 Piniretro A 7 ARRASTE CO 141.147,00/42 


Outras porém apresentaram diminuição da receita, tais sejam: 


Eng.º Cesar dê Oftza 9 e code do = ERA 171.889,40/42 
Sa Se RD a 74.455,70/42 
Bom sed DRA ant A Daio) a lê (ER 17.236,20/42 
Coruputuba.... ... z BRR SAP ND 7 ma PETS 263.971,40/42 
Eloriago (io o be O LE ig San a 


Do cômputo geral, porém, verificou-se um aumento de Cr$ 44.841.656,80 
sobre a receita bruta do ano passado. 


ESCRITÓRIO CENTRAL DA CHEFIA — 


Os serviços afetos ao Escritório Central desta Chefia, como sempre, vêm- 
se processando cem a maior regularidade, como é de se desejar. 


* Dentre êsses encargos, destacam-se alguns de natureza especial, como se- 
jam os da C. R. I., o contrôle dos serviços de Intercâmbio e as relações da Cen- 
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tral com as demais estradas do Além-Norte e com as Repartições Estaduais, a 
representação da Central junto à Comissão Militar de Rêde e o contrôle do re- 
cebimento de carvão nacional, via Santos. ; 


O pessoal que aqui vem servindo, não só no Escritório, como na secção do 
SRP-1, vem se portando à altura dos encargos que lhe estão afetos, como de 
costume, permitindo assim ter-se conseguido o melhor rendimento do esforço de 


cada um, do que se vem verificando um bom índice no rendimento do serviço 
em conjunto. 


Foi o seguinte o movimento de papeis de expediente no Escritório, este ano: 


Memoranda de punições expedidas .. .. 830 — 16,5%/42 
Memoranda diversos expedidos .. .... 1.085 — 2,5%/42 
“— COMGo cgudidos Ls sis E 22 + 32%/42 
Telegramas expedidos .. .. .... .... 3.650 — 40%/42 
Processos fichados .. .. .. ........ 21.839 — 10,3%/42 
Total dos processos entrados .. .. .... 57.394 — 
Processos saídos .. .. .. .. cc... 61.460 — 34,2%/42 
Processos arquivados .. .. .. .. .... 9.081 —  2%/42 


* 


SECÇÃO DO SRP-1 EM NORTE (Folhas de Pagamento) — 


Continúa se verificando a maior regularidade no serviço de confecção de 
folhas de pagamento para todos os serviços localizados no Ramal. 


Os pagamentos são invariavelmente iniciados no primeiro dia útil de cada 
mês. 


No ano que ora se finda fôram confeccionadas 1.980 folhas de pagamento, 
no valôr total de Cr$ 28.507.450,00. 


SERVIÇO TELEGRÁFICO E RADIO-TELEGRÁFICO — 


Fôram os seguintes os resultados do serviço telegráfico e radiotelegráfico : 
634.354 telegramas e mensagens, com um total de 27.315.543 de palavras, 
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sendo 297.827, com 12.984.612 de palavras expedidos e 336.527, com .. 
14.330.931 de palavras recebidos. 


De acôrdo com publicação feita em BD n. 271, de 22 de novembro p. pas- 
sado, O serviço radio-telegráfico passou a ser subordinado à 5.º Divisão. 


Éste ano foi consideravelmente melhorado o serviço radio-telegráfico em 
Norte, não só na parte pessoal, como na de linstalações, com o aumento dos 
quadros de rádio-telegrafistas e ampliação das instalações, o serviço vem sendo: 
feito de forma a preencher todas as suas finalidades. 


x 


BENS PATRIMONIAIS — 


Os bens patrimoniais elevaram-se êste ano a Cr$ 1.422.834,80. Verifica- 
ram-se baixas por termos no valôr de Cr$ 86.188,80 e mais as transferências. 
para outras dependências, no valôr de Cr$ 21.947,50. 


DOM ARA O 


A Chefia atravessou todo o exercício findante, sem que lhe fôsse distri- 


buida a verba necessária para o contrôle da sua despeza pessoal. 


Por essa razão, não poderemos determinar, financeiramente, o vulto da eco- 
nomia realizada, o que, entretanto, está figurado no tópico pessoa, no começo: 
dêste Relatório. 


Além disso, o acrêscimo correspondente ao reajustamento de vencimentos: 
e salários, em dezembro, também não nos fôra distribuido, embora dispendido. 


Contudo podemos indicar que a despeza geral fôra de Cr$ 8.204.270,70, 
quanto a pessoal. 


RECEITA GERAL -— 


A receita bruta verificada no Ramal foi de Cr8& 188.853.465,00, inclusivé 
Cr$ 1.377.018,40, arrecadados pelas Agências de Despachos autorizadas. 


Dêsse total são devidos: 


a Agência Urbana .. .. .. .. Crê 4.304.285,60 + 15%/42 
None deco So o ao USO Rad 
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Eng.º São Paulo .. .. .. .« Cr$ 84.823.723,50 + 18%/42 
São Miguel .. .. .. ..... Cr$ 1.886.329,00 + 8%/42 
Mogi das Cruzes .. .. .. .. Cr$ . 2.910.591,10 +- 70%/42 
Jacaréi,.. soros corvo MAO o 1ISAT. ABÇDO C SLOG/AE 
São José dos Campos .. .. Cr$ 2.530.338,20 + 52%/42 
Cacapagh* ,: "aa css 3.003.451,00 -- 114%/42 
Taubaté ....,. 0. 00% 04 Cr$ | 6.312.684,00 + 56%/42 
Pindamonhangaba .. .. .. Cr$ 2.654.557,10 + 30%/42 
Guaratinguetá >, ., 2.) & ...Cr$ 3.234.337,00 + 24%/42 
Lotena... po. cr «a CS  2.208:351,80 4. 199/48 
Cirugisa: 41, 2 = eins - os PED 8.574.295,80 + 66%/42 
Queliz ..,. co oc.» CRS TE TIO.DSS TO. = GAMA AR 
Rezénde .. .. .. .. si. so Cr$ 2.501.024,90 4 2%/48 
Saudade ...... cc... CS  2.035:449,30' + I7G%/4R 
Derra Mansa .. 2, 2. > TCA 5.160.786,70 + 16%/42 
Volta Redonda .. .. .. ..CG$ 8.919.936,00 + 126%/42 
PIRES sn gos edad É ia 1.958.160,00 + 20%/42, 


e a muitas outras com renda abaixo de um milhão de cruzeiros. 


DESPEZA-—- 


A despeza total referente ao Tráfego, quanto a Pessoal e Material, no tre- 
cho, elevou-se êste ano a Cr$ 8.507.062,50, ou sejam 9,6% a maior que no ano 
passado, assim discriminada : 


PESSOAL... ido. oe. mei poço AR OD, 
MATERIAL .: .. esa erros 6 302.791,80 


TOTAL. o PR 2. dao pa am GR ESSOTDOLDO 


DESPESA X 100 e 
Er USE 


RECEITA 


Y 


“o melhor até agora registrado. | 


São Paulo, 31 de ERembio de 1943. 


Eng.º Otto de Oliveira Ribeiro 
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O PROBLEMA DO INTERCAMBIO 


O tráfego no Ramal de São Paulo, desde 1941, quando tiveram começo as 
crises rodoviária e maritima, decorrentes do estado de guerra, tem suportado, 
cada vez mais, pasadissimos encargos. 

Observando-se a evolução das suas correntes nos últimos três anos e con- 


siderando-se os recursos disponíveis, compreender-se-á certamente as várias e 


complicadas causas perturbadoras do rítmo ferroviário em São Paulo e ficar- 
se-á admirado em como a E. F.C. B., neste setôr, tem trabalhado a despeito de 
todas as dificuldades. 

'* O Convênio de Intercâmbio que vem vigorando desde 1930, pautado pelo 
princípio de quasi tudo baldear, para sómente no caso direto dar encaminha- 
mento aos vagões, não permitiria ainda, de melhor modo, atender aos impera- 
tivos atuais dos transportes. A experiência vem demonstrando que o mais racio- 
nal agora deve ser quasi tudo encaminhar, para só submeter ao atrito econômico 
do baldeio, os casos particulares, princípio justamente inverso ao que fôra ante- 
riormente considerado. 

Assim ponderando é que nos propomos sugerir os princípios gerais para o 
estudo de novo Convênio que, em estreita cooperação entre as estradas interes- 
sadas, possa com equidade recíproca e sem restrições, oferecer os meios neces- 
sários à execução eficiente de um intercâmbio compatível com a atualidade dos 
transportes. ; ! 


Os seguintes: 


1) — As Estradas de Ferro em Convênio de Intercâmbio encaminharão 
seus vagões de procedência a destino, desde que correspondam a percursos da 
mesma bitola. per 

2) — A operação de entrega e devolução dos vagões em intercâmbio será 
feita no ponto de entroncamento das linhas, onde para êsse fim, sejam locali- 


" zados os postos de intercâmbio, de mútuo contrôle das Estradas em convênio. 


3) — Após o recebimento dos vagões em intercâmbio, as Estradas pode- 
rão deixar de encaminhá-los diretamente ao destino, preferindo o baldeio, que 
será feito em suas próprias linhas, cobrada a taxa corresondpente à referida 
operação. 

4) — As entregas e devoluções diárias dos vagões em intercâmbio serão 


“feitas mediante horários e lotações determinadas, no sentido de ser evitada 


qualquer perturbação no ritmo do tráfego próprio das Estradas concordantes. 


hos 
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5) — As Estradas em convênio ficarão naturalmente responsáveis pelos 
vagões em intercâmbio entrados em suas linhas, devendo por isso nas opera- 
ções de entrega e devolução, proceder-se ao registro de qualquer defeito, ava- 
ria ou falta, para fiscalização, definição de responsabilidade e consequente in- 
denização. 

6 — Os postos de intercâmbio, além da fiscalização geral que lhes cabe, 
registarão todos os elementos necessários à segurança do serviço, para efeito 
da contagem da estadia do intercâmbio, que deverá ser baseada no custo espe- 
cífico da utilização do material rodante. i 

7 — O aproveitamento dos vagões em intercâmbio poderá ser feito pela 
Estrada que os tiver em suas linhas e como melhor lhes convier, desde que não 
proporcione prejuizo aos interesses gerais dos transportes. 

8) — Para a racional finalidade dos transportes e para que destes sejam 
tirados os maiores proveitos, dentro do interesse nacional, as Estradas em in- 
tercâmbio deverão, tão depressa quanto possível, providenciar a padronização 
do seu material rodante e de tração, especialmente quanto a freios e engates, 
de acôrdo aliás com o previsto no Plane Geral de Viação. 


Eng. Otto de Oliveira Ribeiro 
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1º PARTE 
PECA NA INTRODUÇÃO: 
A Chefia do Ramal ce Mercês, foi criada pela Portaria n. 545-G, de 18 de 


“maio de 1943, “considerando a conveniência de acelerar e coordenar as medi- 
- das tendentes a melhorar os serviços da Estrada no Ramal”, etc... -(Baletim 


Diário n. 114, de 19/5/943). 


SIA E pDiQE Crê 353.67163. 


Relativamente ao exercício p. findo (1943), este Ramal apresentou um 
saldo de Crê 353.671,63. 


SERVIÇOS DE TRANSPORTES 


De um modo geral, foram efetuados sem anormalidades, encontrando-se 
rigorosamente em dia. É ; 
HORARIO;S 

"“Cumpridos regularmente, com exceção dos dias, em que, atendendo à cor- 
respondência com o R. 1 e R. 2, sofreram pequenas alterações. . 


INSPEÇÕES 


Efetuadas diversas inspeções, encontrando-se todos os serviços em perfeita 


ordem. 


PROCESSOS 


Uma sindicância, determinada na papelêta 690-GG. Transitaram nesta Che- 


“fia, de 1.º de junho de 1943 à 31 de dezembro de 1943, 57 processos estranhos. 


COMUNICAÇÃO E OFÍCIOS EXPEDIDOS 


Foram expedidos 75 “expedientes”, na maior parte, solicitando providên- 
cias e propondo medidas para a melhoria de todos os serviços. 


TELEGRAMAS 


ETR SCÍvICO, CEPECICOS A o aa ra Ad de 87 
Eantserviço, recebidos Sd Na sabia RL ore Ro cs do pie PR RD 
512 
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FORNECIMENTO DE VAGÕES AS PARTES 


Feito com a devida presteza, não tendo havido nenhuma reclamação. 


TRANSPORTE DE LENHA DA ESTRADA 


A Chefia deste Ramal, atendeu ao transporte de 40.996,500 SIE cúbicos 
de lenha para consumo da Estrada. 


COMBUSTIVEL 


Todas as lacomotivas estão queimando lenha, em obdiência as ordens rece- 
bidas do Snr. Major Diretor. 


VIAGEM DE CARATER COMERCIAL 
(Uma) Autorizada pelo Snr. Diretor 
De Santos Dumont à Mercês efetuada em 10 do corrente, com representan- 


tes da indústria e comércio; iniciativa visando possibilidade exploração pedra 
calcárea, aumento exportação carvão vegetal, etc. 


PARTE DO PESSOAL 


Escala de Guardas 


Por conveniência do serviço, foram escalados quatro guardas-freios para 
exercício efetivo nos trens de passageiros do Ramal, cabendo aos mesmos pres- 
tar auxílio na limpeza-de carros, na procedência e no destino, e zelar pelo ma- 
terial da Estrada, quando em viagem. 


SERVIÇOS EXECUTADOS 


Todas as locomotivas forâm adaptadas com chaminés “balão” (detentores 
de fagulhas). 


VAGÕES E CARROS REPARADOS AQUI 
V. 7-8-217-98-248 e 1 1-A. » 
VAGÕES E CARROS REPARADOS PELA IFL.2. 
VB. 51 —V. 17 — 130 e 204. e D. 15. 
FORNECIMENTO DE CARROS E VAGÕES 


Carro 18 — BD, fornecido, por empréstimo pela Divisão dz Minas, afim 
de atender afluência de passageiros nêste Ramal, e TL. N.º 31. 





NECESSIDADES DO RAMAL 


(Aguardando solução — Em processos) 






Pedido de vagões fechados.. 






sm , (Documento n. 1 página 7) 





VAGÕES ABERTOS 
- — (Documento n. 2 página 8) | 
ILUMINAÇÃO SINAIS FIXOS 
(Documento n. 3 página 9) 
PEDIDO UMA LOCOMOTIVA MAIS POSSANTE | 

(Documento n. 4 página 10) | 

NECESSIDADES DAS ESTAÇÕES 
(Decumento n. 5 página 11) 

“24 PARTE 


RECEITA E DESPESA 





Parte do Tráfego (2.º Divisão). 


se A renda geral bruta apurada no período de 1.º de janeiro à 31 de dezem-. 
bro de 1943, atingiu a Cr$ 1.145.282,20 e a despesa material e pessoal a Cr$ 

124.696,82. ; 

Eos DISCRIMINAÇÃO 

RR enida bruta o! o DD o pc O DE CS CCAiA DB aa 
E Despesa do pessoal .. .. .. .... .. Cr$ 115.314,38 

É WO Despesa mat. e Ifminação .. cu 2... Cr$ 14 9.655,44 

E TOTAL sm So CA CIDA O6MB2 OM 1 Mago 


RR saldo, verificado; : 1 mts o ei ir e e CRDE CA QUO ALR 
O TOTAL BRUTO ESTÁ ASSIM DESTRIBUIDO 


CAMPO ALEGRE 


CRE ERMAÇÃO .. so apos de pat np ETA o TB 600/50 
Exportação a pagar xa ss sata ut cn Cs 1.090,20 


Exportação a arrecadar 2.10 au COLO 19.567,60 Cr& 39.258,30 
) | ; 





278 À 
OLIVEIRA FÓRTES 

Aarecadação -.. ... sc. É osso As TIRA JOMAR 

Exportação a pagar .. ... veto E 16.948,30 
Exportação a arrecadar as C48 17.193,70 Cr$ 228.454,40 

PAIVA 

Arrecadação .. ..., ,o cetermvo x Cr$ 143.066,60 

Exportação a pagar .. .. .. ...... C$ 16.077,90 
Exportação a arrecadar .. ... de e 83.730,00 Cr$ 242.874,50 

SANTA AMÉLIA 

Arrecadação .. e BRR 12.339,30 

Exportação a pagar... =. FS Rs 59.541,90 
Exportação a arrecadar .. .. .. .. .. Cr$ 21.104,80 Cr$ 92.986,00 

MERCÊS 

Arrecadação ..... co cvs À COMO 
Exportação a pagar .. ... Resta COR 14.081,10 ; 
Exportação a arrecadar . Co CS 54.259,20 Cr$ 518.726,60 

ARRECADAÇÃO NO TREM (BT.57) 
POTAL +.) egos aa Ts ap SE RR A 1.800,70 

BILHETES VENDIDOS PARA O RAMAL 

TOTAL .. vzsp adotou é NRP TR 21.181,70 
Total geral da receita .. .. .. .. cc so «o Cr$ 1.145.282,20 

DESPESAS DE OUTRAS DIVISÕES 

Despesa da Locomoção (4.º IL) 

TOTAL .... uma Fe o AO UA 


Despesa da Inspetoria de Eletrificação (6.º TE) 
TOTÃE ».$:c 2. Forca er 5.210,24 








ê Dies 
! N * Despesa da 7.º residência da Linha (7.º IV) 
K ROEAE SR o io, lui, LR CS DP AR 


Despesa da ICV.-3, (3.º ICV.) 


- TONELAGEM MOVIMENTADA 


26.296.342 quilos (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e seis e tre- 
- zentos e quarenta e dois quilos. 


MOVIMENTO DE PASSAGEIROS 


Primeira classe .. .. .. AP ARS DÃO) Eram RS 12.878 
Seta Voto lobos ESSE O DER O RE DP E 16.630 





ELO MP di o OR UE MR NR NO gp A 29.508 
RECAPITULAÇÃO DA DESPESA E RECEITA 


Tráfego 





Receita do ano de 1943 .. .. Lc. 0... Cr$ 1.145.282,20 


DESPESAS DO ANO DE 1943 


MEDA Leo «4 Ms ie dear NR A e na (CS NL SO 
BOCOmMOÇão: So 0: ab iorab rom RM RBS De dio [o ro CD AS DOT O TÃO 
Eletrificação e a o Cr 5.210.24 
Tinha. PR Cs caia Mao cw CIDA 4.152.082 DE 
TEMP a As UR RE o AG TOO 
) 


Toc despesale el. E E TOLO NO SC DANO 
Saldo -tbtalia Rr ue roi Me MR a Op ga SOR DDS 


'Snr. Diretor 


Concluindo, com grande prazer vos comunico que no período de 1.º de ja- 
neiro à 31de dezembro de 1943, êste Ramal apresentou um saldo de Cr$ .... 
353.671,63. Sp 





a 


o E, 
a SA 


| | dt San RA DP a a 17.920,30 | 
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(Documento 1) 
(Cópia) Oficio n.º 5 
Ao Snr. C. L. 


Afim de normalisar o serviço de transportes no Ramal de Mercês, evitando 
que fiquem mercadorias retidas, em diversos pontos, bem assim, os vagões da 
larga, em Santos Dumont onde aguardam, frequentemente, mais de cinco dias, 
os veiculos da estreita, (número redusido) venho, com o máximo empenho, soli- 
citar a intervenção do presado Chefe, para o fornecimento urgente de cinco fe- 
chados, da série V, tára 9.500, capacidade 12.000 quilos, bitola de um metro 
com engates automáticos. Satisfeito tal pedido, desaparécerão as reclamações 
em partes, como também as do CWT, pela demóra, aqui, dos veículos da bitola 
arga. 





(Documento 2) 
(Cópia) | a 
(Oficio n.º 13 


ve. qõe o cónsohoro bico návo uso VEsA poço md od Duro date ds avo» aaa 


Suri. Ga. di 


Afim de normalisar os serviços de transportes no Ramal de Mercês, facili- 
tando o escoamento das mercadorias de pátio, especialmente carvão vegetal, a 
granél, destinado à Santos Dumont, venho com o máximo empenho, solicitar ao 
prezado Chefe providências para o fornecimento urgente de cinco vagões, N A 
ou NM, borda alta, tara 10.900, capacidade 20.000 quilos, bitóla de um metro, 
com engates automáticos. 

Só temos, em tráfego, três veículos das referidas séries número insuficiente 
para atender as necessidades dos transportes. 





(Documento 3) 
(Cópia) 
M.P.-1 n.º 36 
Pedido iluminação sinais fixos e de uma campainha. 


co ou dass suoo Costa nbvn/ dra; mec sinta vw dual e cca a Sana rasca So mar 


Snr. IE.-6 
Estando disprovidos de iluminação todos os sinais fixos das estações. 
idêste Ramal, — venho solicitar-vos providências afim de que os mesmos se- 


jam devidamente aparelhados, para maior segurança da circulação noturna. 
Bem assim, peço a instalação de uma campainha na plataforma de Santos 
Dumont, para sinal de partida dos trens do Ramal de Mercês. 






(Documento 4) 
M.P.-1 n.º 56 
Assunto: — Solicitando fornecimento de uma locomotiva mais possante. RR La 


'ênr. Diretor é as f 
1 Ao assumir a Chefia dêste Ramal, em junho último, solicitei em ofício o 
“fornecimento de uma locomotiva mais possante, de necessidade inadiável, o 
que, entretanto, até a presente data, não foi possível conseguir. a A 
Por isso, os serviços de transportes vêm, naturalmente, sofrendo, confor-' : 
me passo a demonstrar: ; 
“1º — Só existem aqui, as mk, números 1.134, 1.137, 1.142 e 1.143. 
2.º — Estão as mesmas assim distribuidas: A 1.142, lastro da Residência; 
1.134 e 1.137, em transporte diário de lenha da Estrada, ea 1.143, tra- 
| cionando os trens de passageiros, MR.-1 e MR.-2.. 
3º — Conquanto as locomotivas necessitem, muitas vezes, de “revistas” e “ins- 
peções minuciosas nas oficinas, mesmo assim, vão sendo tais serviços 
adiados, pela falta de uma “mk” para substituir. Em certas semanas 
têm circulado, diariamente, até três lastros de lenha; combustível êste 
iv que o Almoxarifado local, XM-15, vem fornecendo para diversos pontos. 
4º — Só a 1.143, contrução de 1913, satisfaz, em parte, às exigências dos trans- 
portes, conseguindo trazer o MR.-2, a Santos Dumont, a hora, ou com pra 
quenos atrasos. 
5.º — As restantes, datam de 1893; têm, portanto, 50 anos de uso; são máqui- 
nas pequenas, ainda de “movimento interno”, e que, nas serras de Paiva 
e do Macúco, esta, compreendida entre Bom Destino e Bôa Sórte, (de- 
monstração perfil da inha, documento anexo) param duas e mais vezes, 
afim de fazer vapôr; e nesta parte do ano, aínda a situação mais se 
agrava, pelo consumo de lenha molhada. 
6.º — Também já se utilisou, por diversas vezes, do auxílio de outra máquina, 
em tração dupla, o que não deu resultado satisfatório devido as condi- 
É: ções das rampas; (documento anexo). 
7º — No impedimento de 1.143, por avarias: o que se verifica frequentemente, 
em consequência do esfôrço máximo que se vêm exigindo da mesma, — 
as demais não conseguem o cumprimento do horário, resultando, daí gra- 
ves transtornos, como sejam: 





a) — Não prosseguimento de passageiros pelo S.-2. 
b) — Remessa de leite pelo R.-2, quando devia ser pelo expresso. 
c) — Retenção dos despachos de aves para o Rio, que seguem, apenas, 


pelo M-4 do dia imediato. 

Assim, dado o expôsto, e sendo de imperiosa necessidade a remoção dés- ; hr 
tas anomalías, venho solicitar-vos o fornecimento urgente de uma máquina, de 
qualquer dos tipos abaixo mencionados : 

Tipo 1.147 à 1.150 — 1.170 à 1.194. 


Tipo 1.200, “Consolidation”. 
Tipo 1.400, “Mikado”, ou de outro modêlo, excetuando “Texas” e 


“Santa Fé,” o que possa conduzir, no mínimo, 120 unidades em rampa de 0,030, 
queimando lenha. Roni: Ros ; 


SR E Minis, 


PE MPE > 


PO, 


dad 


E A | ção 


- 


A 
, 1 





o sd ado DR e caro iii 
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NECESSIDADE DAS ESTAÇÕES 


CAMPO ALEGRE 
a) Aumento do armazem. 


b) Reparação e pintura do edifício da estação e na casa de moradia do 
Chefe da mesma. 


OLIVEIRA FORTES 
a) Construção de uma casa para moradia do agente. 


b) Construção de um armazem para café, a estria da estação. 
c) Reparação geral da cobertura da plataforma. 


PALA 


a) Construção de uma casa para o agente, no pátio da estação. 
b) Construção de uma casa para moradia dos guardas. 


SANTA AMÉLIA 
a) Construção de uma casa parao agente e outra para o guarda-chaves, 
visto não existir recursos no local. 


b) Reparação e pintura no edifício da estação, cujas paredes são de ma- 
deira já bastante sêca, com prejuizo da coservação. 


MERCÊS 
a) Instalação de água na estação. 
Respeitosas Saudações. 


Theodulo Neson da Costa — C. R. Mercês 
Matrícula — 489690 














Passagens vendidas B-1 ..... 
Passagens cobradas B-1 .. ...... 


Enc. expedidas B-6 ....... 
Merc. pagas exp. B-13 ..... 
Merc. a pagar exp. B-14.... 


a» Encsirecebidas B-37 2 ts 
Passagens fornecidas B-23 . 
Ep expedidas BO tr 
Merc. pagas exp. B-14 .. ...... 


Passagens vendidas .. 


Merc. pagas exp. B13........ 
Merc. a pagar exp. B-14 ....... 
Ene. secebidassBe3( 1 auto ja Aos 


y 


m a Eissasens: fornecidas BR2S teu o tda 
, PEER expetiidas Ba0/: tis q ur fao nei) cmo Bo Ralo 
y | Merc. pagas exp. B-14 .. ..... 


Renda bruta .. 


Renda bruta período anterior .. .... CI Ra oa 





Enc. expedidas B-6 .. E e 





730 
65 


795 


A. arrecadar 


2.652 

o 

121 
165.000 


Recapitulação 


795 
198.710 
4.140 
11.393 
* 2.652 


A. arrecadar 


as 
121 
165.000 
382.814 


Crê 


Cr$ 
Cr$ 





Cro 


Cr$ 
Cr$ 


Crê 
Cr% 
Crê 
Cr$ 


Crê 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Crê 
Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Crê 








DEMONSTRAÇÃO DA RENDA E DESPESA DA ESTAÇÃO DE 
LORENA. PERÍODO DE 24 A 31 DE DEZEMBRO DE 1943 


2.059,00 


225,50 
2.284,50 


1.538,90 
- 66,10 
320,40 


32,90 
14,00 
10,40 
1.848,50 


2.284,50 


1.538,90. 


66,10 
320,40 


320,40 , 


14,00 
10,40 


“1.848,50 
6.115,70 


“6.11570 
4.304,00 


) 
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Fara MRS Co ds Sa dos 
Renda líquida 


Renda líquida período « anterior aa E » gs R 


Para mais .. 


DESPESA 





1 DT-F Cr$ 293,60; 1 ADT-1 Cr$ 176,00; 1 GMT-V 90,00; 2 TMT Cr$ | 


- 180,00 — Total Cr$ 739,60. 
Chefia'do Ramal de Piquete, Lorena, em 1.º de janeiro de 1944. 


DEMONSTRAÇÃO DA RENDA E DESPESA DA ESTAÇÃO DE 








Passagens veídidas B-1 ,. .. .. .. 0... 109 

Esc: Cxpodias DO Deo ss eo ga curas 220 

Rtaçãas DEVO Sa cr ce deu ERA > 13 

Edo suudddas BAT se pa Raso: 146 

Esc DOR CUSDa BSS io cia SR VE 6 cu 10 

156 

Merc. pagas recebidas B-37 .. .... ...... 2.500 
A. arrecadar 

Merc. pagas exp. B-37 a unia ti 20.000 

To. XSdaa R ss su meo xE crio o da 8 
Recapitulação 

Passagens vendidas B-1 .. .. .. ........ 109 

Eno: expedidas BA ae ssicess A 220 

Rendas diversas ...... o Lo 13 

Enc. e Merc. pagas rec. B-37 e BM-37 PVE 156 

Merc. pagas rec. B-37 .. E NT SA 2.500 
A. arrecadar 

Nico, tado dio BPM E. ec SE 20.000 

Enc soonbidas BAT sam: A mo vicia 8 


Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


cs 


CEL. BARREIROS. PERÍODO DE 24 A 31 DE DEZEMBRO DE 1943 


138,00 
15,70 
42,60 


5,30 
4,90 


10,20 


36,00 


169,00 
2,70 


138,00 
15,70 
42,60 
10,20 
36,00 


169,00 
2,70 


414,20 


da di 




































287. 
Rara, 
Renda bruta . ae Cr$ 414,20 |U 
Renda bruta período ntadbr DE a ad CO 545,70 Ps 
Era, MENOS 8 e e a NT ROO AE TE 131,50 E 
Rendas qual dede PR a o formiçoo 2 de) MED 196,30 
“Renda líquida período Amador E ER RR IE 194,90 
Pare maia REPARE A io O IR RARA Dr MCT 1,40 
DESPESA 
— A GT-E Cs 200,00; 1 GMT-V Cr$ 90,00; Material 15,90; total Cr$ 305,90. 
—— Chefia do Ramal de Piquete, Lorena, em 1.º de janeiro de 1944, 
"DEMONSTRAÇÃO DA RENDA E DESPESA DA ESTAÇÃO DE 
PIQUETE. PERÍODO DE 24 A 31 DE AR o DE 1943. 
RO ceass vendidas BIRD E DD og cpa en 
EEE expedidas B-6 Sao Lene Baeerive não 35.400 Cr$ 287,80 
BRR expedidas BCG. ug ES o ; E 10,90 
REnos expedidas BM-6,)4 Malla postas Toa Cro 142,30 
| 36.213 Cr$ 44100 
| a Niére. paras exp: B=13 ep RA det AR DA 30.000 Cr$ 291,60 
Merc. pagas exp: BC-134M o ei RES, 2.000 Cr$ 365,60 
h UR 32.000 Cr$ 657,20 
E Enc. avpgar emp. BE-G-10U Sa E efe ui 903 Cr$ 211,00 
Ro a pagar exp B-l4 DC ,mmt serena: 4.000 Crê 1.017,00 
Ene à pagar, rec. BCG. Mr do 976 Crã 147,90 
| A — Merc a pagar receb. B- 16. E O E 61.546 Cr$ 7.974,80 
“Merc. a pagar receb. BC- 16. DER Ra RM 28 Cro 10,30 
EiMerc. pagar receb. BM-I6'.. Lilo 27 Cb 12,00 
| 4 61.601 Cr$ 7.997,10 
IE q Epiras qrendaswB-22 se e Cr$ 179,10 
| Enc: fecebidas B37 .. 2. do buso bos do 14.072 Cr$ 859,20 
| Encitrecebrlas BM-37) ini 0 gente e de olats rá! Cr$ 45,90 
o: | Ra 14/2480, GS OBD Ds 
"Animais: recebidos Bs37 .. = «seio gera | 2 CB 18,00 
RR iene pagas rec Bar... eai 46.288 Cr$ 11.052,10 
RR k E 7 j cá : R RA k KR 





e O PP e | 
s “o 
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Passagens fornecidas B-23 .. .... .. .... 8 
Taxas (trens esp. maq. autos etc.) .. ... 6 
14 
Merc. pagas exp. B-13 4. .. us... 41.750 
Merc. a pagar rec. ig B-16 . 182.547 
Estadias c/gov. B-22 .. ....... — 
Enc. recobidas BaSTud. Nisso o NS 130 
Ent: recllddas BC MAS sx cs toca 1 
131 
Mere; "recebidas: = sa re o a Ro 4 1.298.675 
Recapitulação 
Passagens vendidas B-1 .. ..... , SAR 989 
Enc. expedidas B, BC e BM-6 .. ........ 36.212 
Merc. expedidas Be BC-13.......... 32.000 
Edc. x pagar, BOOST is.... «mi. 903 
Nre. a pagar at BA aa, vos 4.000 
Eve. a pagar ret: BOCA cc. 976 
Merc. a pagar rec. B, BC e BM-16 ....... 61.601 
Quittas. contem, DRA Seta do o cu — 
Enc. recebidas B e BM-37 .. .......... 14.243 
Animais pagos rec. B-37 ... Rs 2 
Merc. pagas rec. B-37 .. .. L.... 46.288 
A arrecadar 
Passagens fornecidas B-23 .. .. .... 14 
Mete. pagas qt BAT SS O oasis 41.750 
Merc. a pagar c/gov. B-16... ...... ...s. 182.547 
Estadia ego E a... EE -—— 
Ee. cocobidas BB; SMS o cn a 131 
Merc. recebidas B-37 ..... 1.298.675 
1.720.331 
Renda bruta . A ARS o 
Renda bruta período anterior .. Ds e e O 
Para mais .. 


“A arrecadar” 





Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 


Ci 
cs 


Cr$ 


Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 


Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 








373,00. 
235,00 


“608,00 


6.950,30 


11.159,60 


97.911,00 
10,40 
10,00 


20,40 


52.217,50 


3.268,00 
441,00 
257,20 
211,00 

1.017,00 
147,90 

7.997,10 

AT9(1O 
“905,10 
18,00 
11.052,10 


608,00 
6.950,30 
11.159,30 
97.911,00 
20,40 
52.217,50 


194.760,00 


194.760,00 
86.934,10 


107.825,90 











* Est. de Trena em 
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Fen aid período Fate TR ig” q Cr$ 12.690,30 
Rue Dates anterior RR sm ia CtB o, 23: BIT ADE: 





Pará menos AR dd ERRO en ge pá a Cr$. 10.847,10 
DE s PESA 
4 GT-G cs 289,60: Ri rr Cr$ 240.00; 1 GAT- va Cr$ 90,00; à NLM, 


E Cr$ 180,00; Material Ci$ 16,80, Total — Cr$ 8l6, 40. 


“Chefia do Ramal de DRE rem em 1º de janeiro ne 1944. 


Ra DEMONSTRAÇÃO DA RENDA E DESPESA DO RAMAL DE PIQUETE 


PERÍODO DE 24 A a DE DEZEMBRO DE 1943 


Chefia do Ramal . REAR E A 863,00 
ER piração . 2 RE ice pe RD AR DE RU NS CR 1.001,00 


Movimento: a CR RR O o ho jo cd ju rss pp ed Loro o ETR - 29400 
Pessoal” KM>8 RR RE o o o ns ESA - 487,20 

ET ore PRB ORE DN RR RR 5 739,60 
po de: Cel Barreiros DR SE a EEE 305,90 
| de Piquete ERROR os e do ts A CTA 816,40 





Rip e à C8 4.507,10 
A PR CRER DA 


Bijruwta Liquida 


Est dé Lorena a de RR Cs GB Do Cro A SEBRO DO 


2 desCel. Barreiros . RE Rod ve MAM DO aGrd 196,30 


iai pe Piquete, aa Ro Rã 4. Cao 194.760,00 mo: 12.690,30 


TOTAIS NO o. 0 Cr$ 201.289,90 Cry (16.776,10 
Chefia “do ha de Piquete, Lorena, em 1.º de janeiro d: 1944. 


Orestes de Oliveira Reis 
LBA SG de 
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ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL Ê 
22 DIVISÃO CHEFIA DO RAMAL DE MANGARATIBA 


ESTATÍSTICA RESUMO DA RECEITA E DESPESA NO PERIODO DE 19 À 25 
DE DEZEMBRO DE 1943 


. 





1º TrecHO — VILA/2º TrECHO-S, Cama-/3º TRECHO-INHOA- |4º TRECHO-ITAGUAÍ TorTaL 
MiLrrar Á BANGú|RA á Camro GRANDE| IBA Á MATADOURO | Á MANGARATIBA 





DESCRIMINAÇÃO 


IMPORTANCIA IMPORTANCIA IMPORTANCIA IMPORTANCIA IMPORTANCIA 
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ E 
































— RECEITA metia ds 
ú Ê E y a : À VÊ. 
BAGAGENS E ENCOMENDAS 5 
Exportadas......... Rm es ERON E RR pers SEI 857.70 1.082.40 —  1.296.20 2.175.80 . 5.412.10 
Importadas .......... dE VA Ro rs SS Es TÇ 1.853.10 810.20 51.837,40 2.581.20 57.081.90 
— VIAJANTES 
FR SA GS re Ad A 18.544.00 — 10.558.40 9.383.10 5. 130.30 — 43,615.80 
PB OIRAGA. dE quodeo” o de nO a 34. 11180 9.630.00 G. 247.80 5.356.70. 55. 346.30 
É MERCADORIAS ; º 
Exportadas........ Da UR o ed A O 2A.TG9.70 — 589840 | q.80210 17.231,10 54.70130 ch 
Importadas.............co Hd Po Re | 12.558.90 4.449,20 11.223,30 | 9.063.90 7. 295.30 aa 
- E Ea B 23 E E, o " . S : A E | i 
EA Onan a oo RSA SA E — Eu Lg 213.90 213.90 E 
6.50 | — : 14.70 | 20520 226.40 - 
Te ig Te ; + ; á 
a] PENAS iai 2.60 RR E od o 400, | ; 54.70 “e oc Sa 
74.30 51.80 E NR 10 — 653.40 
880.00 | — Ê — FR o SR 880.00 l : 
93.660.800 | 32.483,00 | 86.987.20 42.85010| 255. 8110 - 4 
. ; E 5 

13.710.00 6.765.70 16.959.70 4.980.:0 42.415,80 

205.80 | ; 67.20 | | 127.90 E 592.20 

13.915,80 6.832,00 | 17.087G0 SO | “43.008.00 
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"CHEFIA DO RAMAL DE BANANAL 













Relatório Semanal — 26 de Dezembro de 1943 a 1.º de Janeiro de 1944 


Senhor Diretor. 


Continúa em bôa ordem e andamento, sem atraso e com reguaridade os ser- 
viços de tráfego e Transporte do Ramal. 

di RENDA PRODUZIDA 

Ro ani A E iai cs ao o Cup db. 06L00 
ear Acid o po aÃ NA DR CER 8.106,20 
RR Gu — 
Ne aaa DAgaS O tao alia O SS gajo CRT o aid aa aa 1.867,60 
RR ds STERN pas ido ai 1.659,30 
* Telegramas Je or8 PAR SD RR Ds NERO a DADAS PAR O 189,60 
- Armazenagens TES ARENS q PR RAR PPA E 114,20 
e “Rendas diversas Soo PDM ag E pe 7 A ÃO A A 2,20 


des Impostos ERA ab CAPES O a A E TR 125,60 
RR no Mo NA O 13.105,70 
Ra agr VA AT o RA A AR cu “1.902,80 


TOTAL. DN dd PR DB 7 O a 15.008,50 


DESPESA 


RR CM REU 1.905,90 
BRR os si “2.936,80 
EO PAS CR RO DR 1.729,40 


ii da é 6.572,10 
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Barra Mansa, 3 de Janeiro de 1944, eu 
>, s , k - 4 - i + à xá RN à x 
E . y "4 . ". ; | á Estudánido os doidas mereces o 
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| Waldemiro dos Santos Pacobahyba 4ê a 
Agente “K” Matricula n.º 492661 y O 
- Chefe do Ramal de Lima Duarte 
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Recapitulação da Receita e Diéspes do Ramal de Lima Duarte no período 
de julho à dezembro de 1943. E 


RECEITA E DESPESA DO RAMAL DE LIMA DUARTE E 
SUBÚRBIOS DE JUIZ DE FÓRA 









M £ D I 
Et ad o [Saldo arde 
Rm AR 48.814,16 | 51.483, pé Fi 
Agosto .. .. 62.505,60 25.974,10 
Setembro .. 69.433,70 35.286, 
Outubro ... o A sor sir E 63.829,50 28.919,50 
Novéinhro -. ,., cata vm entire 65.142,10 | 27.014,10 
Désesílico .. .. Ler cpnpo 104. 326,90 32340 
TOTAL Ae to 





414.051,96 
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Ro 
Renda líquida produzida no Ramal de Lima Duarte e Subúrbios de Juiz de 
Fóra, atingiu a Cr$ 148.997,48 no período de julho à dezembro de 1943. A 













O (22 DIVISÃO) 


Ee se 


E dezembro de 1943: no Ramal de Lima Du- 


ur tt E AG = SO GLAM 
“12.209,50 — 
“887. | 
Co Cr$ 13.088,20 Cr$ 13.088,20 e 
EN A O pda RR» q 
al bruto está assim distribuido: 


RPE dee UA AQ DIO O a a fo 
peace O o 40,1 ie VAR 


ap RIR TRE o Pa 
PER ERRO OI DONAS qo Ig To EA 


- TRA SERA DRE f MAR é do: 


Dao: CH 10,288,00 Va SR 
E Mag A Sc gia o MR o MDA], de o: 


Cr$ 4.581,00 ota RR 
Ro a 7 Re o 


ER ap SMART 
Do 8 5.899,70 Cr$ 26.175,40 
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) Lima Duarte: 


Arrecadação E al pic ata - 4 ua h, ró 
Exportação à pagar . pç pa E 


Viajantes .. .. ho mea NA os jo 
Encomendas (B6 e BM6) “SEARA o 
Animais B7 e BMT). cw .. co so 
Mercadorias (B e BM13) 2 Dea RN PS da 5 
Prete cobrado (B é BMIB) .cinegisdas se am 
Rendas Diverias . +. Nie paus pasto 

Emposto cobsado .. 5.4 "=P. ad um 


Exportação à pagar .. ........ 
Total gera da “Receita” . 


durante o mês de Dezembro de 1943. 
Despesa pessôal do “Escritório do C, R. L. D”. RR (|) 
Despesa pessõal “Condutores de Trem” .. .. ........ Cr$ 
Despesa pessõal da Limpesa de Carros .. .. .. .. .... GS 
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TOTAL .: 2 vita o A 
Despesa material. .g 2.50. 25. ie 
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TOTAL... A SS de oO 


DESPESA REFERENTE ALUV.5? (3.º nd 
DEZEMBRO DE 1943 


Despesa matenál-..c.s 2. ss A Pro 
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66.651,70 
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oia | Prêço TOTAL 

290 | 2400 | 6.960,00 

386 25,00 9.650.00 
1905 | — 240 457,20 
1525 0,80 122,00 

“40 3,90 “120,00 

Po sabor) 286 117,80 
100.000 040 | 40.000,00 
Pa) 38,00 38,00 

a 136,70 136,70 


Sur 9.050,00 
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Renda bruta produzida nas estações- do Ramal... .. ... 
Despesa pessõal e mátefia.: a. Je dia jo SIS (saio É 


Saldo q RE SS RA 






Despesa c/Condutores de trem no Ramal e Dótpam EE 
de limpesa de carros .. .. .... 2 Sd to NT AE 


Saldo 5. Menoiaçd ce Cabo - SANS 


Parte referente a 5º I.V.: 
Despesa pessõal e material ,.'.,0.. 2... 00 4e mein co O 


Saldo Pe MS NT Pe XP NM ERAS ENT je ae Ju a 8 


Parte referente a Inspetoria de Pena onto “ay 
Despesa pessôal e material .. .. .... cics e ro CD O 


Saldo... cutas pula Ego > e e 4 SA 


E . ARTDO Pe 7. . ss CAS w 
Parte referente a Conserva;'r 1º E 


Despesa pessôal e material .. ..'i iii. a 
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“Receita Viajante” 

Passagens REMESSA para o Ramal L. Duarte .. ..... e oe. 
Passagens vendidas no trecho de Matias Barbosa e Bemfica ( “8 
Assinaturas vendidas pela eg de J. Fóra 1. 0 
Cobrança efetuada pelos D. T. .. .. .... cc. ato 
Passagens cobradas em HT 87 .... .. cisco 
TOTAL, UR obs coeso > EAR 

Saldo deveder: 2... qa vu Gail DU A a 


' é od 
Saldo líquido da “Receita” .. .. 2. cio q) 
Waldemiro dos 5 


Chefe do Rama de 1 
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